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本 书 主要 以 装饰 装修 工程 各 专业 分 部 (分 项 ) 工程 为 基础 , 精 选 典型 事例 , 以 
手 算 为 辅 .软件 计算 为 主 , 主 次 分 明 \ 两 者 结合 ,详细 讲解 了 手 算 工 程 量 以 及 软件 计 
算 工程 量 ,将 两 者 对 比 起 来 一 起 做 ,方便 读者 学 习 参 考 。 

本 书 可 作为 建设 工程 .装饰 装修 工程 .工程 造价 .工程 管理 .工程 经 济 等 相关 专 
业 人 员 用 书 , 可 供 结构 设计 人 员 ,施工 技术 人 员工 程 监理 人 员工 程 造价 预算 人 员 
等 参考 使 用 ,也 可 以 作为 高 等 院 校 的 教学 和 参考 用 书 。 
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广 联 达 软 件 和 和 鲁班 软件 等 目前 已 经 是 各 高 校 开 设 的 课程 ,在 工程 的 实际 应 用 中 已 经 深 得 
人 心 , 为 了 和 市 场 接轨 ,帮助 众多 的 学 员 将 手 算 和 软件 计算 相 结合 的 同步 学 习 ,我 们 组 织 相 关 
人 员 编 写 了 本 书 。 

当前 多 数 单位 不 论 是 对 新 人 职 的 员工 还 是 社会 上 有 经 验 的 预算 人 员 , 均 无 一 例外 地 要 求 
员工 在 从 事 预 算 工 作 的 时 候 会 操作 使 用 一 些 相 关 预 算 软 件 ,以 达到 在 工作 中 能 节省 时 间 ,在 有 
限 的 时 间 内 最 大 限度 的 提高 工作 效率 的 目的 ,因而 对 于 软件 的 掌握 就 有 相应 的 不 同 要 求 。 

广 联 达 软 件 和 和 鲁班 软件 在 全 国 范围 已 经 基本 普及 , 除 各 高 校 开 设 相 应 的 课程 外 ,社会 上 的 
各 大 培训 机 构 也 相 拥 而 出 ,但 是 书籍 终究 是 学 习 的 最 根本 的 基 源 ,我 们 结合 之 前 的 《一 图 一 算 
之 装饰 装修 工程 造价 ?一 书 ,在 其 基础 上 进一步 加 深 , 扩 充 了 本 书 的 内 容 ,丰富 了 本 书 的 形式 ， 
最 大 程度 上 为 读者 提供 切实 有 用 的 知识 。 

本 书 与 同类 书 相 比 具有 的 显著 特点 有 : 

1. 将 手 算 模式 下 的 定额 工程 量 和 清单 工程 量 结合 相应 的 计算 规则 进行 计算 ,并 对 计算 式 
中 的 数字 给 予 了 详细 的 解释 说 明 , 方 便 读者 快速 结合 图 纸 进行 算 量 分 析 。 

2. 采 用 广 联 达 图 形 算 量 软件 进行 绘图 并 进行 工程 量 表格 汇总 ,操作 步 又 采用 截图 的 方式 ， 
按照 先后 顺序 放置 在 每 一 操作 步 又 说 明 的 下 面 ,按照 截图 读者 可 以 了 解 在 软件 中 如 何 操 作 及 
重要 操作 要 点 。 

3. 采用 和 鲁班 软件 在 清单 和 定额 模式 下 分 别 进行 绘图 并 汇总 相应 的 工程 量 ,操作 步骤 同样 
按照 截图 的 方式 放置 在 每 一 操作 步骤 说 明 的 下 面 ,清晰 明了 。 

4. 在 采用 广 联 达 软 件 和 和 鲁班 软件 进行 操作 计算 之 后 , 书 中 介绍 了 相应 的 软件 操作 注意 二 
项 ,主要 描述 在 软件 操作 中 的 要 点 设置 及 绘图 技巧 。 

5. 在 所 有 的 软件 操作 计算 之 后 , 列 有 手 算 与 软件 计算 结果 的 对 比 表 , 表 中 将 手 算 结 果 、 广 
联 达 软件 计算 结 采 、 和 鲁班 软件 计算 结果 同时 列 在 一 个 表 中 进行 对 比 ,并 将 差 值 原因 分 析 写 出 
来 ,以 供 读者 学 习 , 同时 也 便于 那些 用 软件 计算 多 次 每 次 结果 都 不 一 样 的 读者 查找 其 中 的 
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[Ü] 1] 求 如 图 1-1 所 示 住 宅 室 内 水 泥 豆 石 浆 ( 厚 20mm) 地 面 的 工程 量 和 工料 月 








图 1-1 水 泥 豆 石 浆 地 面 平面 图 























【 解 】 一 手工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 

本 例 为 整体 面 层 ,工程 量 按 主 墙 间 净 空 面 积 计算 。 

F=[(5.8 -0.24) x (9.6 -0.24 x3) ]m° =49.37m° 

【注释 】 (5.8 -0.24) 是 墙 宽 减 去 墙 面 厚度 后 的 地 面 宽 ,(9.6 -0.24 x3) 是 墙 长 减 去 三 
个 墙 面 厚度 后 的 地 面 长 ,0.24 是 墙 厚 。 

套用 基础 定额 8 -37 及 8 -39 ,工料 用 量 见 表 1-1。 


























表 1-1 工料 
人 工 水 泥 豆 石 浆 1: 1.25 # k 32 草 袋子 水 200L 灰 浆 搅拌 机 
/LH /mi /mi Z/m2 /mŠ / 台 班 
9.55 1 0.05 10. 86 1.88 0.123 





(二 ) 清单 工程 量 (计算 方法 同 定额 工程 量 
清单 工程 量 计算 见 表 12。 





表 1-2 清单 工程 量 计 算 














项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 描述 计量 单位 区 

















011101001001 | 水 泥 砂浆 楼 地 面 素 水 泥浆 ,水 泥 豆 石 浆 1: 1.25 m° 49.37 
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二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 房间 属性 如 图 1-2 所 示 。 
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| 性 编 竹中 构件 做 法 | 
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间 属 性 (招标 ) 








(2) 软 件 画 图 如 图 1-3 所 示 。 























图 1-3 软件 画图 (招标 ) 


(3) 软 件 计算 结果 如 图 1-4 所 示 。 
四 、 房 间 
ER 














图 1-4 软件 计算 结果 (招标 ) 





2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 房间 装修 属性 如 图 1-5 所 示 。 














@ FJ-1 














图 1-5 定义 房间 装修 属性 (投标 ) 


$ 3 ”楼 地 面 工程 





(2) 软件 画图 如 图 1-6 所 示 。 




















到 1-6 软件 画图 (投标 ) 


(3) 软 件 计 算 结果 如 图 1-7 所 示 。 








构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计算 式 
Hmmm _ 
Rename mm 
栅 抹 订 面积 = 49. 373 m' 
灰 面积 = 7.053 m 
料 面 积 = 7.053 m 
结语 抹 灰 面积 = 41.508 m 
7J-1 | 坟 说 块 料 面积 = 35. 265 m 
ISR = 90. 552 m' 
睹 面 块 料 面积 = 94. 458 m' 
门窗 侧 整 面积 = 5. 568 m 
砖 坛 面 抹 灰 面积 = 90. 552 m' 
硅 培 裙 扯 灰 面 积 = 41. 508 m 
间 周 长 = 51.12 w 




















图 1-7 软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 房间 装修 属性 如 图 1-8 所 示 。 














[大 性 编 绕 中 构件 做 法 | 














图 1-8 页 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-9 所 示 。 








义 房 间 装修 属性 (定额 ) 








t, 























到 1-9 软件 画图 (定额 ) 








245 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(3) 软 件 计算 结果 如 图 1-10 所 示 。 
[ FS |] 榴 件 名 次 / 构 fK 宣 | 工程 量 计 算式 


面积 = 49. 373 m' 
鼎 料 地 面积 = 49. 973 m 
| 天 栅 打 灰 面积 = 49. 373 m 





ps 








1-10 ”软件 计算 结果 (定额 ) 





4. 软件 操作 注意 事项 

楼 地 面 属 于 装饰 工程 ,所 以 在 计算 时 可 以 通过 房间 装修 的 功能 来 计算 楼 地 面 的 面积 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 楼 地 面 装 修 属性 如 图 1-11 所 示 。 


秩 地 面 ”区 一 构件 列表 三 属性 列表 





š 
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图 1-11 定义 楼 地 面 装修 属性 (清单 ) 
2 1-12 所 示 。 








三 = Tr 楼 地 面 防潮 层 S m: 默认 “| 附件 尺寸 





图 1-12 套 清单 (清单 
(3) 软 件 画 图 如 图 1-13 所 示 。 





aa 

















图 1-13 ”软件 画图 (清单 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-14 所 示 。 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计算 式 ke | rem | 名 注 


























x | p — js — — | | msj EE 
x | — k — jem —_ ww 和 led | 


1-14 ”软件 计算 结果 (清单 ) 








ps 














2. 定额 模式 
(1) 定 义 楼 地 面 装修 属性 如 图 1-15 所 示 。 
Reem 。 一 构件 列表 | 属性 列表 

EE 加 


-) 基本 尾 性 
对 应 房间 -全 

刁 标高 属性 
楼 层 底 标 高 mm) 0 

刁 材质 尾 性 
面 层 材质 -SN 水 泥 砂 效 
基层 材质 -BFH 
保温 屋 -IL 
防潮 层 -HB 
三 维 材 质 -GH 

-) 图 集 
图 集 名 称 -GN 
图 集 编号 -GNU 

-] LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -)ZLB 。 默认 
LBIN 关 型 -LBIN “楼 地 面 
































图 1-15 ”定义 楼 地 面 装 修 属 
(2 ) 套 定额 如 图 1-16 所 示 。 


性 (定额 ) 
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图 1-16 套 定额 (定额 ) 


(3) 软 件 画 图 如 图 1-17 所 示 。 











图 1-17 软件 画图 (定额 ) 


ee 吉 果 如 图 1-18 所 示 。 
定额 编号 项 目 名 称 单位 工程 重 备注 
[tr pm [el “| | 
49.37 
— E= 
[| | ha ss — | = | ss 1s.3x2M 
| | kw semm | | il | 


1-18 ”软件 计算 结果 (定额 ) 
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项 
(1) 在 鲁班 软件 中 虽然 有 楼 地 面 这 一 项 ,但 是 还 是 通过 上 自 定义 绘画 的 ,结果 不 具有 说 服 


3. 软件 操作 的 注意 事项 





人 


























力 , 所 以 还 是 要 使 用 房间 装修 这 一 功能 。 

(2) 要 在 房间 装修 的 属性 定义 中 将 楼 地 面 设置 成 和 楼 地 面 属性 定义 中 楼 地 面 的 名 称 相 
同 ,否则 计算 不 出 来 结果 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-3 。 









































第 一 章 ”楼 地 面 工程 . 7: 





表 1-3 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 






































工程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
i 清单 49.37 49.373 | 49.373 49.37 
Š 定额 49.37 49.373 49.37 
en 差 值 0.003 0.003 0.003 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 水 泥 砂浆 面 层 属于 整体 面 层 ,根据 整体 面 层 的 计算 规则 可 知 ,楼 地 面 装修 的 面积 就 是 
地 面积 。 
(2) 和 鲁班 软件 和 手工 计算 结果 相同 ,而 广 联 达 软 件 和 手工 计算 结果 相差 0.003 。 原 因 是 手 
工 和 鲁班 软件 在 计算 结果 上 都 是 保留 小 数 点 后 两 位 , 广 联 达 软 件 在 计算 结果 上 却 是 保留 小 数 
点 后 三 位 ,这 是 产生 误差 的 根本 原因 。 










































































第 二 节 ” 块 料 面 层 


【 例 2】 求 如 图 1-19 所 示 房 间 地 面 馈 贴 花 岗 石 面 层 的 工程 量 。 
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到 1-19 房间 地 面 镶 贴 花 岗 石 平面 图 


【 解 】 一 手工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 

根据 计算 规则 规定 ,图 1-19 中 的 墙 \ 柱 和 附 增 烟 图 所 占 的 面积 应 扣除 ,所 以 , 镶 贴 花 岗 
石板 面 层 的 工程 量 为 :[ (6.74 -0.49 x2) x(4.74 -0.49 x2) -0.9 x0.5 -0.4 x0.32]m = 
(21.66 -0.45 -0.128)m’ =21.08m’ 

【注释 】 6.74 为 平面 图 外 墙 边线 之 间 宽 度 ,0.49 即 (0.37 +0.12) 为 墙 厚 ,2 为 两 个 墙 厚 ， 
4.74 为 外 墙 边线 长 度 ,0.9 x0.5 为 附 墙 柱 所 占 面 积 ,0.4 x0.32 为 室内 柱 所 占 面积 ,其 中 0.32 
为 (0.2 +0.12)。 

套用 消耗 量 定 额 11 -17。 
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(二 ) 清单 工程 量 (计算 方法 同 定额 工程 量 
清单 工程 量 计算 见 表 1-4。 





表 1-4 清单 工程 量 计算 





























项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011102001001 石材 楼 地 面 花 岗 石 面 层 m? 21.08 



































二 、 软 件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 

















(1) 定 义 房间 装修 属性 如 图 1-20 所 示 。 
= 属性 编辑 | 构件 做 法 | 


















El fp 房间 
@ FJ-1 














图 1-20 定义 房间 装修 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 1-21 所 示 。 

















4000 
| 2000 | 2000 





图 1-21 软件 画 


平面 图 不 显示 柱子 ,所 以 放 入 三 维 效果 图 如 图 1-22 所 示 。 


Ps 











(招标 ) 





























到 1-22 三维 效果 图 (招标 ) 
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(3) 软件 计算 结果 如 图 1-23 所 示 。 


四 、 房 间 
序号 工程 是 计算 式 

地 面积 = 21.208 m 
贝 料 地 面积 = 21 208 m' 
天 柚 抹 亦 面 积 = 21.658 m 
隅 脚 抹 灰 面积 = 3. 006 m 
趴 肢 块 科 面 积 = 3 006 m' 
ISIB$EZUDER = 18.036 m 
结实 块 料 面积 = 15.03 m' 

1 FJ-1 壤 面 抹 灰 面积 = 42.084 m 
坊 面 块 料 面积 = 42. 084 m 
| 独立 柱 周 长 = 1.44 m 
独立 柱 雯 裙 拓 永 面积 = 1. 296 m 
各 立柱 雯 面 打 床 面 积 = 3.024 m' 
铸 墙 面 抹 灰 面 积 = 42. 084 m 
奢 墙 揭 抹 灰 面 积 = 18. 036 m' 
间 周 长 = 19.04 m 


123 ”软件 计算 结果 (招标 ) 








ps 











2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 房间 装修 属性 如 图 1-24 所 示 。 
=== J 尿 性 编 铬 | 构件 做 法 ] 


= fo 房间 
@ FJ-1 
































图 1-24 定义 房间 装修 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 1-25 所 示 。 

















3000 3000 





6000 











图 1-25 软件 画图 (投标 ) 
三 维 效果 图 (俯视 图 ) 如 图 1-26 所 示 。 

















图 1-26 三 维 效 果 图 (俯视 图 ) (投标 ) 
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(3) 软 件 计算 结果 如 图 1-27 所 示 。 


四 、 房 间 
序号 工程 是 计算 式 

地 面积 = 21.208 m 
贝 料 地 面积 = 21 208 m' 
天 柚 抹 亦 面 积 = 21.658 m 
隅 脚 抹 灰 面积 = 3. 006 m 
趴 肢 块 科 面 积 = 3 006 m' 
ISIB$EZUDER = 18.036 m 
结实 块 料 面积 = 15.03 m' 

1 FJ-1 壤 面 抹 灰 面积 = 42.084 m 
坊 面 块 料 面积 = 42. 084 m 
| 独立 柱 周 长 = 1.44 m 
独立 柱 雯 裙 拓 永 面积 = 1. 296 m 
各 立柱 雯 面 打 床 面 积 = 3.024 m' 
哮 墙 面 抹 灰 面 积 = 42. 084 m 
8818183 GODER = 18. 036 m' 

间 周 长 = 19.04 m 


1-27 软件 计算 结果 (投标 ) 








| 











3. 定额 模式 
(1) 定 义 房间 装修 属性 如 图 1-28 所 示 。 




































图 1-28 定义 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-29 所 示 。 














3000 3000 


6000 











> 





图 1-29 软件 画图 
三 维 效果 图 (俯视 图 ) 如 图 1-30 所 示 。 





定额 ) 











图 1-30 ”三维 效果 图 (俯视 图 ) (定额 ) 
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(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-31 所 示 。 
四、 房间 


工程 量 计算 式 








ps 








1-31 软件 计算 结果 (定额 ) 





4. 软件 操作 注意 事项 
在 画 中 间 的 柱子 时 ,注意 柱子 不 是 放 在 正中 间 的 。 可 以 利用 移动 这 一 功能 将 原本 画 好 的 
柱子 移动 到 目的 位 置 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 定 义 楼 地 面 装修 属性 如 图 1-32 所 示 。 
[mem 。 z] 一 aSh2pm |- 屎 性 列表 






















参数 
刁 基本 必 性 
对 应 房间 - 炼 
刁 标高 屋 性 
楼 层 底 标 高 (aa) 0 
- 材质 屋 性 
面 层 材质 -SN 花 岗 石 
基层 材质 -BF 
保温 屋 -I 
防潮 屋 -WB 
三 维 材质 -G4 
- 图 集 
图 集 名 称 ~GH 
图 集 编号 -GNU 
刁 LBIN 屋 性 
汇总 区 别 -)ZL8 默认 
LI 类 型 -LIN “ 样 地 面 


图 1-32 定义 楼 地 面 装修 属性 (清单 ) 
(2) 套 清单 如 图 1-33 所 示 。 























1. 面 屋 材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 

SERI. prah 
fSEmR: 

PEME 


2 

3 

4 
GE ‘020102001 | 石材 简 地 面 8 = BES 附件 尺寸 À 

t. 

8. 

9 














图 1-34 软件 画图 (清单 ) 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 1-35 所 示 。 
序号 | 项 目 编码 项 目 名称 计算 式 EE 工程 重 








| | 
he er mo | = | 2m 
1-35 ”软件 计算 结果 (清单 ) 





> 














2. 定额 模式 
(1) 定 义 房间 装修 属性 如 图 1-36 所 示 。 
mem rm] 构件 列表 






































图 1-36 定义 房间 装修 属性 (定额 ) 
(2) 套 定额 如 图 1-37 所 示 。 





7-1-3 ”楼 地 面 防潮 层 S。 = 





图 1-37 套 定额 (定额 ) 


nd 








(3) 软 件 画 图 如 图 1-38 所 示 。 























图 1-38 软件 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-39 所 示 。 





























ps 








3. 软件 操作 注意 事项 


139 ”软件 计算 结果 ( 定 














(1) 套 定额 时 ,一 定 要 把 定额 套 在 计算 项 目的 第 二 项 ,否则 计算 的 就 不 是 面 层 而 是 基层 。 














(2) 画 墙 时 ,轴线 距 左 边 墙 的 距离 是 120, 不 是 居中 ,否则 计 























(3) 在 套 清 单 或 定额 时 ,可 以 视 情况 自 定义 计算 规则 。 














三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 


1. 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


分 析 


手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-5. 


























算 结果 会 有 很 大 误差 。 
























































表 1-5 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

工程 名 称 类 别 手下 广 联 达 广 联 达 广 联 鲁班 鲁班 

K; Oi 清单 /定额 数值 招标 投标 E 清单 定额 
清单 21.08 21.208 21.208 21.08 

石材 楼 地 面 定额 21.08 21.08 21.08 
差 值 0.128 0.128 0 0 0 

2. 手工 与 软件 计算 差 值 分 析 

经 过 对 比 发 现 , 只 有 广 联 达 软件 的 清单 模式 和 手工 计算 有 差 值 。 分 析 得 知 广 联 达 的 清单 模 





式 在 计算 块 料 面 层 面积 时 只 减 去 500 x900 的 柱子 的 截面 

















下 积 而 没有 扣除 400 x320 的 柱子 截面 


























面积 。 所 以 推 类 出 广 联 达 软 件 的 清单 模式 在 计算 块 料 面 层 的 面积 只 扣除 截面 面积 大 于 0.3 的 柱 






































鲁班 软件 计算 结果 和 手工 结果 


致 的 原因 是 在 计算 规则 








设置 几 是 混凝土 柱 都 要 扣除 。 
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第 三 节 ”其 他 材料 面 层 














【 例 3】 如 图 1-40 所 示 , 求 某 建筑 铺 企 口 木 地 板 工程 量 (做 法 : 铺 在 楞 木 上 ,大 枚 木 
50mm x 50mm ,中 距 600mm ,小 楞 木 40mm x 40mm ,中 距 1000mm ) 。 








Ml-900 关 2100 





120 3300 6600 l 





























图 1-40 ” 某 建 筑 铺 企 口 木 地 板 平面 图 




















【 解 】 一 、 手 工 算 量 
(一 )2013 清单 与 2008 清单 对 照 
2013 清单 与 2008 清单 对 照 见 表 1-6。 


表 1-6 2013 清单 与 2008 清单 对 照 

















































































































































































































清单 “| 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计算 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 1. 基层 清理 
ha 铺设 间距 按 设计 图 示 尺 寸 以 面 | 2. 龙骨 铺设 
0 . 2. 基层 材料 种 类 .规格 5 耻 计 算 。 门 洞 、 空 图 、 暖 | 3. 基层 铺设 
清单 1. 3. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 气 包 槽 、 壁 命 的 开口 部 分 | 4. 面 层 铺 贴 
颜色 并 入 相应 的 工程 量 内 5. 刷 防护 材料 
4. 防护 材料 种 类 6. 材料 运输 
1. 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 
合 比 
2. 填充 材料 种 类 、 厚 度 、 _ 
1. 基层 清理 、 
找平 层 厚度 、 砂 浆 配 ` 
A 抹 找 平 层 
人 按 设计 图 示 尺 寸 以 面 | 2. 铺设 填充 层 
3. J E. 将 | 六 
2008 A Hj. 门洞、 空 圈 、 暧 | 3. 龙骨 铺设 
020104002 | 竹 木 地 板 铺设 间距 m2 . 2 ee 
清单 2 i k sp 气 包 槽 . 壁 侈 的 开口 部 分 | 4. 铺设 基层 
2 5 并 入 相应 的 工程 量 内 5. 面 层 铺 巾 
x s 2, 6. 刷 防护 材料 
HH NZ Sun LI £ 
6. 粘 结 材料 种 类 ps 
7. 防护 材料 种 类 
8. 油漆 品种 、. 刷 潜 遍 数 























(二 ) 清 单 工程 量 
工程 量 = 1[(3.3 -0.12 x2) +(6.6-0.12x2)]x(5.4-0.12x2)+0.9x0.24+0.9x 
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0.12 x2) m° 
=49.04m° 
【 注释】 3.3 为 左边 房间 内 外 墙 中 心 线 之 间 的 宽度 ,6.6 为 右边 房间 内 外 墙 中 心 线 之 间 
的 宽度 ,5.4 为 外 墙 中 心 线 之 间 的 长 度 ,0.9 为 门洞 的 宽度 ,最 后 一 个 2 为 外 墙 门 洞 的 数量 ， 
0.9 x0.24 是 1 个 外 门 所 占 的 面积 .0.9 x0.12 x2 是 2 个 内 门 所 占 的 面积 。 
(三 ) 清 单 工 程 量 计算 
清单 工程 量 计算 见 表 1-7. 





表 1-7 清单 工程 量 计 算 














项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011104002001 人 竹本 地板 企 口 木 地 板 , 铺 在 楞 木 上 m2 49.04 


二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 企 口 木 地 板 工 程 量 属性 如 图 1-41 所 示 。 


| 辐 构 件 管理 
23 86e- YJ 8ER ¿Se qi RGS | 楼 层 SE 。 | 纪 构 件 层 复制 - )| 排序 > 了 了 过 











日 .| 建筑 面积 
@ JTZNJ-1 











图 1-41 定义 企 口 木 地 板 工程 量 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-42 所 示 。 




















图 1-42 ”软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 1-43 所 示 。 





工程 量 计算 式 








加 


1-43 ”软件 计算 结果 (招标 ) 











2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 企 口 林地 板 工程 量 属性 如 图 1-44 所 示 。 
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图 1-44 定义 企 口 木 地 板 工程 量 属 性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-45 所 示 。 








图 1-45 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 1-46 所 示 。 








| 序号 | 构件 和 名称 / 构 牢 位 置 工程 量 计算 式 








/A 








1-46 软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 企 口 林地 板 工程 量 属性 如 图 1-47 所 示 。 


| 国 构 件 管理 
233689 - YJ BR l 复制 :向 重 命名 ESE - 








了 构件 层 复 制 > 2| 排序 - 了 了 过 















日 3] 建筑 面积 














图 1-47 定义 企 口 


(2) 软 件 画 图 如 图 1-48 所 示 。 














图 1-48 软件 画图 (定额 ) 
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(3) 软件 计算 结果 如 图 1-49 所 示 。 


三 、 建 筑 面 积 
工程 是 计算 式 


| ES | ”构件 名 称 / 构 御 位 置 








全 
J2nJ-1 [38]/ @+*1650, B-2700> = 
计算 面积 = 49, 039 m' 


图 1-49 软件 计算 结果 (定额 ) 



































4. 软件 操作 注意 事项 
在 使 用 广 联 达 软件 计算 房间 内 净 面 积 时 ,在 墙 内 壁 设置 辅助 轴线 以 后 才能 捕捉 得 到 ,因此 
定义 面积 前 需要 在 墙 内 壁 做 出 辅助 轴线 。 在 本 例 中 ,窗户 对 地 板 工程 量 没有 影响 , 若 希 望 快速 
得 到 软件 计算 地 板 工程 量 的 结果 ,并且 不 求 窗户 的 工程 量 ,软件 画 图 时 窗户 可 有 可 无 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 定 义 企 口 木 地 板 工程 量 属性 如 图 1-50 所 示 。 


TTT 本 
[ms zJ Lmeme ]_ 构 省 9 在 | ， 构 入 提取 | wsewae |_spanmun 其 | 


*# | w | m |eeweem| gaa | 装 包 工程 零星 构件 | £ 3998 | Juma | 










































































[nman =] nom mom 一 三 计算 设置 -三 Teseag “计算 项 目 | am | Ssezgas|| 至 清单 >> | 
x [1 [una was mans | 清单 /定额 名称， | 
主体 面积 1 
|| Cec Wu 
LETM 的 所 -LsIN 。 壕 筑 面积 
| 
Cl 
|w] saj | | ‘sm | 
| 一 一 一 一 一 





























图 1-50 ”定义 企 口 木 地 板 工程 量 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-51 所 示 。 

















图 1-51 软件 画图 (清单 ) 
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(3) 套 清单 如 图 1-52 所 示 。 


mm 从 清单 、 定 狂 ( 戏 击 这 中 》 





图 1-52” 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-53 所 示 。 


汇总 表 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 是 指 标 | 实物 量 (去 报表 )| 














S 








1-53 ”软件 计算 结果 (清单 ) 








2. 定额 模式 
(1) 定 义 企 口 木 地 板 工程 量 属性 如 图 1-54 所 示 。 








一 构 怕 另存 |， 构 和 提取 | _ 设 为 公共 构件 | miu | 经 各 机 局 | 
 # | m | #g lees] rno | @mrg “mur | gsaon | nenobs | 


r enam =] 一 计算 设置 厂 不 参与 自动 套 “计算 项 目 | Ld | semasa 大 清单 >> 























[Cm ] sw | [mr] sa | | 











图 1-54 ”定义 企 口 木 地 板 工程 量 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-55 所 示 。 
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图 1-55 软件 画图 (定额 ) 














(3) 套 定额 如 图 1-56 所 示 。 
[TITITTTI x| 
章节 树 示 





_ 10.45888 ZTJS z| 
-定额 搜索 C 辐 车 确定 ) 








图 1-56 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计算 结果 如 图 1-57 所 示 。 
汇总 表 [TTE | meus | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 ) | 


tt 


T. 3⁄ 























了 -1-1 ñ 49.04 








1 楼 地 面 S x 
| 
主体 面积 1 49.04 
C L— S — ss 


1-57 ”软件 计算 结果 (定额 ) 





ps 











3. 软件 操作 注意 事项 

构件 属性 需要 设置 准确 ,比如 墙 厚 需 要 设 为 240 ,如 果 采 用 软件 中 默认 的 250 来 布置 墙 ， 
的 结果 则 会 和 题目 中 要 求 差别 比较 大 ,这 种 情况 下 可 以 认为 是 软件 操作 人 员 绘图 失误 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-8。 
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表 1-8 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 















































工程 名 称 类 别 手 亚 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 49.04 49.039 49.039 49.04 
人 竹 木 地 板 工程 量 定额 49.04 49.039 49.04 
差 值 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00 
(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

















可 以 认为 本 例题 中 手工 计算 结果 和 软件 计算 结果 一 致 。 


第 四 节 ” 踢 脚 线 





【 例 4】 如 图 1-58 所 示 , 求 预制 水 磨 石 跑 脚 线 工程 量 并 套用 定额 (高 度 为 120mm,M -1 
为 900mm x 2100mm ) 。 


5400 





120 3300 6600 ; 
图 1.58 ” 某 预 制 水 磨 石 跑 脚 线 平面 图 


























【 解 】 一 、 手 工 算 量 
工程 量 =[(3.3 -0.24 +5.4 -0.24) x2+(6.6 -0.24 +5.4 -0.24) x2 -0.9 x4] x0. 12m° 
= (16.44 +23.04 -3.6) x0. 12m2 
=4.31m2 
【注释 】 3.3.5.4 都 为 西 侧 房间 的 中 心 线 长 ,(3.3 -0.24)、(5.4 - 0.24) 分 别 为 西 侧 房 
间 的 净 宽 、 西 侧 房 间 的 净 长 ,6.6、5.4 都 为 东 侧 房间 的 中 心 线 长 ,(6.6-0.24)、(5.4-0.24) 分 
别 为 东 侧 房间 的 净 长 、 东 侧 房 间 的 净 宽 ,0.12 为 踢 脚 线 高 , 踢 脚 线 按 延 长 米 计 算 。 
套用 消耗 量 定 额 11 -58。 
题 中 说 明了 踢 脚 线 的 定额 工程 量 是 按 延 长 米 计算 的 ,但 是 却 没有 计算 式 ,所 以 添加 计算 
式 为 : 
[ (3.3 -0.24+5.4 -0.24) x2+(6.6-0.24+5.4-0.24) x2 -0.9x4]m 
= (16.44 +23.04 -3.6)m 
=35. 88m 
二 软件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
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1. 清单 模式 下 的 招标 




















义 房间 装修 属性 (招标 ) 











(1) 定 义 属性 
1) 定 义 房间 装修 属性 如 图 1-59 所 示 。 
日 f 房间 
@ WI 
图 1-$9 定 
2) 定 义 门 属性 如 图 1-60 所 示 。 
= Ez] 
@ Ei 





色 1-60 











(2) 软 件 画图 如 图 1-61 所 示 。 








图 1 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 1-62 所 示 。 


三 当 属性 编辑 | 构件 做 法 | 











定义 门 属性 (招标 ) 





D 


软件 画图 (招标 ) 














三 、 房 间 











工程 量 计 算式 

















ps 


1-62 











软件 计算 结果 (招标 ) 
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N 





2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属 性 
1) 定 义 房 间 装 修 属性 如 图 1-63 所 示 。 


一 一直 
s PER 属性 编辑 | 构件 做 法 | 
@ WII 








S. 











图 1-63 ”定义 房间 装修 属性 (投标 ) 
2) 定 义 门 属 人 64 所 示 。 


5 百 三 
@ 1 














三 当 屎 性 编辑 | 构件 做 法 | 








图 1-64 定义 门 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 1-65 所 示 。 








图 1-65 软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计算 结 果 如 图 1-66 所 示 。 
三 、 房 间 





构 首 名 称 / 构 首位 置 工程 量 计算 式 









构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 是 计 算式 


ë x 


图 1-66 ”软件 计算 结果 (投标 ) 

















A _- 立 - 
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3. 定额 模式 
定义 属性 


(1) 








1) 定 义 房 间 装 修 属性 如 图 1-67 所 示 。 


2) 


定义 门 











日 fp 房间 
@ EI 














图 1-67 定义 房间 装修 属性 (定额 ) 








属性 如 图 1-68 所 示 。 





:党 R. wayaw 
条 性 编 名 | 构件 做 法 | 
@ m-1 





[on 
. PE so 
洞口 高 度 ea) 2100 





(p) 











ps 
= 
A 
Oo 
G 
< 
A 
局 
FE 
23 
lk 
强 
= 














《2) 软 件 画图 如 图 1-69 所 示 。 








图 1-69 软件 画图 (定额 ) 


(3) 软件 计算 结果 如 图 1-70 所 示 。 








构件 和 名称/ 构件 位 置 







工程 量 计算 式 





有 79.512 m' 
g— = 2.448 m° 


三 、 房 间 
ri ` masi 
四 加 | 


图 1-70 ”软件 计算 结果 (定额 ) 
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4. 软件 操作 的 注意 事项 

广 联 达 软 件 中 应 先 在 房间 的 属性 定义 设置 踢 脚 线 的 高 度 , 然 后 再 在 图 中 布置 ,否则 计算 结 
果 仍 然 是 按照 软件 默认 的 高 度 计算 的 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 属性 

1) 定 义 踢 脚 线 属性 如 图 1-71 所 示 。 

mmm =] 构件 列表 - 








N 























图 1-71 定义 踢 脚 线 属性 (清单 ) 


2) 定 义 门 属性 如 图 1-72 所 示 。 
Ta ”到 mnao mina 























类 型 -CATE 


开局 方式 -04 平 开 

开局 角度 -加 “C 

安装 位 置 -人 2 开局 方向 居中 
门 房 数 -IN 单 请 


是 否 有 高 -BO 。 x 
五 金 材料 -者 Bbk 
油漆 -? 来 脂 混 漆 
000839 G8)-PT. 0 
口 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 
口 Lara bt: 
汇总 类 别 -J 这 LB 。 默认 
LBIN 交 型 -LBINM f] 


1-72 ”定义 门 属性 (清单 ) 











ps 














(2) 套 清单 如 图 1-73 所 示 。 








Kusi |; PE 和 S Pes. Be. 


1 面 层 020105003 块 料 踢 脚 线 默认 “附件 尺寸 A 
1 





图 1-73 套 清 单 (清单 ) 














图 1-74 ”软件 画图 (清单 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 1-75 所 示 。 


序号 | maina 项 目 名 称 计算 式 EË | rem | 4 往 
B.1 楼 地 面 工程 

Es 六 配合 比 
A Een Mi pas. 

' Peg Mto 
4. 可 名 材料 种 类 : 
s 了 入: 
6. SP 0026257120 


5.16[ 长 度 ] X0. 12[ 高 度 ] 0.62x2f* 


5. 16 [长 度 ]X0. 12[ 高 度 ]+0.07X0.24[ 门 , 窗 侧 

Ë#J-0.105[íJ] 0.ssx2i 
wO 2 —  |=G06mxo izram 
wu — js s%temaxo tzram 


3.06 [长 度 ] X0.12 [高度 ]f0.07X0.24[ 门 . 窗 侧 
壁 ]-0. 108[ 门 ] 


6.36 [长 度 ]X0. 12[ 高 度 ]+0.07X0.24[ 门 . 窗 侧 
壁 ]-0. 108[ 门 ] 











图 1-75 软件 计算 结果 (清单 ) 











2. 定额 模式 

(1) 定 义 属性 

1) 定 义 踢 脚 线 属性 如 图 1-76 所 示 。 
mm 。 ”本 一 构件 列表 -| 属性 列表 


口 基本 尾 性 
对 应 房间 -AR 
口 标高 屋 性 
高 度 nm)-K 120 
材质 屋 性 
面 层 材质 -Sy 水 泥 砂浆 
三 维 材质 -Gu 
| 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 
=] LBI8 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB 。 默认 
LBIN 闪 型 -LBIN 。 跑 脚 线 




















| 











1-76 ”定义 踢 脚 线 属性 (定额 ) 

















2) 定 义 门 属性 如 图 1-77 所 示 。 
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SS 
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造价 (BIM 软件 篇 ) 


F. 

















PRI 











(2) 套 定额 如 图 1-78 所 示 。 


(3) 软 件 画 图 如 


-| 截面 屋 性 
框 厚 em)-TOF 。 100 

-] 标高 性 性 
楼 层 底 标 高 (wa) 0 

了 材质 是 性 
衬 员 -iT 木质 
类 型 -CATE 装 泌 门 
开局 方式 -04 平 开 
开局 角度 -了 D 45 


安装 位 置 -1Z 开局 方向 后 中 
门扇 数 -0W 单 房 
是 否 有 亮 -BON ”无 高 
五 金 材 料 -其 psk ra 
油 尝 -? 豆 脂 混 河 
0003839 G8)-PT: 0 

- 图 集 
图 保 名 称 -Gy 
图 集 编号 -GHV 

刁 Lara Pt 
汇总 类 别 -iZLE 默认 
15IN 闪 型 -LBIN f] 









1-77 定义 门 属性 

















10. 


HEB zs Ë 


| 定额 搜索 ( 回 车 确定 ) 


Y =u 


[Ts "m 
EZ 中 脚 线 sz =: 


图 








图 1-79 所 示 。 


178 ” 套 定额 (定额 ) 











图 1-79 软件 画图 (定额 ) 





(4) 软 件 计算 结果 如 图 1-80 所 示 。 
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9 | *ümə | 项 4 称 | — me | 位 | Tem | 备注 
本 J — — 
[1 1 | T sa 
| | | »4| 
Bg] | n | az] si6xzf 
-90| 4.40x2 件 


3. 软件 操作 的 注意 事项 





[CT 
[7 
本 一 上 061[ 长 度 ]+0. 14[ 门 . 窗 侧 峡 ]-0. 9[ 门 ] 


6. 361 [长度]+0. 14[ 门 . 窗 促 壁 ]-0.9[ 门 ] 

















图 1-80 ”软件 计算 结果 (定额 ) 














(1) 和 鲁班 软件 在 画 墙 时 ,一定 要 在 属性 定义 中 设置 墙 厚 ,软件 默认 的 墙 厚 是 250 ,否则 计算 
结果 会 产生 误差 。 

(2) 和 鲁班 软件 ,应 在 房间 的 属性 定义 中 将 踢 脚 线 设置 成 和 踢 脚 线 属性 定义 中 的 名 称 相同 ， 
这 样 才 会 计算 出 结 

(3) 和 鲁班 软件 套 清单 ,由 于 题目 说 明 是 预制 的 水 磨 石 ,所 以 不 能 套现 浇 水 磨 石 清单 项 目 ， 
应 该 套 块 料 跑 脚 线 。 








三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-9。 


表 1-9 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 









































工程 名 称 类 别 F 1 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 (面积 ) 4.31 4.373 4.373 4.37 
块 料 踢 脚 线 定额 (延长 米 ) 35. 88 39.48 36.45 
差 值 0.063 0.63 3.6 0.06 0.57 








(二 ) 手 工 与 软件 计算 的 差 值 分 析 
通过 对 比分 析 得 知 ,计算 跑 脚 线 时 清单 模式 计算 的 是 踢 脚 线 的 面积 ,定额 模式 计算 的 是 踢 
脚 线 的 长 度 。 广 联 达 软件 以 及 鲁班 软件 的 清单 模式 与 手工 计算 的 差 值 主要 体现 在 广 联 达 软 件 
和 鲁班 软件 在 计算 时 加 上 了 门洞 侧 壁 的 面积 。 广 联 达 软件 的 定额 模式 在 计算 跑 脚 线 时 直接 计 











算 了 内 增 皮 的 长 度 , 没 有 扣除 


长 度 。 


【 例 5] 


石板 的 工程 量 


除 门 洞 的 宽度 ; 




















鲁班 软件 的 定额 模式 在 计算 时 加 上 了 门 侧 壁 的 


第 五 节 ”楼 梯 面 层 





如 图 1-81 所 示 的 墙 厚 为 240mm, 墙 面 抹 灰 厚度 为 25mm 时 ,计算 楼 梯 铺 贴花 岗 
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oo 1500 


3600 


1500 











6600 


1500 | 300 x 12=3600 1500 





图 1-81 
【 解 】 一 .手工 算 量 
(一 )2013 清单 与 2008 清单 对 照 
2013 清单 与 2008 清单 对 照 见 表 1-10。 














表 1-10 2013 清单 与 2008 清单 对 照 











































































































































































































清单 | 项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 计算 单位 | ”工程 量 计算 规则 工作 内 容 
ee 
1. 找平 层 厚度 砂浆 配合 比 . | 1 基层 清理 
2. 贴 结 层 厚 度 .材料 种 类 » 2. 抹 找 平 层 
3. 面 层 材料 品种 .规格 、 ”|3. 面 层 铺 贴 , 磨 边 
saa N 二 Pe 楼 梯 间 ) 水 平 投影 面积 | ; 
011106001 全 Ka m? 计算 。 楼 梯 与 楼 地 面 | ， 的 
清单 梯 面 层 ”| 4 防滑 条 材料 种 类 ,规格 5 5. 多 经 
5. 勾 颖 材料 种 类 UU U 6. WJDHP HE 
. Ñ 侧 边沿 ;无 梯 口 梁 考 ,| 
6. 防护 层 材料 种 类 sg ”人 ”7. 酸 洗 . 打 里 
7 酸 尝 打 旱 要 求 算 至 最 上 一 层 踏步 边 8 材料 运输 
ES s, 沿 加 300mm Ue ans 
1. J 3 J 5 BE, gb 3 u 按 设计 图 示 尺寸 以 | spam 
合 比 楼 梯 ( 包括 踏 步 .休息 sas 
2. 贴 结 层 厚度 .材料 种 类 平台 及 500mm 以 内 的 |》 而) 
3. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 楼 梯 并 ) 水 平 投影 面积 |， 人、 
š 弟 . J 
加 人 | 4 防滑 条 材料 种 类 .规格 相连 时 , 算 至 梯 口 粱 内 i 
5. 勾 链 材料 种 类 侧 边 沿 ;无 梯 口 染 者 ，|_ a Ñ l. 
6. 防护 层 材料 种 类 算 至 最 上 一 层 踏步 边 — 4. 
7. 酸 洗 . 打 蜡 要 求 沿 加 300mm I š 
器 解 题 思 路 与 技巧 
依据 工程 量 计算 规则 ,楼 梯 面 层 工程 量 按 水 平 投影 面积 计算 ,应 扣除 大 于 500mm 的 楼 梯 








井 所 占 面积 。 
(二 ) 清单 工程 量 

















































































































工程 量 =[(3.6-0.24 -0.025 x2) x(6.6 -0.24-0.025x2) -(0.6x3.6) ]m° 
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= (20.89 -2.16)m° 
=18.73m° 
【 注释 】 第 一 个 3.6 为 楼 梯 两 侧 墙 体 中 心 线 之 间 的 宽度 ,0.24 为 墙 厚 ,0.025 为 墙 面 抹 
灰 厚 度 ,6.6 为 楼 梯 墙 体 中 心 线 之 间 的 水 平 投影 长 度 ,0.6 为 楼 梯 并 的 宽度 ,第 二 个 3.6 为 楼 梯 
并 的 长 度 。 
(三 ) 清 单 工程 量 计算 
清单 工程 量 计算 见 表 1-11。 











表 1-11 清单 工程 量 计算 














项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
花 岗 石板 m2 18.73 




















011106001001 石材 楼 梯 面 层 


= 

















二 、 软 件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 





























(1) 定 义 属 性 
1) 定 义 墙 属性 如 图 1-82 所 示 。 
EEBSEHE 7 >J 
属性 名 称 属性 值 附加 今 
名 称 Q-1 
类 别 混凝土 培 


JD D 


材质 预 拌 混 凝 

混凝土 类 型 GóPERR3R+) 
混凝土 强度 等 级 (C30) 

厚度 nm) “240 

轴线 距 左 墙 (120) 

内 /外 墙 标 PHS 

模板 类 型 ”复合 模 扳 








DDOODOII 


























J 1-82 定义 墙 属性 (招标 ) 


2) 定 义 石材 楼 梯 面 层 属性 如 图 1-83 所 示 。 








EC 

[Ra | xm | | sm | 

TL2 宽 度 TL2KD 

To | TSRTsa | 

| a 

注 : 梁 顶 标高 同 板 顶 

楼 梯 水 平 投影 面积 不 扣除 小 于 500 的 核 梯 并 | 踏步 高 度 TBGD 


踏步 令 数 和 


ka t qar 


— SAB R ein 
100 





š, 所 有 参数 未 注 明 羊 位 时 均 以 mm 为 羊 位 。 





图 1-83 定义 石材 楼 梯 面 层 属性 (招标 ) 
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(2) 软 件 画 图 
1 ) 平 面 图 如 图 1-84 所 示 。 








图 1-84 平面 图 (招标 ) 











2) 立 体 图 如 图 1-85 所 示 。 





图 1-85 立体 图 (招标 ) 
(3) 套 清单 如 图 1-86 所 示 。 


示意 图 | 查询 匹配 清单 | 查询 匹配 定额 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 
编码 清单 项 单位 

1 010506001 “| 直 形 楼 梯 m fm 

2 005002 EE m' fm 

3 0010513001 楼 梯 叫 / 段 

4 ‘011702024 te m 
x S 0110601  SHEEIDE m 

6 0106002 — 块 料 楼 梯 面 层 四 

T oll106003 — 拼 碎 块 料 面 层 m 

8 0111060004 水泥 砂浆 楼 梯 面 层 m 
9 ”011106005 “| 现 浇 水 麻石 楼 梯 面 层 m 
| 10 i011106006 ”地 和 苇 楼梯 面 层 
| 11 011108007 ”木板 楼 梯 面 层 
| 12 ‘011106008 橡胶 板 楼 梯 面 层 
| 13 ,011106009 。 区 料 板 楼 梯 面 层 


m 
m 
m 














图 1-86 套 清单 (招标 ) 





(4) 软 件 计算 结果 
1) 计 算 书 如 图 1-87 所 示 。 


Ez: 构件 名 称 工程 量 计算 式 


水 平 投影 面积 = 18.016m? 
SD ”人 平 投影 面积 = 20. 56< 原 始 水 平 投影 面积 >2. 544< 扣 墙 》 = 18.016m' 


图 1-87 计算 书 ( 招 标 ) 








2) 汇 总 表 如 图 1-88 所 示 。 
a | = =P= 





图 1-88 汇总 表 ( 招 标 ) 





























#— 3 j m r 4 .31: 
2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 
1) 定 义 墙 属性 如 图 1-89 所 示 。 
属性 编辑 杠 9 x| 
属性 名 称 属性 值 PB 
名 称 Q-1 
类 别 混凝土 墙 


材质 预 拌 混 凝 TJ 
混凝土 类 型 ”全 拌 混凝土 ) 回 ] 
混凝土 强度 等 级 (C30) 
厚度 nm) 240 
轴线 距 左 墙 (120) ] 
内 /外 墙 标 PHS 回 
模板 类 型 Semi [T] 


] 











图 1-89 定义 墙 属性 (投标 ) 
2) 定 义 石 材 楼 梯 面 层 属性 如 图 1-90 所 示 。 


THU TLD 


梯 并 突 度 TJED 
况 阮 线 高 度 TJXCD 板 拉 十 长 度 B62CD 


E=; UNRKNSSRETU ¿C | | 
EE 
[Rm o T | | 


注 : 梁 项 标高 同 板 顶 


楼 板 宽度 LBKD 
1500 
踏步 宽度 TBKD 
300, 


楼 梯 水 平 投影 面积 不 扣除 小 于 ”500 的 核 梯 井 


蹄 步 高 度 TB6D 
< 


踏步 级 数 册 F 63 E PTFD 平台 板 厚 度 PTBHD 


12 *TBKD 1500 


楼 梯 宽 度 LTKD 





注 : 所 有 参数 未 注 明 单位 时 均 以 mn 为 单位 。 


图 1-90 定义 石材 楼 梯 面 层 属性 (投标 ) 











(2) 软 件 画 图 
1 ) 平 面 图 如 图 1-91 所 示 。 




















图 1-91 


平面 图 (投标 ) 
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2) 立 体 图 如 图 1-92 所 示 。 








图 1-92 立体 图 (投标 ) 

















1 010506001 直 形 楼 梯 m° fm 
2 i010506002 ”| 缀 形 楼 梯 m° /mm 
3 ‘010513001 楼 梯 m "Ë 
4 011702024 “楼 梯 


ER: 石材 楼 梯 面 层 
011106002  “ 块 料 楼 梯 面 层 

7 0110600 “| 拼 碎 块 料 面 层 

8 011004 “水 泥 砂 浆 楼 梯 面 层 

9 ”011108005 ”“ 现 浇 水 麻石 楼 梯 面 层 

10 ,011106006 “地 筷 楼 梯 面 层 

11 011106007 木板 楼 梯 面 层 

12 |011106008 “| 橡胶 板 楼 梯 面 层 

13 011106009 “塑料 板 楼 梯 面 层 


a 3 3 3 3 a s 33.3 








图 1-93” 套 清单 (投标 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 
1) 计算 书 如 图 1-94 所 示 。 


| 序号] 和 丁克 


水 平 投影 面积 = 18.016m° 
D 水平 投影 面积 = 20. 56< 原 始 水 平 投影 面积 2. S44 n> = 18.016m° 





图 1-94 计算 书 ( 投 标 ) 
2) 汇 总 表 如 图 1-95 所 示 。 


编码 项 目 名 称 Tee 
Bš 绘图 输入 | ”表格 输入 





t| 011106001001 石材 楼 梯 面 层 18.016 18. O s O 


图 1-95 汇总 表 ( 投 标 ) 


3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 
1 ) 定 义 墙 属 性 如 图 1-96 所 示 。 
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E PEBSEIE 9 xj 
属性 名 称 属性 值 附加 人 
名 称 Q-1 
类 别 混凝土 墙 [J 
材质 预 拌 混 凝 ” 口 ] 


混凝土 关 型 ” 航 拌 温 磊 土 ) 
混凝土 强度 等 级 《30) 
厚度 em) 240 
S008SE2EIS (120) 
内 /外 墙 标 PHS 
模板 类 型 。 复合 重 扳 


1-96 ”定义 墙 属性 (定额 ) 


2) 定 义 石材 楼 梯 面 层 属性 如 图 1-97 所 示 。 





口 图 口 口 口 ! 





ps 
































RS | muzg 


踏步 高 度 TpGD 


二 


楼 梯 宽 度 LTXD 


3600 








图 1-97 定义 石材 楼 梯 面 层 属性 (定额 ) 








(2) 软 件 画 图 
1 ) 平 面 图 如 图 1-98 所 示 。 






































2) 立 体 图 如 图 1-99 所 示 。 











图 1-99 立体 图 (定额 ) 
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(3) 套 定额 如 图 1-100 所 示 。 
示意 图 “查询 匹配 清单 | 查询 匹配 定额 ] 查询 清单 库 查询 匹配 外 部 清单 查询 措施 





编码 | | 名 称 | 单位 
1 |s-40 现 江 混 凝 土 楼 梯 直 开 Im 
2 "|5-41 现 浇 混 北 土 楼 梯 弧 形 m 
3 |5-42 Hit 楼 梯 梯 段 厚度 每 增加 10mm | m' 
4 17-137 | 楼梯 直 形 m 


图 1-100 ”大 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计算 结果 如 图 1-101 所 示 。 





S| m£ 


Prisa. = 18.016m° 
平 投影 面积 = 20. 56< 原 始 水 平 投影 面积 >2. 544< 墙 》 = 18. 016m? 








加 








1-101 软件 计算 结果 (定额 ) 








4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 查 看 广 联 达 绘图 输入 工程 量 计算 书 时 ,数据 较 多 ,可 以 通过 上 方 “ 选 择 构件 ”或 者 “ 选 
择 工 程 量 " 按钮 筛选 出 自己 需要 的 数据 。 

(2) 广 联 达 软 件 可 以 通过 双击 鼠标 中 轮 自 适应 绘图 窗口 。 

(3) 本 例题 中 需要 新 建 参数 化 楼 梯 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 属性 

1) 定 义 墙 属性 如 图 1-102 所 示 。 




















经 典 布 局 
深 楼 板 样 梯 【门窗 洞口 | 装饰 工程 | 零星 构件 | 多 义 构件 | 几何 构件 


WN mine aa Does [amy Ü we ](ss=as) [E 
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雄 外 壤 模 板 S 





达 外 培 要 高 模板 S 





型 





图 1-102 定义 墙 属性 (清单 ) 
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2) 定 义 石材 楼 梯 面 层 属性 如 图 1-103 所 示 。 
所 准 双 跑 楼 梯 (类 型 一 ) 


De Oh 
Er 1 


TLi TIL2 


ZE: 楼 梯 按 水 平 投影 面积 计算 时 不 扣除 小 于 200 的 楼 梯 井 








图 1-103 ”定义 石材 楼 梯 面 层 属性 (清单 ) 

















(2) 软 件 画 图 
1) 平 面 图 如 图 1-104 所 示 。 


Ll! 


TLS 





























图 1-104 平面 图 (清单 ) 





2) 立 体 图 如 图 1-105 所 示 。 





图 1-105 立体 图 (清单 ) 





“ 36 + 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(3) 套 清单 如 图 1-106 所 示 。 
mm 套 清单 、 定 额 .( 双 击 选中 ) 


| 清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 
= 清单 定额 
010406001 直 形 楼 梯 
010406002 弧 形 楼 梯 




















010413001 楼 梯 

010503003 木 楼 梯 

020106001 石材 楼 梯 面 层 
020106002 。 块 料 楼 梯 面 层 
020106003 ”水泥 砂 浆 楼 梯 面 
020106004 。 现 浇 水 麻石 楼 梯 面 
020106005 地 花 楼 梯 面 


020106006 木板 楼 梯 面 
040302014 混凝土 楼 梯 
040601015 混凝土 楼 梯 








sasa =l [L s | 


楼 梯 v | 
|3 对 应 消耗 量 | | 全 部 













@@ 选 用 已 有 清单 号 
020108001 











下 使 用 排序 编码 
2、 复 制 计算 项 目 


石材 楼 梯 面 层 
n 











图 1-106 套 清单 (清单 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-107 所 示 。 
汇总 表 ] 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 ) 











mn | 
Fi 
图 1-107 软件 计算 结果 (清单 ) 


2. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 
1) 定 义 墙 属性 如 图 1-108 所 示 。 


楼 地 面 工 程 


Pel a 





Err=rumuns 
JE = 构 尽 另存 | 构 样 提取 | 设 为 公共 构 析 | | 

















# w | 梁 |#=wmm|rgma | 装饰 工程 | @miomn | £s399 | 几何 构件 | 
98 。 ”了 | 一 构件 刑 表 - 一 原 性 列表 计算 设置 C 不 参与 自动 乱 ”计算 项 目 | sm | 自动 大 定额 | | g=m-.> | 

[ = I 加 计算 项 目 mP/EERS B9/JEBSS | 分 类 设置 | 单 这 THI 
EE rt í ËEG | 
塘 厚 pm)- 研 240 |2_ 

- 标高 屋 性 3 |3 
E 项 标高 em) 3000 4 ZüWrx 
g 夺标 高 Cn) 0 s ws 

- 材质 性 性 DEL 
38+8488-CG cx 
施工 方式 -90C ` 票 适 商号 院 
樟 板 荣 弄 -17 。 ”复合 木 各 
人 随 - 理 本 人 防 
LstaE pt š >] 








汇总 问 别 -CL PU 
Urin ey 





[sz 经 | me | 
图 1-108 ”定义 墙 属性 (定额 ) 
2) 定 义 石 材 楼 梯 面 层 属性 如 图 1-109 所 示 。 


慰 准 双 跑 楼 梯 ( 类 型 一 ) 


Lm]_ se | 








裕 梯 扶手 高 
扶手 距 边 
跟 脚 高 度 


梯 段 防 数 Qi1 
搁置 长 度 
染 搁 置 长 度 























图 1-109 定义 石材 楼 梯 面 层 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画 图 
1 ) 平 面 图 如 图 1-110 所 示 。 
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2) 立 体 图 如 图 1-111 所 示 。 








图 1-111 立体 图 (定额 ) 


(3 ) 套 定额 如 图 1-112 所 示 。 
加 套 定 祯 (双击 迁 中 ) 





* 1.18 
* 2. 柱 
$ 3.3 
= 4. 板 .楼梯 


ma 
@ (Q = HON- 
Sm m atis 
'] s, 8 š 
= 
号 号 


= 
= 


4. ËR! CC) ,转角 职 窗 PC) 
上 下 条 基 TIJ v 





楼 梯 侧 面粉 刷 。 mr 
ËF a 
SEE s 





图 1-112 套 定 额 (定额 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-113 所 示 。 
-汇总 表 | 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 [用 指标 | 实物 及 ( 云 报表 | 


| |  ——2 wl] 











图 1-113 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 和 鲁班 软件 默认 墙 厚 250mm ,例题 中 墙 厚 240mm ,绘制 墙 之 前 需要 先 修改 墙 厚 。 

(2) 和 鲁班 软件 定义 楼 梯 属 性 步 又 :楼 板 楼 梯 - 布 楼 梯 - 属性 - 属性 定义 -标准 双 跑 楼 梯 。 
(3) 和 鲁班 软件 可 以 通过 伸缩 轴线 调整 轴 网 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-12。 
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表 1-12 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 
工程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
人 清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 17.83m2 | 18.016m2 | 18.016m2 17.28m2 
石材 楼 梯 面 层 定额 17. 83m? 18.016m2 17.28m2 
差 值 0.186m | 0.186m | 0.186m2 0.55m2 0.55m2 
(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
计算 石材 楼 梯 面 层 工 程 量 时 , 由 于 计算 时 所 用 定额 规则 的 不 同 ( 广 联 达 软件 使 用 北京 


2013 的 清单 计算 规则 和 2012 的 定额 计算 规则 ,鲁班 软件 使 用 2008 全 国清 单 计算 规则 和 2000 
上 海 的 定额 计算 规则 ) ,造成 计算 结果 有 差别 : 
(1) 手 工 计算 扣除 了 墙 厚 . 墙 面 抹 灰 厚度 ,也 扣除 了 楼 梯 井 的 投影 面积 。 
(2) 广 联 达 软 件 计算 石 材 楼 梯 面 层 工程 量 时 仅仅 扣除 了 墙 厚 。 
《3) 和 鲁班 软件 计算 石材 楼 梯 面 层 工 程 量 时 根据 自己 的 计算 规则 扣除 了 楼 梯 井 但 没有 扣除 


Ha]. 


























还 要 说 明 的 是 手工 计算 、 广 联 达 软件 算 量 和 鲁班 软件 算 量 过 程 中 保留 的 有 效 数字 位 数 不 
同 ,也 给 计算 结果 带 来 了 一 定 差异 。 





第 六 节 ”人 台阶 装饰 


【 例 6】 如 图 1-114 所 示 , 某 楼 门 前 台 


p= 





阶 镶 贴 陶瓷 锦 砖 面 层 , 试 计算 其 工程 量 。 














3001300|300 3900 
4800 


到 1-114 某 人 台阶 示意 医 





























【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 计算 

台阶 面 层 工程 量 包括 踏步 及 最 上 一 层 踏 步 外 沿 300mm , 按 水 平 投影 面积 计算 。 
工程 量 = (4.8 x3.6 -3.9 x2.7) =6.75m° 


. 40: 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





套用 消耗 量 定 额 11 -81 。 
(一 ) 清 单 工程 量 计算 

清单 工程 量 计算 同 定额 工程 量 :S =6.75m° 
ee 1-13。 





表 1-13 清单 工程 量 计 算 























项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011107002001 块 料 台 阶 面 陶瓷 锦 夸 6.75 




















二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 台 阶 属性 如 图 1-115 所 示 。 
| 




















图 1-115 ”定义 台阶 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-116 所 示 。 





900 3900 


4800 








图 1-116 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计 算 结 果 如 图 1-117 所 示 。 





ES | 构件 名称 /构件 位 置 工程 是 计算 式 
es yl 


| e03450y |GË = 6-75m 
司 1-117 ”软件 计算 结果 (招标 ) 








| 














2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 台 阶 属 性 如 图 1-118 所 示 。 
| 























图 1-118 定义 台阶 属性 (投标 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 1-119 所 示 。 


° 
° 
—_ 
SN 
° 
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B00 3900 


4800 








图 1-119 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 1-120 所 示 。 





| 序号 ”| _ 构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 
= = |== == == 
| | TAU-1[7)/G+1500,5-450> | 面积 = 6.7S m 


到 1-120 ”软件 计算 结果 (投标 ) 








ES 














3. 定额 模式 
(1) 定 义 台 阶 属性 如 图 1-121 所 示 。 
| 

















图 1-121 定义 台阶 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 1-122 所 示 。 











5800 3900 


4800 








图 1-122 ”软件 画图 (定额 ) 
《3) 软 件 计算 结果 如 图 1-123 所 示 。 




















工程 量 计算 式 
TAIJ-1 


| 41 | TAU-1[7)/+1500, B-450> 








ps 








1-123 ”软件 计算 结果 (定额 ) 
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4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 台 阶 的 工程 量 以 水 平 投影 面积 计算 ,包括 平台 
画图 时 ,规定 台阶 最 上 层 踏 步 阶 数 加 1。 

(2) 广 联 达 软件 中 没有 具体 的 台阶 规格 ,只 需要 用 台阶 将 台 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 台阶 属性 如 图 1-124 所 示 。 


ki 尾 性 定义 

















部 分 的 一 个 踏步 宽度 ,而 在 广 联 达 软 件 




















阶 和 台阶 平台 选中 进行 计算 。 














=IDj>l 
[m 回 _ 构 忻 另存 | ”构件 提取 | ” 设 为 公 共和 构件 | unn | ER 
Cl 


| ze | 门窗 洞口 | 装 沛 工程 ”零星 构件 | 多 义 构件 | 几何 构件 | 


CT 了 ] 一 构件 列表 ] 三 属性 列表 iran T 不 参与 自动 套 。 计算 项 目 = ee 单 | | 





TIL 





























[wm] ss| [ww] së | | 














| 1-124 ”定义 台阶 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 1-125 所 示 。 

















图 1-125 ”软件 画图 (清单 





jar 





(3) 套 清单 如 图 1-126 所 示 。 
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>x] 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 





图 1-126 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 1-127 所 示 。 


序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计算 式 单 工程 重 
K 4 混凝土 及 钢 盘 混凝土 工程 











1-2/B-C [TJD: 台 阶段 ]1.820+ [XXPT: 必 息 平台 ]0. 810 n: 2.43 


图 1-127 软件 计算 结果 (清单 ) 





2. 定额 模式 
(1) 定 义 台 阶 属 性 如 图 1-128 所 示 。 


























ER = = DJ >J 
[m ”| [属性 复制 |， 构件 另存 | anam | 设 为 公共 构件 | _min22tise | 经 典 布局 
# | = | 梁 |#tee | 门窗 洞口 | @trm “emin | 多 义 构件 | 几何 构件 | 
rem >] qgmmm -计算 设置 厂 不 参与 自动 套 计算 项 目 | sm | ssz=m||gem- J 
T31 
一 一 -~ 
Cm] se; —  Cmm] 经 | mw | 


























图 1-128 定义 台阶 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 1-129 所 示 。 


一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





面 , 











图 1-129 ”软件 画图 (定额 ) 





(3) 套 定额 如 图 1-130 所 示 。 








m: 
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二 六 全 
š 证 
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aš 











图 1-130 AE ( E Ji) 





《4) 软件 计算 结果 如 图 1-131 所 示 。 





序号 | 定额 编号 项 目 名称 计算 式 单位 工程 重 


7. 装 肇 
| s 
| | +. 
| P | — er rE 


x | — ja ee | w | — < 
[r [ j j] Ta 
 [ j ran | = | — e 

















图 1-131 软件 计算 结果 (定额 ) 





3. 软件 操作 注意 事项 
(1) 在 鲁班 软件 中 只 有 正 单 面 台阶 和 侧面 台阶 ,台阶 都 只 有 一 面 ,而 题 中 的 台阶 往往 为 多 
需要 我 们 用 单 面 台阶 组 合 形成 多 面 台阶 。 

(2) 台 阶 的 工程 量 以 水 平 投影 面积 计算 ,包括 平台 部 分 的 一 个 踏步 宽度 。 


























(3) 在 鲁班 








由 立方 米 改 为 平方 米 。 在 定额 计算 台阶 面积 时 ,套用 楼 地 面 进行 计算 。 














三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 1-14。 


软件 定额 计算 台阶 工程 量 套 定额 时 找 不 到 台阶 相关 定额 ,以 楼 地 面 代 蔡 。 
(4) 在 鲁班 软件 套 清单 时 候 , 找 不 到 与 台阶 相关 构件 ,只 能 套用 其 他 构件 ,并 把 计算 单位 
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表 1-14 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


























工程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 6.75 6.75 6.75 6.75 
台阶 定额 6.75 6.75 6.75 
差 值 0 0 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 台阶 的 工程 量 以 水 平 投影 面积 计算 ,注意 踏步 阶 数 加 1( 最 上 层 踏步 外 治 加 30cm ) 。 

(2) 和 鲁班 软件 和 广 联 达 软件 由 于 与 手 算 的 计算 结果 保留 的 有 效 数 字 不 同 , 可 能 导致 计算 
结果 产生 误差 。 






































第 二 章 。 墙 柱 面 工程 


第 一 节 ” 墙 面 抹 灰 


【 例 1】 如 图 2-1 所 示 , 二 层 最 右 侧 房间 水 泥 砂 浆 抹 灰 内 墙 袜 高 1. 2m , 求 其 工程 量 。 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(一 ) 清 单 工 程 量 |[ (4.5 -0.24) x2 + (8 -0.24) x2 -0.9] x1.2m =27.77m’ 
清单 工程 量 计算 见 表 2-1。 





表 2-1 清单 工程 量 计算 


























项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011201001001 墙 面 一 般 抹 灰 内 墙 裙 水 泥 砂 浆 抹 灰 m 27.77 
(二 ) 定 额 工程 量 (计算 方法 同 清单 工程 量 ) 套 用 消耗 量 定额 12 -1。 
二 软件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 本 题 需要 定义 墙 体 、 窗 \ 门 、 房 间 的 属性 
1) 定 义 墙 体 属性 如 图 2-2 所 示 。 


国 构 件 管理 











图 22 定义 墙 体 属性 (招标 ) 








2) 定 义 门 属性 (两 种 不 同 参 数 的 门 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-3 所 示 。 
ee -3 Et 而 重合 名 = E ”= | 对 构件 层 复制 - | 排序 ~ T 5 


日 加 门 














图 2-3 定义 门 属性 (招标 ) 
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3) 定 义 窗 属性 (三 种 不 同 参数 的 窗 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-4 所 示 。 
园 构 件 管理 
238697 YJ B8BR l 复制 笨重 命名 PE SE 。 “| 了 3 构件 层 复制 = 人 | 排序 -了 ne 
23 [ 司 全 可 榈 | 构件 做 法 | 

















@ EL 
@ c-2 
@ c-3 

















图 2-4 定义 窗 属性 (招标 ) 


4) 定 义 房 间 属 性 (两 种 属性 的 房间 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-5 所 示 。 
国 构 件 管理 
沪 新 建交 删除 Q 复制 ;向 重 命名 | 楼 层 SE + | .33 构件 层 复 制 - | 排序 了 xe 





























(2) 软 件 画 图 如 图 2-6 所 示 。 











图 2-6 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 2-7 所 示 。 





图 2-7 软件 计算 结果 (招标 ) 
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2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 本 题 需要 定义 墙 体 . 窗 门 .房间 的 属性 
1) 定 义 墙 体 属性 如 图 2-8 所 示 。 


同 构 并 管理 
3868 wJ NER -3 复制 43 重 命名 








图 2-8 定义 墙 体 属性 (投标 ) 
2) 定 义 门 属性 (两 种 不 同 参数 的 门 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-9 所 示 。 






































EE 
23369. XJ MË l 复制 ;笨重 命名 DE 首 层 。 -| 忆 构 件 层 人 复制- )| 排序 -了 了 记 
———n T 
En [EBE8838 || 构件 做 法 | 
£ M-1 
@ n-2 














Ym 








图 2-9 定义 门 属性 (投标 ) 








3) 定义 窗 属性 (三 种 不 同 参数 的 窗 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-10 所 示 。 


性 新 建交 删除 l 复制 向 重 命名 | 楼 层 SE 。 | 了 3 构件 层 复制 - )| 排序 ”了 过 尖 











图 2-10 定义 窗 属性 (投标 ) 
4) 定 义 房间 属性 (两 种 属性 的 房间 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-11 所 示 。 








. 50 . 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





253889 XJ MES ¿5 复制 43 重 命名 ~ | 33 构 件 层 复制 - 2| 排序 了 了 过 滤 














加 

















2-11 定义 房间 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 2-12 所 示 。 





FJ-1[5 


=== 














图 2-12 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 2-13 所 示 。 











壤 裙 打 灰 面积 = 24. 04< 内 墙 皮 长 度 >*1. 2 高 度 >1.08 -1> = 27. 768m 








> 








2-13 ”软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 本 题 需要 定义 墙 体 、 窗 \ 门 、 房 间 的 属性 
1) 定 义 墙 体 属性 如 图 2-14 所 示 。 


国 构 件 管理 
2 362 2. BES ¿Se 入 重合 名 @E SE 。 -| 于 构件 层 复制 - 人 | 排序 ”了 了 过 














ps 














2-14 ”定义 墙 体 属性 (定额 ) 
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2) 定 义 门 属性 (两 种 不 同 参 数 的 门 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-15 所 示 。 


圆 构件 管理 
23869. 六 删除 J mb Ji Res | 楼 层 首 层 。 | 寻 构 件 层 复制 - | 排序 > 了 了 污 

















图 2-15 定义 门 属性 (定额 ) 
3) 定 义 窗 属性 (三 种 不 同 参 数 的 窗 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-16 所 示 。 


23388 - 六 莽 除 ¿ge 可 重合 名 CE SE - | 忆 构 件 层 复制 - )| 排序 了 过活 









































图 2-16 ”定义 窗 属性 (定额 ) 


4) 定义 房间 属性 (两 种 属性 的 房间 ,具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-17 所 示 。 























图 2-17 定义 房间 属性 (定额 ) 








(2) 软 件 画 图 如 图 2-18 所 示 。 


























图 2-18 软件 画图 (定额 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 2-19 所 示 。 
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构 牢 和 名称/ 构件 位 置 工程 是 计算 式 





图 2-19 ”软件 计算 结果 (定额 ) 














4. 软件 操作 注意 事项 

该 题 仅 计算 最 右 侧 房间 的 墙 裙 抹 灰 工程 量 , 该 房间 墙 裙 高 度 为 1200mm。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 本 题 需要 定义 墙 体 . 窗 、 门 .内 墙 面 .房间 的 属 

1) 定 义 墙 体 属性 如 图 2-20 所 示 。 
ne se 











性 





柱 *. | m |#tue| ma | 装 凶 工程 | 汪 
cene z] 一 构件 列表 O mitapa 








- WB: PE 
坊 厚 (sa)-TN 240 
-= 标高 性 性 
$E 顶 标高 (a) 3000 
E 底 标 高 na) 0 
- 材质 性 性 


#S+8N8G-CG C30 
施工 方式 -?05 ”和 标 送 商品 混凝土 
种 极 类 型 -FT 复合 木 模 
ABS-RF 非 人 防 

二 LI 属性 
拒 总 类 别 -)CLS WU 
LIIU 兴 型 -LSI 混凝土 外 增 


图 2-20 ”定义 墙 体 属性 (清单 ) 
2) 定义 门窗 属性 (具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-21 所 示 。 
ms | mmm | 设 为 公共 板 社 | resar J 


# | w | 染 |wsgm (man |wmrsa | #@mu | $m | 刀 何 构 
四 习 一 Nt- 















































a) 
221 定义 门窗 属性 (清单 ) 
a) 定 义 门 属性 





S 


























53 





[m =] msze ] one | 构 怕 提取 | 设 为 公共 构 忻 | mi22n0s5 | 








b) 








图 2-21 定义 


b) 定 义 窗 属性 


门窗 





届 性 (清单 )( 续 ) 











3) 定 义 内 墙 面 \ 房 间 墙 裙 属性 如 图 2-22 所 示 。 


加 了 ] [属性 复制 ] ， 构 和 另存 | nam | ， 设 为 公共 构 


# | w | #@ || 门 宇 油 口 *tmrg|s 
站 内 培 而 r] napa 三 属性 列 识 
Ey [1 
基本 尾 性 
对 应 房间 - 炉 
标高 尾 性 


E 项 标高 nn) 职 墙 柱 保 瘟 顶 标 
秘 层 底 标高 pe) 职 墙 柱 保温 褒 标 了 
二 材质 尾 性 
面 屠 材 质 -S8 
基层 材质 -BF 
三 维 材质 -4 
- 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 
己 L8T0 屋 性 
汇总 兴 别 -CLB 
LBINM2533-LsIN 


sapak 


默认 
内 墙 面 














a) 
[w =] 构件 另存 | een | ， 设 为 公共 构 
# | w | 梁 |#wte| gn 装饰 工程 | 要 


[ma z] nope] mia 





- 基本 尾 性 
路 县 灿 -TIJX 
18:8-qq 
PF38000 2 1)-IwC WOMl 
内 墙 面 G6t)-IvB 
内 墙 面 Ot: )-Im 
积 地 面 -FG 
天 栅 -T? 
吊顶 -加 
- LIITE 必 性 
LEIN 区 到 -LETN 房间 

















a) b) 定 义 内 墙 面 








属性 


[是 了 ] mite | _ 构 忻 另存 | nam | 设 为 公共 构 f 





柱 | ü | @ |#tutme| mima 装饰 I 程 |= 
上 | 内 二 而 r] 一 构件 列表 3 CRaeapa 
NQM1 - bt 
对 应 房间 - 企 
3 标高 尾 性 


WE 项 标高 nn)” 取 培 柱 保温 项 标 下 
SE 诡 标 高 em) 取 培 柱 保温 询 标 下 
习 材质 属性 


水 混 夏 小 


汇总 类 别 -JZILB 
LBIN 基 型 -LIN 


b) 
E | [属性 复制 ] bina | idem | 设 为 公共 构 


BA 
内 墙 面 














# | w | m= || 门窗 洞口 装饰 工程 | 与 
[mü 司 一- 榴 才 刘表 


FL 





内 墙 面 G2)-IWC Wouz 

内 墙 面 Ge )-IvB 

内 墙 面 式 他 ) -IT 

樟 地 面 -FG 

天 贿 -TP 

吊顶 -1D 
二 LBIg 属 性 
LBIM 兴 型 -LBIN 。 房间 











2-22 ”定义 内 墙 面 .房间 , 墙 衬 属性 (清单 ) 








e) .d) 定 义 房间 属性 
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PE 了 [ 怀 性 复制 构件 另 存 | nam | ， 设 为 公共 构 
# | = | @ || yma *tmerg | 
G; 。 ”了 J 一 构 怕 列表- | 属性 列表 








e) 
图 2-22 ”定义 内 墙 面 房间 . 墙 裙 属性 (清单 ) 续 ) 
e) 定 义 墙 裙 属性 











(2) 软 件 画图 如 图 2-23 所 示 。 











图 2-23 软件 画图 











(3 ) 套 清单 如 图 2-24 所 示 。 
| 昌吉 清单 || 大 清单 >> 
DRE 







有 :GT> 
2. É. pb zk: 
面 层 。 |020201001001 “ 培 面 一 般 抹 永 — “3 
5. 分 格 


料 种 类 : 


a) 
图 2-24 套 清单 (清单 ) 











a) 墙 面 一 般 抹 灰 
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Be 不 参与 自动 套 | 套 清单 >> | 
| 清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 | 项目 特征 


总 中 3 


020401001001 i] 截面 wasis 








实体 010404001001 BIS 






混凝土 外 墙 实体 Y 《C6> 







混凝土 外 墙 模板 S 











混凝土 外 墙 超 高 模板 S 


d) 





图 2-24 套 清单 (清单 )( 续 ) 
b) 金 属 推拉 窗 ”c) 镶 板 木 门 、d) 直 形 墙 




















(4) 软 件 计算 结果 如 图 2-25 所 示 。 








> 





2-25 ”软件 计算 结果 (清单 ) 














. 56. 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





2. 定额 模式 

(1) 本 题 需要 定义 墙 体 、 窗 、 门 、 内 增 面 \ 房 间 的 属 

1) 定 义 增 体 属 性 如 图 2-26 所 不 。 
m= 构件 另存 | _ 构 入 提取 | ， 设 为 公共 构 


性 。 








# | Z |#%#% | 门窗 洞口 | 装饰 工程 | š 
a 构件 列表 -属性 列表 

- 截面 尾 性 
雯 厚 (wm)-TW 240 

本 标高 尾 性 
FEE 顶 标 高 ee) 3000 
EJE 底 标 高 Ge) 0 

材质 尾 性 


388+38%0-CG C30 
访 工 方式 -?0C 素 送 商品 混凝土 
模板 基 型 -IT 复合 木 模 
人 防 -EF 非 人 防 

- LBImEEFE 
汇总 关 别 -iCLE Wu 
LETI 尖 型-L5IN 。 混 闫 土 外 培 




















图 2-26 ”定义 墙 属性 (定额 ) 
2) 定 义 门 . 窗 属 性 (具体 参数 看 题目 ) 如 图 2-27 所 示 。 
构 冲 另存 | ， 构 冲 提 取 _ |， 设 为 公共 榴 症 | 市 站 合作 J 


# | w | #@ |wmsgm (man |wmrs8 | @mio | $t | Aenoe 
D 习 一 3 有 


























[m =] wewe ] nama | mamo | Qs22=0m | sss | 











b) 
图 2-27 定义 门 、 窗 属性 (定额 ) 




















a) 定 义 门 属性 b) 定 义 窗 属性 
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3) 定 义 内 墙 面 \ 房 间 墙 裙 属性 如 图 2-28 所 示 。 


[小 了 ] [属性 复制 ] _ 构 性 另 存 | sem | ， 设 为 公共 构 


E: 了 | [属性 复制 |。 构件 另存 | _ 构 省 提 职 | 设 为 公共 构 | 








# | w | m || yman *mre | 要 # | ü | @ |#ge| mama 装饰 I 程 | 和 
可 内 培 面 了 ] 一 -构件 列表 三 属性 列表 [Pism 了 | 一 构件 列表 - 三 属性 列表 
参数 值 | 
- 基本 尾 性 NQM1 - 基本 尾 性 
对 应 房间 -全 对 应 房间 -入 
刁 标高 屋 性 - 标高 屋 性 
楼 层 项 标高 nm) 职 墙 柱 保温 项 标 EE 顶 标高 pm) 职 墙 柱 保温 项 标 允 
楼 层 廊 标 高 (a) 职 墙 柱 保温 廊 标 | EE 底 标 高 pm) 取 墙 柱 保温 廊 标 
- 材质 属性 - 材质 尾 狂 
面 层 材质 -Su 水 泥 砂 荣 面 屋 材质 -SM 水 泥 砂 站 
基层 材质 -BFN 基层 材质 -5PW 
三 准 材质 -Gu 三 维 材质 -GN 
- 图 集 - 图 集 
图 集 名 称 -GH 图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GU 图 集 编号 -GWU 
-LBIN 屋 性 - LBIN 屋 性 
汇总 类 别 -JZLB 默认 汇总 类 别 -)CLE WU 
LBIN 关 型 -LBIM 。 内 培 面 18IN 区 型-LBIN “内 墙 面 

















a) 
1 了 ] me ] tons | 构 忻 提 职 | 设 为 公共 构 














b) 
[十 了 | [属性 复制 ] 构件 另存 | “构件 提取 “| 设 为 公共 构 








# | = | m= || 门窗 洞口 装 名 工程 | 要 # | w | m || 门窗 洞口 mr [q 
ma | ang muw [mü — =] —wnm_ mga 
#m 
基本 尾 性 FJ1 基本 尾 性 
银 肚 绕 -TJX 跟 肢 绕 -TJX 
NHIB-qq MIR-qq ml 
内 墙 面 G+)-IWC 区 HL | | “内 坊 面 GR 有 +)-IRC jgM2 
内 墙 面 ( 夸 )-IWB | 内 墙 面团)-IWB 
内 墙 面 拒 他 )-IW | 31800 Ot£tib)-Im 
税 地 面 -7G 杰 地 面 -FG 
天 性-TF | 天 括 -TP 
吊顶 -DD 吊顶 -DD 
L810 属性 | | 与 wm 属性 
LBIM 交 型 -LBIM 房间 | LBIB 兴 和 型 -LEIN 房间 


























d) 


Sus 


[E =] muger | 构 忻 另存 | “构件 提取 | 设 为 公共 构 

















# | 培 | 2 || 门 官 洞口 “装饰 工程 | 时 
— r]  hapE 
T C *w j “m | 
1200 
| 水 泥 砂浆 
默认 





e) 





图 2-28 定义 内 墙 
a) .b) 定 义 内 墙 面 属性 


(2) 软 件 画 图 如 图 2-29 所 示 。 





看、 房间 \、 墙 襄 属 性 (定额 ) 
c) .d) 定 义 房间 属性 e) 定 义 墙 裙 属性 
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图 2-29 软件 画图 (定额 ) 


(3) 套 定额 如 图 2-30 所 示 。 


(计算 设置 厂 不 参与 自动 套 。 计算 项 目 | Bz | 自动 套 定额 Hl 套 定额 >> | 
















b) 


-计算 设置 D 不 参与 自动 套 计算 项 目 | mee | 自动 套 定额 | | 套 定额 >> | 
| Jqwma ; ; i 
实体 





c) 


-计算 设置 - 厂 不 参与 自动 套 ”计算 项 目 | mm | sss || 套 定额 >> | 
Je seus | 洁 单 /定额 名 称 “| 分 类 设置 | 单位 i 
| 





d) 
图 2-30 套 定额 (定额 ) 
a) 内 墙 面 bp) 混凝土 外 墙 实体 e) 窗 d) 门 
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(4) 软件 计算 结果 如 图 2-31 所 示 。 





[EEC 和 
TIE | | sa 








图 2-31 ”软件 计算 结果 (定额 ) 














3. 软件 操作 注意 事项 

《1) 该 题 仅 计算 最 右 侧 房间 的 墙 裙 抹 灰 工 程 量 ,该 房间 墙 裙 高 度 为 1200mm。 
(2) 和 鲁班 软件 中 内 外 墙 裙 都 是 在 墙 裙 中 定义 的 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 2-2。 


表 2-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 
















































































[- 程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
s 清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 27.77m2 | 27.768m2 | 27.768m2 27.94m2 
¿ana 定额 27.77m2 27.768m2 27.94m2 
工程 量 
差 值 0.002 0.002 0.002 0.17 0.17 
(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 手 工 计算 进行 了 四 舍 五 入 , 广 联 达 软 件 没有 进行 四 舍 五 人 ,因此 两 者 有 微小 的 差别 。 








(2) 和 鲁班 软件 在 计算 内 墙 面 抹 灰 工 程 量 时 ,加 上 了 门窗 侧 壁 面积 , 广 联 达 软件 中 门窗 侧 壁 
面积 是 单独 列 出 来 的 ,手工 计算 没有 计算 门窗 侧 壁 的 抹 灰 工 程 量 。 

综 上 所 述 ,手工 计算 与 广 联 达 软 件 计算 内 墙 抹 灰 工程 量 用 的 计算 方法 是 一 样 的 ,都 没有 计 
算 门窗 侧 壁 面积 的 抹 灰 工程 量 ,鲁班 软件 计算 内 墙 抹 灰 工程 量 时 加 入 了 门窗 侧 壁 面积 的 抹 灰 
工程 量 。 因 此 和 鲁班 软件 的 计算 结果 比 前 两 者 稍 大 。 
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【 例 2】 某 卫 生 间 墙 面 装 饰 如 图 2-32 所 示 。 做 法 为 12mm 厚 1: 3 水 泥 砂 浆 底 层 ,5mm J 
素 水 泥 砂浆 结合 层 。 已 知 该 工程 为 三 类 工程 ,2530mm x 330mm 瓷砖 为 6. 5 元 / 块 ,250mm x 
80mm 瓷砖 腰 线 15 元 / 块 , 其 余 材料 价格 按 定额 价 ,并 且 不 考虑 门 、 窗 小 面 瓷砖 。 计 算 该 分 项 
工程 的 工程 量 。 
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图 2-32 ” 某 卫 生 间 墙 面 装饰 示意 图 
a) 男 卫生 间 A 立 面 b) 男 卫生 间 B 立 面 c) 男 卫生 间 C 立 面 
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1250 x 1400 窗 
pol a lh le ld hal 250 x 300 瓷砖 
El = 
a a 
s 9 250 x 80 瓷砖 腰 线 
= 
350 
1200 3300 500 
5000 
a) 
250300 瓷砖 
° 
2 
8 250X 80 瓷砖 腰 线 
s 
° 250 x 300 盗 夸 
CC 
a 
5 250 x 80 瓷砖 腰 线 
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s == 250 x 300 
S E. 250 x 80% 06 E 2k 
e 一 











)0 
1200 1200 








d) 


图 2-32 ” 某 卫 生 间 墙 面 装 饰 示 意图 ( 续 ) 
d) 男 卫生 间 D 立 面 





















































【 解 】 一 手工 算 量 
(1)2013 清单 与 2008 清单 对 照 
2013 清单 与 2008 清单 对 照 见 表 2-3。 


表 2-3 2013 清单 与 2008 清单 对 照 表 








































































































































































































清单 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计算 单位 工程 量 计算 规则 工作 内 容 
1. 墙 休 类 型 1. 基层 清理 
2. 安装 方式 2. 砂浆 制作 、 
3. 面 层 材料 品种 . 规 运输 
A 格 .颜色 3. 粘 结 层 铺 由 
、 | 011204003 | 块 料 墙 面 | 4. Sk k RAE MOI m 按 镶 贴 表面 积 计算 4. 面 层 安装 
清单 5 yy 
种 类 5. RxK3E 
5. 防护 材料 种 类 6. 刷 防护 材料 
6. 磨 光 、 酸 洗 、 打 赋 7. 磨 光 、 酸 洗 、 
要 求 Tr 
1. 墙 休 类 型 
2. 底层 厚度 、 厂 
2 1 1. 基层 清理 
9. 2. 砂浆 制作 、 
3. 贴 结 层 厚 度 .材料 a: 
种 类 运输 
3. 底层 抹 灰 
4. 挂 见 
5 G — 
. T E JJ N U DZ ` 
rir Ed z JS SF [J ië jl: SE . 1 BB I 
a: 020204003 | 块 料 墙 面 | 检 . 钢 龙骨 ) "° sÁ 5 了 
3 6. 面 层 材料 品种 、 规 人 Š — 
格 .品牌 颜色 本 ° 
7. ya xs — 
SQ aaa 9. 刷 防护 材料 
s 防护 材料 各 — 
I 全 洗 .打量 


9. 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 
要 求 
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(2) 清 单 工 程 量 

250 x 80 瓷砖 腰 线 :[(2.5 +5) x2 -1.25 -0.75]m =13m 

250 x330 2#E,[ (2.5 +5) x2 x2.72 -0.75 x1.86-1.25xl.4-(2.5+1.2x2) x0.2 - 

13 x0.08 |m’ = (40.8 -1.395 -1.75 -0.98 —1.04)m =36.64m° 

[贴心 助手 :2.5 为 卫生 间 的 宽度 ,3.0 为 其 长 度 ,2.72 为 卫生 间 高 度 ,0.75 为 门洞 的 宽 
度 ,1.86 为 门洞 的 高 度 ,1.25 为 窗户 的 宽度 ,1.4 为 窗户 的 高 度 ,2.5 为 水 池 人 台阶 的 长 度 ,1.2 
为 其 侧面 宽度 ,0.2 为 台阶 高 度 。 

(3 ) 清单 工程 量 计算 

清单 工程 量 计算 见 表 2-4 


表 2-4 清单 工程 量 计算 



























































项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
11204003001 块 料 墙 面 墙 面 铺 瓷砖 m2 37.04 
二 、 软 件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 属性 

1) 定 义 墙 面 装修 属性 如 图 2-33 所 示 。 























图 2-33 ”定义 墙 面 装修 属性 (招标 ) 
2) 定 义 门 属性 如 图 2-34 所 示 。 




















图 2-34 ”定义 门 属性 (招标 ) 




















属性 名 称 属性 值 
C-1 
洞口 宽度 (mm) 1250 
洞口 高 度 (an) 1400 
框 左右 扣 尺 十 ma) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 (a) 0 
TE (an) 0 
立 档 距离 (nm) 0 
离 地 高 度 nm) — 900 
洞口 面积 (mD 1.75 
框 外 围 面积 (m)) |1.75 
备注 














图 2-35 ”定义 窗 属性 (招标 ) 
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4) 定 义 墙 属性 如 图 2-36 所 示 。 
属性 名 称 属性 值 
Q-1 

材质 

砂浆 强度 等 级 

厚度 (nm) |240 

底 标高 (n) |O) 

起 点 高 度 (on) |2720 

终点 高 度 (nm) |2720 

轴线 距 左 墙 皮 距 离 0 

备注 

到 2-36 ”定义 墙 属性 (招标 ) 

(2) 软 件 画 图 








1) 墙 面 装 修平 面 图 如 图 2-37 所 示 。 


1200 3800 


5000 























图 2-37 墙 面 装修 平面 图 (招标 ) 
2) 门 窗 分 布 平 面 图 如 图 2-38 所 示 。 











图 2-38 ”门窗 分 布 平面 图 (招标 ) 











(3) 软件 计算 结果 
墙 面 装 修 计算 结果 如 图 2-39 所 示 。 

















工程 量 计 算式 





构件 名 称 /构件 位 置 
NQHZX-1 E0OFEZ DER = 24. 327 m 





NQMZX-1[S1]/3,A2 人 3, 38》 | 坊 面 抹 灰 面积 = 6.8 m 
| [is WT A ISERXGE = s sur 
x 2 | hmm |ESKUREZGGEBL = 13325" 
waman emamman 可 rr = 68" 
[ 22 — | wz-z(49]/<, O CAy ÜSMZGE = 3 264" 
| 23 | Wuz-2[0/2.p, dP》 SHXWE = 3264 


图 2-39 墙 面 装修 计算 结果 (招标 ) 
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2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 
1) 定 义 墙 面 装修 属性 如 图 2-40 所 示 。 





图 2-40 ”定义 墙 面 装修 属性 (投标 ) 





2) 定 义 门 属性 如 图 2-41 所 示 。 






































> 





2-41 定义 门 属性 (投标 ) 














洞口 面积 (m) 1.75 
框 外 围 面积 (m”) |1.75 
备注 








图 2-42 ”定义 窗 属性 (投标 ) 















































> 





2-43 ”定义 墙 属性 (投标 ) 
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(2) 软 件 画 图 
1) 墙 面 装修 平面 图 如 图 2-44 所 示 。 








1200 3800 


5000 





























到 2-44 墙 面 装修 平面 图 (投标 ) 
2) 门 窗 分 布 平面 图 如 图 2-45 所 示 。 


























到 2-45 ”门窗 分 布 平面 图 (投标 ) 























(3) 软 件 计 算 结果 
墙 面 装修 计算 结果 如 图 2-46 所 示 。 

















构件 名 称 / 构 件 位 置 工程 是 计算 式 
— NQuZX-1 | 墙 面 抹 灰 面积 = 24. 327 m 
1.1 NQMZX-1 [S51]/<3, A>, <3, 5》 | 墙 面 抹 灰 面积 = 6.8 m 
TESTSIZTYXTSCEEEEIITTIT 
| 2 | Wzx-2 — SSE = 13.328 m 
ee 6.8m 


NWQMZX-2[50]/<2, 8>, <1, B》 ”| 雯 面 打 灰 面积 = 3.264 m 


图 2-46 墙 面 装 修 计算 结果 (投标 ) 















































3. 定额 模式 








(1) 定 义 属性 
1) 定 义 墙 面 装修 属性 如 图 2-47 所 示 。 























图 2-47 ”定义 墙 面 装修 属性 (定额 ) 
二 E 如 图 2-48 所 示 。 











2) 定 义 门 忆 


型 
| 二 
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洞口 高 度 ma) — 1860 
框 在 右 扣 尺寸 a) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 mm) 0 
框 厚 Ge) 5 
SEE Qa) — DO 
洞口 面积 (m) — [1.395 
mmmn, iss — 
底 标 高 m) |©) 
备注 
图 2-48 定义 门 属性 (定额 ) 
3) 定 义 窗 属性 如 图 2-49 所 示 。 
尾 性 名 称 尾 性 值 
C-1 
洞口 宽度 (an) 1250 
洞口 高 度 pm) 1400 
框 左右 扣 尺 寸 mm) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 mm) 0 
框 厚 (am) 0 
立 楼 距离 rm) 0 
离 地 高 度 (nm) 900 
洞口 面积 (m2) 1.75 
框 外 围 面积 (m*”) |1.75 
备注 
图 2-49 定义 窗 属 性 (定额 ) 
4) 定 义 墙 属性 如 图 2-50 所 示 。 
属性 名 称 属性 值 
Q-1 
材质 l: 
砂浆 强度 等 级 
厚度 om) |240 
底 标 高 (n) (0) 
起 点 高 度 fm) — 2720 
终点 高 度 mn) — 2720 
S8089E2F1S FREE o 
备注 | 
图 2-50 定义 墙 属性 (定额 ) 
(2) 软件 画图 








1) 墙 面 装 修平 面 图 如 图 2-51 所 示 。 
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图 2-52 ”门窗 分 布 平面 图 (定额 ) 








(3) 软 件 计 算 结 果 
墙 面 装 修 计算 结果 如 图 2-53 所 示 。 

















| 序号 ”| 构件 名 称 /构件 位 置 工程 是 计算 式 
ISUDEHKGSE = 24 327 mr 





JW 
1.2 HQNZX~1 [52]/<3, B> 人 2, B》 ”| 墙 面 抹 灰 面积 = 8. 588 m 
13 — | wwzx-i[s3]/%, n> G.A IHZGEL-= 8.941m 
| O 2 | Wzx-2 — — 幸 面 抹 灰 面积 = 13.328 m 
和 = 6.0 m? 
[ 23 | Wmuz-2[0)/2. p. dB》 SWUUKIMEL= 3.264 m 


图 2-53 ” 墙 面 装修 计算 结果 (定额 ) 






































4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 墙 的 高 度 为 2720mm。 

(2) 图 2-32 中 轴线 的 轴 距 为 内 墙 线 的 尺寸 ,不 是 墙 中 心 线 的 尺寸 。 
(3) 定 义 单 墙 面 装修 的 时 候 一 定 要 定义 房间 。 

(4) 墙 面 装修 的 总 的 工程 量 为 (24.327 +13.328)m =37.66m’。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 属性 

1) 定 义 墙 属性 如 图 2-54 所 示 。 























参数 | të | 
HSE om)-TH 240 
楼 层 顶 标高 mm)-TH 2720 
楼 屋 底 标 商 (om)-BH 0 
砂浆 强度 等 级 -4G MT7. 5 水 泥 





搅拌 方式 - 负 Hut 
80F2533-BT 多 孔 砖 
形体 强度 -BG MU10 


汇总 类 别 -IZLB 默认 
LBIN 关 型 -LBIN 砖 内 墙 














PRI 











2-54 定义 墙 属性 (清单 ) 
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2) 定 义 内 墙 面 装修 属性 如 图 2-55 所 示 。 








参数 值 | 
对 应 房间 -AR 
SEE 顶 标高 na)-Th 取 墙 柱 保温 顶 标高 
SEE 底 标高 na)-BX 职 寺 柱 保温 底 标 高 
面 畦 材质-S9 水 泥 砂 兹 
基层 材质 -B7PW 
三 维 材质 -Gn 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GHV 
汇总 类 别 -JLLB 默认 
LT 类 型 -LEIN miss 








图 2-55 ”定义 内 墙 面 装修 属性 (清单 ) 
3 ) 定义 门 属性 如 图 2-56 所 示 。 





























# I 值 J 
框 厚 (mm)-TOF 0 
EBE 请 标 商 fm)-BK 0 
材质 -WT 木质 
类 型 -CATE 装饰 门 
开局 方式 -04 平 开 
开局 角度 -加 45 
安装 位 置 -1Z 开局 方向 居中 
门扇 数 -Dy 单 席 
是 否 有 亮 -BO0N 无 高 
五 金 材料 -ja 防火 门 杆 
油漆 -了 素 脂 混 漂 
增 减 饮 数 G8)-PTS 0 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编 号 -GHU 
汇总 类 别 -JCLB 默认 
LBIN 基 型 -LBIN 门 



































到 2-56 定义 门 属性 (清单 ) 
V Ft + 
4) 定 义 窗 属性 如 图 2-57 所 示 。 
=s 值 
框 厚 (na)-TOF 0 
EBE 底 标 高 pm)-BMH 900 
材质 -上 铝 人 全 
类 型 -CATE 普通 窗 
开局 方式 -04 平 开 
油 案 -? 来 联 湿 沼 
M08082 68)-P7Ss 0 
图 入 名称-GH 
图 集 编号 -GHV 
汇总 类 别 -J2LB 默认 
LE 类 型 -LSIN Li 
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5) 定 义 踢 脚 属 性 如 图 2-58 所 示 。 








参数 值 
对 应 房间 -村 
高 度 mm)-H 200 
面 层 材质 -SM 水 泥 砂 交 
三 维 材 质 -Gu 
图 集 名 称 -GH 
图 保 编 号 -GNU 
汇总 类 别 -ZLB 默认 
LBIN 类 型 -LEIW 跟 丢 线 

















S 








性 (清单 ) 





2-58 ”定义 踢 脚 所 
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(2) 软 件 画图 
墙 面 装修 平面 图 如 图 2-59 所 示 。 

















图 2-59 墙 面 装修 平面 图 (清单 ) 






































(3 ) 套 清单 
墙 面 装 修 清单 如 图 2-60 所 示 。 
rrzrwrrzr— >| 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | = 





020204001 。 石材 墙 面 — = 
020204002 碎 拼 石材 墙 面 në 
er EY SVET: > 





3118 (H) m2 
020204004 干 挂 石材 钢 骨 架 。 + 
5 柱 面 深 贴 块 料 
6 零星 说 贴 块 料 >J 


清单 定额 查询 查询 


t 邓 
t° t 
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2-60 墙 面 装修 清单 (清单 ) 
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a 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 ( BIM 软件 篇 ) 





(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 2-61 所 示 。 


A seal 项 目 编码 项 目 名 称 


4. 持 贴 方式 
020204003| 钢 龙 ) 





355 ' 


3457 = Pt 
bt i 


料 品种 、 规 格 、 


Et 


E. re 


36.68 
24.33 


me 
ie | 


3 Erma 72 [高度 ]-1.75[ 
L) 
= 加 


2-61 软件 计算 结果 (清单 ) 
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2. 定额 模式 
(1) 定 义 属 性 
1) 定 义 墙 属性 如 图 2-62 所 示 。 











参数 值 
墙 厚 (na)-TH 240 
楼 层 顶 标 高 (mm)-TH 2720 
楼 层 底 标 高 (om)-BH 0 
砂浆 强度 等 级 -HG6 。。” 抽 . 5 水 泥 


搅拌 方式 -W H 
砌 体 类 型 -BT 多 孔 砖 
砌 体 强度 -BG NU10 


汇总 类 别 -ZLB 默认 
LBIN 关 型 -LBIN 砖 内 墙 


















































图 2-62 ”定义 墙 属性 (定额 ) 
2) 定 义 内 墙 面 装修 属性 如 图 2-63 所 示 。 
参数 值 ] 
对 应 房间 -AR 
EBE 顶 标高 em)-TK 职 坊 柱 保温 顶 标 高 
EBE 诡 标 高 pm)-BH 职 墙 柱 保温 底 标 高 
面 层 材 质 -SH spa 
基层 材质 -BF 
三 维 材质 -G4 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNV 
汇总 类 别 -CILE 默认 
LEIWSS -LEIN ma 





图 2-63 ”定义 内 墙 面 装修 属性 (定额 ) 
































3 ) 定义 门 属性 如 图 2-64 所 示 。 








参数 | 值 ] 
(IE (mm)-TOF 0 
EE 斌 标高 om)-BH 0 
材质 -MT 木质 
类 型 -CATE 装饰 门 
开局 方式 -04 P: 
开局 角度 -了 区 45 
安装 位 置 ~ 色 开局 方向 居中 
门扇 数 -DY 单 扁 
是 否 有 亮 -BON 无 高 
五 多 材料 - 塌 防火 门 赔 
油漆 -了 素 楷 混 漂 
增 减 饮 数 G8)-PTS 0 
图 集 名 称 -GN 
图 集 编 号 -GNU 
汇总 类 别 -)CLF 默认 
LEIN 类 型 -LIIN 门 











/A 


























4) 定 义 窗 属性 如 图 2-65 所 示 。 





参数 | 值 | 
框 厚 (ma)-TOF 0 
楼 层 底 标 高 ea)-BH 900 
M8-ur 输 合 全 
关 型 -CATZ 普通 窗 
开启 方式 -04 平 开 
WP 豆 酯 温 深 
增 减 追 数 6B)-PTS 0 
图 集 名 称 -GN 
图 集 编 号 -GHU 
汇总 类 别 -JZLB 默认 
LBIU 基 型 -LEIB = 























到 2-65 ”定义 窗 属性 (定额 ) 
5) 定 义 踢 脚 属 性 如 图 2-66 所 示 。 























参数 r 
对 应 房间 -让 
高 度 pm)-K 200 
面 层 材质 -Sy 水 泥 夏 菜 
三 继 材 质 -Gy 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编 号 -GHU 
汇总 类 别 -)ZLB 默认 
LBIN 类 型 -LBIN F 1:31 











/A 











2-66 ”定义 踢 脚 属性 (定额 ) 
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(2) 软 件 画 图 
墙 面 装修 平面 图 如 图 2-67 所 示 。 





( 
K 1) 


2-67 ” 墙 面 装修 平面 图 (定额 ) 








2 





























(3) 套 定额 
墙 面 装修 定额 如 图 2-68 所 示 。 


L.I Es 《双击 选中 > xj 
团 4 





_ 0 3898 FTF J 


EE || 
| 
[= ez | 
7-3-2 ”内 坊 面 装 肇 肢 手 架 m2 

到 2-68” 墙 面 装修 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 2-69 所 示 。 





























Ë 5[ 长 度 ]X2. 72[ 高 度 ] 
|3.8( 长 度 ]x2.72[ 高 度 ] | 
-1.395[ 门 ] 








3.8[ 长 度 ]x2.72[ 高 度 ] 
-1.75[ 定 ] 





sr ]x2.72[ 高 度 ] | 
-0.s (3⁄8) # 


























2[ 长 度 ]X2.72[ 高 度 】 | 
P. IR; pss 











图 2-69 ”软件 计算 结果 (定额 ) 








3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 墙 的 高 度 为 2720mm。 

(2) 图 2-32 中 轴线 的 轴 距 为 内 墙 线 的 尺寸 ,不 是 墙 中 心 线 的 尺寸 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 2-5。 
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表 2-5 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 



































工程 名 称 类 别 PI 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 35.64 37.66 37.66 36.68 
块 料 墙 面 定额 35. 64 37.66 36.68 
差 值 2.02 2.02 2.02 1.04 1.04 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 水 池 人 台阶 扣除 问题 

手工 算 量 与 鲁班 软件 算 量 里 面 扣除 了 水 池 合 阶 所 喇 的 面积 (2. 5+1.2x2) x0.2m = 
0.98m ,而 广 联 达 软 件 算 量 则 未 扣除 这 部 分 的 面积 。 

《2) 瓷砖 腰 线 扣除 问题 

手工 算 量 里 面 扣 除 i a as 5x2+5x2) x0.08m =1.04m ,而 广 联 达 
软件 算 量 和 鲁班 软件 算 量 则 未 扣除 这 部 分 的 面积 。 


= Hill 


【 例 3】 试 计算 如 图 2-70 所 示 墙 面 装饰 工程 量 

















侧 宽 120 
[| | 
x 
mI! 





] 5000 | 


~ 发 泡 壁 纸 


2600 





3700 





人 一 ` 
褐色 木 压条 宽 20 
sn Wm: 


+ N J] ef == " 楼 木板 
mia = “B PE 


钢丝 网 暖气 外 胶合 板 踢 脚 线 








100 600 250 


700 700 700 700 700 700 700 700 700 
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【 解 】 一 手工 算 量 

(1) 墙 面 贴 壁纸 的 工程 量 :6. 30 x2.6m =16.38m 

【注释 】 墙 面 贴 壁纸 的 长 度 为 6.3m, 高 度 为 2.6m。 

(2) 贴 柚木 板 墙 裙 的 工程 量 :[6.30 x (0.15 +0.60 +0.25) -1.50 x0.60 x2]m =4.5m 

【注释 】 贴 柏木 板 墙 裙 的 长 度 为 6.3m, 高度 为 (0.15 +0.60 +0.25)m, 面 积 为 6.30m x 
(0.15 +0.60+0.25)m。1.5 为 铜 丝 网 暖气 罩 的 长 度 ,0.6 为 其 宽度 ,2 为 其 数量 ,扣除 两 个 铜 
丝 网 暖气 畦 的 面积 ,得 到 贴 柚 木板 墙 裙 的 工程 量 。 

(3) 铜 丝 网 暖气 罩 的 工程 量 :1.50 x0.60 x2m = 1. 8m° 

(4) 木 压条 的 工程 量 :[6.3 + (0.15 +0.60 +0.25) x8]m=14.3m 

【注释 】 横向 的 木 压条 的 长 度 为 6.3m, 纵 向 的 木 压条 的 长 度 为 (0. 15 +0.60 +0.25)m, 
数目 为 8 根 。 

(5 ) 踢 脚 线 工 程 量 :6.3 x0. 1m =0.63m° 

【注释 】 以 图 2-70 中 所 示 延 长 米 计算 。 

清单 工程 量 计算 见 表 2-6。 




















表 2-6 清单 工程 量 计算 































































































序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
工 内 雯 而 
1 ”| 011408001001 | ”墙纸 被 2 16.38 
墙纸 被 糊 > 贴 壁纸 m 
I 1. 内 墙 面 
2 “| 011207001001 | 墙 面 装饰 板 s. 4.50 
2. 贴 柚木 板 墙 裙 
1. 踢 脚 线 高 100 
3 “| 011105005001 | 木质 踢 脚 线 ee s m? 6.3 x0.1 =0.63 
2. 胶合 板 踢 脚 线 





二 、 软 件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 属性 如 图 2-71 所 示 。 


hn 
l 








图 2-71 定义 属性 (招标 ) 

















图 2-72 软件 画图 (招标 ) 
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下 他 





(3) 软 件 计算 结果 如 图 2-73 所 示 。 


一 、 单 墙 面 装修 
工程 是 计 算式 





WOMZX~1 [29]/ 3, B>, ©, B> 


寺 招 块 料 面积 = 6 408 m 





迪 面 抹 订 面积 = 16. 38 m 








培 面 块 料 面积 = 16.38 m 





ps 








273 ”软件 计算 结果 (招标 ) 
墙 裙 实际 工程 量 = (6.93 -0.63)m2 =5.4m? 

2. 清单 模式 下 的 投标 

(1) 定 义 属 性 如 图 2-74 所 示 。 





上 
mm 首 层 。 > | . 纪 构 件 层 复制 | 排序 ”了 了 过 小 35 查找 || 












图 2-74 定义 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 2-75 所 示 。 














图 2-75 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 2-76 所 示 。 





一 、 单 墙 面 装修 

工程 是 计算 式 
隅 和 脚 抹 灰 面积 = 0.63 m 
项 脚 块 料 面积 = 0.63 m' 
迪 裙 抹 灰 面积 = 6.03 m 


赌 裙 块 料 面积 = 6. 408 m 





上 赔 面 抹 灰 面积 = 16.38 m 
| 过 面 块 料 面积 = 16. 38 m 
隅 脚 抹 灰 面积 = 0.63 m 





赐 脚 块 料 面积 = 0.63 m 
| 坊 初 抹 灰 面积 = 6.03 m 
| 培 裙 块 料 面积 = 6.408 m 


NQMZX-1[29]/3, B>, @, B> 





上 里面 抹 灰 面积 = 16.38 m 
壕 面 块 料 面积 = 16.38 m 


2-76 ”软件 计算 结果 (投标 ) 
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. 76: 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





墙 裙 实际 工程 量 = (6.03 -0.63)m =5.4m° 
3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 2-77 所 示 。 





#m 首 层 。 | 3 构件 层 复制 > 2| 排序 也 过 小 35 查找 | | 


图 2-77 定义 属性 (定额 ) 








(2) 软 件 画 图 如 图 2-78 所 示 。 














图 2-78 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 软件 计算 结果 如 图 2-79 所 示 。 








构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 





WMZX-1 





WOMZX-1 [29]/ <1, B>, ©, B> 

















图 2-79 ”软件 计算 结果 (定额 ) 





墙 裙 实际 工程 量 = (6.03 -6.3 x0.1)m °  =5.4m° 

4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 操作 时 注意 墙 的 尺寸 大 小 和 材质 , 墙 面 抹 灰 时 是 否 有 墙 裙 , 墙 裙 的 高 度 , 是 否 有 踢 
脚 线 , 跑 脚 线 的 高 度 ,楼层 的 高 度 。 在 输入 墙 裙 的 高 度 时 要 加 上 踢 脚 线 的 高 度 ,否则 会 影响 数 
据 , 但 是 计算 所 得 数据 并 不 是 结果 ,用 墙 裙 面 积 减 去 踢 脚 线 面积 才 是 最 后 结 

(2) 在 画 单 墙 面 抹 灰 时 ,本 题 画 在 内 墙 上 ,要 形成 房间 后 在 参与 计算 ,否则 计算 不 出 结果 。 

(3) 注 意 设 计 室 外 地 坪 标高 ,有 时 会 对 计算 有 影 

(4) 查 看 计算 书 时 要 看 清楚 是 墙 面 抹 灰 面 积 还 是 墙 面 块 料 面积 ,二 者 是 有 些 区 别 的 。 

(5) 用 窗户 来 代替 铜 丝 网 暖气 置 ,将 其 标高 设 在 墙 裙 以 下 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 属性 















































=F 


oO 




















第 二 章 ” 墙 柱 面 工程 .77 . 








1) 定 义 内 墙 面 属性 如 图 2-80 所 示 。 


— D| x1 
Le ll | Gam 
# | = | m |#te | rye “tris | mib | #£sA96e | 几何 构件 | 
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= 基本 是 性 
对 应 房间 -AR 
刁 标高 屋 性 
楼 屋 顶 标高 mma)” 取 墙 柱 保温 项 标 贡 
楼 屋 底 标高 na)” 取 墙 柱 保温 底 标 站 
材质 屋 性 
面 层 材质 -S4 水 泥 砂 获 
革 屋 材质 -BF 
三 维 材质 -GN 
了 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 
-| LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -)ZILB 
LBII 基 型 -LBIN 



















| — 
[em] se] [mej së | sm] 


2-80 定义 内 墙 面 属性 (清单 ) 
2) 定 义 墙 裙 属性 如 图 2-81 所 示 。 
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[m =L msze ] 构件 另存 |， 构件 提取 “| 设 为 公共 构件 | _qin2ebi gmt 
# | ü | m || 门窗 洞口 装饰 工程 | 零星 构件 | 多 义 构件 | 几何 构 御 | 

r 88 了 | 一 -构件 列表 ] | 属性 列表 | | 计算 设置 - 厂 不 参与 自动 套 “计算 项 目 | |Lems=se | se | 

















项 目 特征 | 
1 SR. WSIHHfPS 


AQT> 
度 、 材 料 种 类 
钢 龙 - 
* 





二 基本 尾 性 
对 应 房间 -AE 
刁 标高 尾 性 
高 度 om)-K 1000 
刁 材质 尾 性 
面 层 材质 -SU 水 泥 砂浆 
基层 材质 -BFW 
三 维 材质 -GH 
- 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNUV 
-LBIN 屋 性 
汇总 类 别 -JZLB 默认 
LBIR 类 型 -LEIH 


面 层 020204003001 。” 块 料 墙 面 


to 0 — Q 2 Q to * 


—Dy 
































图 2-81 ”定义 墙 说 属性 (清单 ) 
3) 定 义 踢 脚 线 属性 如 图 2-82 所 示 。 














. 78: 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 








CE = __ DJ xJ 
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基本 尾 性 
对 应 房 同 -起 
- 标高 屋 性 
商 度 Ga)-H 100 
二 村 质 必 性 
面 时 村 摧 -34 Aga 
Zierin-a 
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EJ S1-6s 
图 傈 编号 -GWU 
- 18T0 时 性 
汇总 基 别 -)C13 
LETE 共 型-LSI 
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WE 。 0201050010 JYK@wampia 2 = WEESIE 
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图 2-82 ”定义 踢 脚 线 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 2-83 所 示 。 





图 2-83 ”软件 画图 (清单 ) 





(3) 套 清单 
1) 内 墙 面 套 清 单 如 图 2-84 所 示 。 


C EET TEETIE >x] 
A 一 


REPSLTIS T IS #tas 6 

36tt3e1e T iS 3tis Ë 

由 .8.1 楼 地 面 工程 

日 -8.2 墙 、 柱 面 工程 
加 -8 2. 1 墙 面 打 认 





mm 





020201002 — JSUD32055EZC 
0202010003 — HSU02JSS 














由 -了 .2.2 柱 面 抹 亦 
由 -8.2.3 零星 打 灰 
由 -5.2.4 墙 面 溢 贴 块 料 
由 -3.2.5 柱 面 刍 贴 块 料 
由 -8.2.6 零星 深 贴 块 料 Y 
< , 
| 洁 单 定额 查询 查询 











图 2-84 ”内 墙 面 套 清 单 (清单 ) 
2) 墙 裙 套 清 单 如 图 2-85 所 示 。 














第 二 章 ” 墙 柱 面 工程 “79. 








a | 
图 2-85 墙 裙 套 清单 ( 清单) 
3 ) 踢 脚 线 套 清单 如 图 2-86 所 示 。 


LE 








mama | 
图 2-86 踢 脚 线 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 2-87 所 示 。 





EE 
mm [lol | 


B.2 墙 、 柱 面 工程 





图 2-87 软件 计算 结果 (清单 ) 





.80 . 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





2. 定额 模式 








(1) 定 义 属性 

1) 定 义 内 墙 面 属性 如 图 2-88 所 示 。 
= DJ >i 
[m ” =] meger ] 构件 另存 | 构件 提取 | ， 设 为 公共 构件 | min 22nir 经 和 机 局 
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- 材质 尾 性 

面 层 材质 -Sy sisa 

基层 材质 -BF 
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图 集 名 称 -GN 

图 集 编号 -GNU 
-] LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB 。 默认 
LBIN 尖 型 -LBIN 














—— 
wm | su | Dez] sa | mm || 



































图 2-88 定义 内 墙 面 属性 (定额 ) 


2) 定 义 墙 裙 属性 如 图 2-89 所 示 。 























取消 公共 构件 
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基层 材质 -BFM 
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第 二 章 ” 墙 柱 面 工程 





3) 定 义 跑 脚 线 属性 如 图 2-90 所 示 。 









[m ” ”” 习 [[ 民 性 复制 ] 构件 另 存 | 构件 提取 | ” 设 为 公共 构 御 | 家 汉人 59 
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图 2-90 定义 踢 脚 线 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 2-91 所 示 。 














图 2-91 软件 画图 (定额 ) 





(3) 套 定额 

1) 内 墙 面 套 定额 如 图 2-92 所 示 。 
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图 2-92 ”内 墙 面 套 定额 (定额 ) 











. 82 . 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 








2) 墙 裙 套 定额 如 图 2-93 所 示 。 








> 








2-93 ” 墙 裕 套 定额 (定额 ) 
3) 踢 脚 线 套 定额 如 图 2-94 所 示 。 

















图 2-94 ” 踢 脚 线 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计算 结果 如 图 2-95 所 示 。 
TT | | | s= ] 
te 








EE 
| ke atkgIxoimR |* | os 
2-95 ”软件 计算 结果 (定额 ) 





/| 











第 二 章 ” 墙 柱 面 工程 .83. 





内 墙 面 工程 量 = (21.5.1 -4.5)m =17.01m 

3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 操作 软件 时 要 注意 楼 层 的 高 度 和 设计 室外 地 坪 标 高 是 否 正 确 , 注 意 门窗 距离 地 面 
的 高 度 , 墙 面 抹 灰 的 高 度 ,看 是 否 有 踊 脚 线 和 墙 裙 ,要 注意 墙 裙 和 跑 脚 线 的 高 度 。 

(2) 注 意 楼 层 的 高 度 取 的 是 总 标高 减 去 室外 地 坪 标 高 的 绝对 值 , 输 入 时 容易 输 错 。 

(3 ) 我 们 在 查看 结果 时 选择 计算 书 , 可 以 更 加 清晰 明白 看 出 计算 步骤 与 过 程 。 

(4) 绘 制 外 墙 时 注意 不 要 让 墙 体 中 线 在 轴线 上 ,要 向 外 偏 移 120mm。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 2-7。 


表 2-7 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 












































































































































E 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
ks 清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 16.38 16.38 16.38 17.01 
当 面 贴 
1 | 壁纸 的 工 定额 16.38 16.38 17.01 
程 量 差 值 0 0 0 0.63 0.63 
单 4.5 5.4 5.4 4.5 
贴 柚木 板 
2 | 墙 裙 的 工程 定额 4.5 5.4 4.5 
T 差 值 0.9 0.9 0.9 0 0 
清单 0.63 0.63 0.63 0.63 
3 BI 定额 0.63 6.3 0.63 
程 量 
差 值 0 0 5.67 0 0 
(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 在 计算 贴 柚木 板 墙 裙 的 工程 量 时 ,因为 软件 不 能 绘制 铜 丝 网 暖气 时 ,用 窗户 代替 所 以 
不 精确 。 
(2) 在 计算 踊 脚 线 工 程 量 时 , 广 联 达 软件 定额 计算 中 使 用 的 是 以 米 为 单位 的 长 度 来 计量 ， 





而 手工 计算 和 和 鲁班 软件 在 计算 时 是 以 平方 米 为 单位 的 面积 来 度量 的 ,计算 规则 不 同 数值 相差 


(3) 和 鲁班 软件 在 计算 内 墙 面 时 没有 减 去 跑 脚 线 的 面积 。 











第 四 节 幕墙 工程 





【 例 4】 某 银行 营业 大 楼 设计 为 铝 合金 全 玻璃 幕墙 ,幕墙 上 带 铝 合金 窗 。 如 图 2-96 所 示 为 
该 幕墙 立 面 简 图 , 试 求 其 工程 量 。 














. 84. 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 
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图 2-96 幕墙 简 轿 











【 解 】 一 、 手 工 算 量 
幕墙 工程 量 :[ (38 x7.6 +11 x2.3) -2.2 x1.4 x32]m° 
= (314. 1 —98. 56)m° 
=215. 54m° 
【 注释 】 38 为 幕墙 长 ,7.6 为 墙 高 。11 为 上 部 宽 ,2.3 为 上 部 高 。2.2 为 窗 宽 ,1.4 为 窗 
32 为 窗户 的 个 数 。 
套用 消耗 量 定额 12 -215 ,12 -216。 
二 软件 算 量 
(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 属性 
一 、 二 ,三 层 单 墙 面 定义 属 — ,在 此 以 首 层 为 例 ， 如 图 2-97 所 示 。 不 再 一 一 歼 述 
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图 2-97 定义 首 层 单 墙 面 属性 (招标 ) 
































(2) 软 件 画 图 
1) 一 \ 二 三 层 平面 图 类 似 ,在 此 以 第 一 层 为 例 ,如 图 2-98 所 示 ,不 再 一 一 缆 述 
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2-98 一 层 平面 图 (招标 ) 








.85 . 




















图 2-99 四 层 平面 图 (招标 ) 





(3) 软 件 计算 结果 如 图 2-100 所 示 。 














序号 构件 名 称 /构件 位 置 





培 面 振东 面积 = 61.12 m 








构件 名 称 /构件 位 置 
[| 








WQMZX-1 
wWQuZX- , , 4, 
20> 


图 2-100 软件 计 


d) 


QuZX-1[69]/<1, A-120>, <4, A-1 堵 面 打 灰 面积 = 61.12 m 





墙 面 打 灰 面 积 = 25.3 m 


算 结果 (招标 ) 





a) 首 层 b) 二 层 e) 三 层 d) 四 层 


总 工程 量 = (61. 12 +64.2 +64.92 +25.3)m ° =215.54m° 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 








一 二 ` 三 层 单 墙 面 定义 属性 相同 ,在 此 以 首 层 为 例 ,如 图 2-101 所 示 。 不 再 一 一 袭 述 。 





 EBESSB || 290822 | 





图 2-101 


(2) 软 件 画 图 如 图 2-102 所 示 。 











定义 首 层 














属性 (投标 ) 
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.- 86 ` 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 








c) 
图 2-102 ”软件 画图 (投标 ) 
al) 一 层 平面 图 b) 二 层 平面 图 ( 同 三 层 平面 图 仅 层 高 不 同 ) c) 四 层 平面 图 


(3) 软 件 计算 结果 如 图 2-103 所 示 。 






































六 
































a) 

























序号 构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计 算式 
WQMZX-1 塘 面 振东 面积 = 61.12 m 
Yqag2X-1 [6917 k-1205, S 和 1 aR = 61.12 m 
b) 


构件 名 称 /构件 位 置 
YOuZX-1 堵 面 打 灰 面积 = 64.92 m 
Yamx-1[7117 q, 120> X18069, = 64.92 m 





工程 是 计算 式 








构件 名 称 /7 构件 位 置 工程 量 计算 式 


Sin = 25.3 m 
ISUDPEZCUDER = 25.3 m 





WQMZX-1 [65]/ <2, A-120>, G, A-1 
20> 





d) 
图 2-103 ”软件 计算 结果 (投标 ) 
a) 首 层 b) 二 层 c) 三 层 d) 四 层 
总 工程 量 = (61.12 +64.2 +64.92 +25.3)m =215.54m° 
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3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 
一 、 二 ,三 层 单 墙 面 定义 属 ee 在 此 以 首 层 为 例 ， 如 图 2- 104 所 示 。 不 再 一 一 歼 述 
图 2-104 ”定义 首 层 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画 图 
三 层 单 墙 面 立 体 图 如 图 2-105 所 示 。 
| ml j! jH H l S K j! HE 
Gs Fú Fú Fú Fa Es Es Hü EG EG UE 
= Ú úz 用 | £ Ú H U Ú 
图 2-105 三 层 单 墙 面 立体 图 (定额 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 2-106 所 示 。 
工程 县 计算 式 
工程 量 计算 式 
工程 县 计算 式 
TOMZX-1 (7T1]/ <1, A-120>, <4, A-1 | 
20> ” 
工程 量 计 算式 
| 面 抹 灰 面积 
d) 
图 2-106 软件 计算 结果 (定额 ) 
a) 首 层 b) 二 层 c) 三 层 d) 四 层 
总 工程 量 = (61. 12 +64.2 +64.92 +25.3)m =215. 54m” 
4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 在 操作 时 注意 增 的 尺寸 大 小 和 材质 , 墙 面 抹 灰 时 是 否 有 墙 初 , 墙 襄 的 高 度 ,是 否 有 踊 
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脚 线 , 踢 脚 线 的 高 度 , 楼 层 的 高 度 。 
(2) 本 题 有 四 层 , 可 以 先 绘制 好 一 层 后 ,其 余 楼 层 可 以 采用 楼 层 复制 命令 ,方便 快捷 。 男 
外 ,只 绘制 一 面 外 墙 即 可 ,其 余 墙 面 不 影响 计算 结果 。 
(3) 注 意 设计 室外 地 坪 标 高 ,有 时 会 对 计算 有 影 
(4) 查 看 计算 书 时 要 看 清楚 是 墙 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 定 义 属性 
一 二 ` 三 层 单 墙 面 定义 属性 相同 ,在 此 以 首 层 为 例 , 如 图 2-107 所 示 。 不 再 一 一 歼 述 。 









































=F 


O 


面 抹 灰 面积 还 是 墙 面 块 料 面 积 , 二 者 是 有 些 区 别 的 。 




































































下 5 可 
[m =] mga ] 构件 另存 | 构件 提取 | 设 为 公共 构 御 | munaa | 汉典 布局 
# | š | m || 门窗 洞口 装饰 工程 | 零星 构 御 | 多 义 构 御 | 几何 构件 | 
-| 外 培 面 ”二 | 一 构件 列表 -| 三 属 性 列表 计算 设置 D 不 参与 自动 套 “计算 项 目 | sme | 自动 大 法 单 | | 大法 单 >> | 
[ *= ri HHR  |#W@/FOGs | 清单 /定额 名 称 











- 标高 性 性 
积 层 项 标高 em) 取 墙 柱 保温 项 标 耻 
WE WIF8S Ga) 取 墙 柱 保温 底 标 下 
ZE 一 层 底 标 高 0 
- 材质 尾 狂 
面 层 材质 -SU 水 泥 夏 站 
基层 材质 -SP 
=e 8-aa 
- 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编 号 -GNU 
= LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB 。 默认 
15IN 闪 型 -LBIN 。 外 墙 面 


1. 培 
2 e. parle 
GE 0202010000 “ 培 面 一 般 拉 东 。 3 a 
5 材 





== Ella]: 











一 一 一 一 
[wm] | [| saj wm | 




















到 2-107 ”定义 首 层 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 2-108 所 示 。 


1 




















图 2-108 ”软件 画图 (清单 ) 
a) 一 层 平面 图 b) 二 层 平面 图 ( 同 三 层 平面 图 仅 层 高 不 同 ) 




















JS 
































.89 . 








图 2-108 ”软件 画图 (清单 )( 续 ) 
e) 四 层 平面 图 


























(3) 套 清单 
一 、 二 ,三 层 外 墙 面 套 清单 相同 ， a a 如 图 2-109 所 示 。 不 再 一 一 袭 述 


DELQTURTIPEITTPESSSS x 
IT 


办 -建筑 工 
日 - 装 肇 ,和 时 





由 -3.1 楼 地 面 工程 
日 .8. 2 墙 、 柱 面 工程 
Ër B.2.1 JSID1EZ< 





0202010002 ”” 墙 面 装饰 抹 永 
020201003 — jSU02JSZ 


.3 零 
.4 二 曾 妇 由 块 
.5 柱 面 滚 贴 块 料 


零星 镀 贴 块 料 了 | 
4 , 


图 2-109 首 层 清单 (清单 ) 




















(4) 软 件 计算 结果 如 图 2-110 所 示 。 


2. 


ll 


B.2 墙 、 柱 面 工程 


020201001001 


一 一 二 一 全 一 一 — 5 于 一 一 
— F 8 4 —— 5[ 高 度 ]-30. 799 [81] =-= 可 -一 | 





—— E — 
= 

(i m j | — 
—— E — _ pawa | S 
|= | = — 

u a a  |% | s “| 








nnm ww = | 











图 2-110 ”软件 计算 结果 (清单 ) 








定额 模式 


(1) 定 义 属性 
一 二 ` 三 层 单 墙 面 定义 属性 相同 ,在 此 以 首 层 为 例 , 如 图 2-111 所 示 。 不 再 一 一 歼 述 。 
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[E =] mse ] ions | 构件 提 取 | 设 为 公共 构 牢 | pa22o5s | 经 由 机 局 


# | w | @ || mamn term | 地 星 构 片 | 多 义 构 件 | 九 何 构件 | 


外 培 面 ”可 一 - 构 御 列表 5 (C Kitap 一 计算 设置 T 不 参与 自动 大 。 计算 项 目 |. BP | 8sz= | #=>> | 



















局 标高 屋 性 
FUE 项 标高 ne) 取 过 柱 保温 项 标 
WE 多 标高 Ga) 取 培 柱 保温 底 标 下 


ZE 一 层 底 标 高 0 
口 材质 是 性 
面 层 材质 -Su apay 


基因 材质 -79 
三 维 材质 -Gu 
日 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编导 -GNV 
口 LBI0 必 性 
汇总 基 别 -JECIB 
L5IM2584-LsIN 









































图 2-111 定义 首 层 属性 (定额 ) 








(2) 软 件 画 图 
四 层 单 墙 面 三 维 立体 图 如 图 2-112 所 示 。 


i DN j jl j ÚS Ú ju WN jS U 


mil K£ j“ Ú j K K S jS N 
| 有 ÚS Ú“ Ú ma j Ú! HE N 














8] 








2-112 ”四 层 单 墙 面 三 维 立体 图 (定额 ) 














(3) 套 定额 
一 二 ` 三 层 外 墙 面 套 定额 相同 ,在 此 以 首 层 为 合 , 如 图 2-113 所 示 。 不 再 一 一 缆 述 。 


CEEIEEERED >| 
fi 显示 














T-6-1 外 南面 mz 


7-6-2 ”外 墙 面 装 肇 脚手架 ae 

















图 2-113 ” 首 层 外 墙 面 套 定额 (定额 ) 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 2-114 所 示 。 
s| | | | 
tt 


7. 装 


EE | “ms 
I | | 3 











图 2-114 ”软件 计算 结果 (定额 ) 








3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 操作 软件 时 要 注意 楼 层 的 高 度 和 设计 室外 地 坪 标 高 是 否 正确 ,注意 门窗 距离 地 面 
的 高 度 , 墙 面 抹 灰 的 高 度 ,看 是 否 有 踢 脚 线 和 墙 误 , 要 注意 墙 启 和 踢 脚 线 的 高 度 。 

(2) 查 看 计算 书 时 要 看 清楚 是 墙 面 抹 灰 面积 还 是 墙 面 块 料 面积 ,二 者 是 有 些 区 别 的 。 

(3 ) 注 意 楼 层 的 高 度 取 的 是 总 标高 减 去 室外 地 坪 标 高 的 绝对 值 , 输 入 时 容易 输 错 。 

(4) 注 意 再 套 清 单 或 者 定额 时 ,在 附件 尺寸 一 栏 选 择 门 、 窗 、 洞 侧 壁 粉刷 宽度 ,输入 侧 壁 尺 
寸 , 该 数值 会 影响 计算 结果 。 本 题 输入 0mm。 

(5 ) 我 们 在 查看 结果 时 选择 计算 书 , 可 以 更 加 清晰 明白 看 出 计算 步骤 与 过 程 。 

(6) 本 题 有 四 层 , 可 以 绘制 完 一 层 后 ,其 余 的 可 以 采用 楼 层 复制 命令 ,简便 画图 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 2-8。 















































表 2-8 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


























工程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 215.54 215.54 215.54 215.55 
幕墙 工程 量 定额 215.54 215.54 215.55 
差 值 0 0 0 0.001 0.001 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
鲁班 软件 计算 有 些小 误差 可 能 是 在 计算 时 保留 小 数位 数 不 同 造成 的 。 


第 五 节 隔断 


【 例 4】 如 图 2-115 所 示 , 求 卫生 间 木 隔断 工程 量 。 
【 解 】 一 、 手 工 算 量 
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(1) 清 单 工程 量 

(1.0 x4 +1.2 x4) xl1.$m =13.20m’ 

【注释 】 浴 出 木 隔 断 按 下 横 档 底面 至 上 横 档 顶 面 高 度 夹 以 图 示 长 度 计 算 , 用 平方 米 表 
示 , 门 窗 面积 并 入 隔断 面积 以 内 。 小 括号 内 为 侧面 与 门 长 度 ,1.5 为 高 度 。 


1200 





1000 1000 1000 1000 1200 
a) b) 


图 2-115 卫生 间 木 隔断 
生 间 木 隔 断 示 意图 b) 卫 生 间 木 隔断 示意 图 











a 





a) 
清单 工程 量 计算 见 表 2-9。 
表 2-9 清单 工程 量 计算 表 






































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011210001001 木 隔断 木 隔断 m2 13.20 





(2) 定 额 工程 量 (计算 方法 同 清单 工程 量 
套用 消耗 量 定 额 12 -233 。 

二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 属性 如 图 2-116 所 示 。 




















图 2-116 定义 属性 (招标 ) 








图 2-117 软件 画图 (招标 ) 
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(3) 软件 计算 结果 如 图 2-118 所 示 。 






工程 县 计 算式 


构件 名 称 / 构 御 位 置 
一 wm 一 


NQuZX-1[16]/ (1, A-20>, 《1+1000 |, 
,A-20> 
















WMZX-1 [18]/<1+1000, B>, <1+10 
00,A> a 


| “至 | WMZX-1 [19]/<1+2000, A>, 1220 |< 






DO 
WZX-1 20]/ <2-1000, A>, <2-10 | 
00, B> 


NQuZX-1[21]/@, >, Q, B> | 寺 












WNQuzx-1 [25]/<1+2000, A-20>, <2 |,, 
-1000, A-20> =: 


NQuZX-1 [27]/ <1+1000, A-20>, <1 
+2000, 人 -20> 









8183270 = 1.5 mr 








到 2-118 ”软件 计算 结果 (招标 ) 











2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 属性 如 图 2-119 所 示 。 


1500 
0 








图 2-119 ”定义 属性 (投标 ) 








(2) 软 件 画 图 如 图 2-120 所 示 。 












Ps 





图 2-120 ”软件 画 


(3) 软件 计算 结果 如 图 2-121 所 示 。 








(投标 ) 











工程 量 计算 式 





构件 名 称 /构件 位 置 


单 墙 面 装 
NQuzZx-1 H 
WOMZX~1 [16]/ <1, A-20>, <1+1000 |, 
,A-20> 
1.2 WOMZX-1 [18]/ <1+1000, B>, <1+10 |, 
. 00, A> 


WaMZX-1 [19]/<1+2000, A>, 《1+20 

00, B> 
WOMZX-1 [20]/ <2-1000, 和 > 人 -10 
00, B> 







略 抹 灰 面积 = 13.26 m' 
SIBSROKUDER = 1.53 m 








SIBFUKUDER = 1.8 m 






BOMZX-1 [21]/<2, A>, 2,B> | 
BOMZX-1 [23]/ <2-1000, A-20>, <2 |, 

1.7 WMZX-1 [25]/<1+2000, A-20>, <2 |, 

-1000, A-20> ë 

WOMZX~1 [27]/ <1+1000, A-202, 1 |w 

+2000, A-20> s 


2-121 软件 计算 结果 (投标 ) 








ps 














.94. 


造价 (BIM 软件 篇 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 2-122 所 示 。 





= 


Bm PE( 











定额 ) 





(2) 软 件 画图 如 图 2-123 所 示 。 





















图 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 2-124 所 示 。 


2-123 ”软件 夯 










构件 名 称 /构件 位 置 






MQMZX-1[16]/ 1, A~20>, 《1+1000 | 塘 裙 抹 灰 面积 = 1.53 m 


| MZX-1 SBS = 13.28 n' 


工程 量 计算 式 













1 
| | HWZX~1 [20]/<2-1000, A>, 《2-10 |sjp+kr3k ipt = 1.8 m 


, A-20> 

Mozx-1 6]/ +1000 了 10 | 用 旭 撞 灰 面积 -1.6m 
1:93 00, B> 
00, B> 







1.1 RE A-20>, Q IBTEZCUEEQ = 1.5 m 


0, A-20> š 
MNQMZX-1 [27] / +1000, A-20>, 《1 CS 
| | +2000, A-20> 墙 裕 持 灾 面积 = 1.5 m 


图 2-124 ”软件 计算 结果 (定额 ) 















































4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 操作 时 注意 墙 的 尺寸 大 小 和 材质 , 墙 面 抹 灰 时 是 否 有 墙 裙 , 墙 裙 的 高 度 , 是 否 有 踢 
脚 线 , 蝎 脚 线 的 高 度 , 楼 层 的 高 度 。 

(2) 在 画 单 二 面 抹 灰 时 ,本 题 画 在 内 堵 上 ,要 形成 房间 后 在 参与 计算 ,否则 计算 不 出 结 时。 








(3) 注 意 设计 室外 地 坪 标 高 ,有 时 会 对 计算 有 影 


=F 


o 














(4) 查 看 计算 书 时 要 看 清楚 是 墙 面 抹 灰 面积 还 是 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 属性 如 图 2-125 所 示 。 


墙 














面 块 料 面 积 , 二 者 是 有 些 区 别 的 。 


E= jË ST .95.. 





= ID|>iI 
[m =] muger] 构件 另存 | nam | 设 为 公共 构件 | mua 经 典 相 局 





# | = | # | te | rima trg | @mis | 多 叉 构 件 | 几何 构件 | 


r [m 。 悦 一 构件 列表 -| 属性 列表 一 | | 
| 


基本 尾 性 
对 应 房间 -起 
020201001001 e: 
` = =a 墙 面 一 般 抹 灰 Phi 
EBE 顶 标 商 (sa) 取 墙 柱 保温 项 标 民 
楼 层 底 标 高 nm) 职 墙 柱 保温 底 标 天 













面 层 材质 -SM 水 泥 砂浆 

















LSINM 类 型 -LSIN 









































图 2-126 ”软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 2-127 所 示 。 


[aw Yup >| 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 
由 -建筑 工程 工程 量 清 单 a 
日 - 装 沛 装修 工程 量 清单 
由 -3.1 楼 地 面 工程 
日 .8.2 墙 、 柱 面 工程 
白 -8.2.1 Casa 





0202010033 FSOD2S$ — m 


Ë) *) $s) 9) EJ 
2 3 9 tó G 
RNNn 


.4 - 

s B.2.S 柱 面 抽 贴 块 料 
由 -8.2.6 零星 贸 贴 块 料 " 

4 » 

清单 定额 查询 查询 

图 2-127 套 清单 (清单 ) 














. 96 . 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 2-128 所 示 。 





5.40| ”1.80x3 件 | 
020201001001 l Pr: 


= r | 


7.80 
S/A-B 1.2[ 长 度 ]X1.5[ 高 度 ] 1 — 


[lla jas kexismg) ||» | 
图 2-128 ”软件 计算 结果 (清单 ) 

















2. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 如 图 2-129 所 示 。 















pprz== = ID x] 
m — =] mge_ ] asss | nam | ” 设 为 公共 构件 | _piaosir 汉典 布局 
# | w | m || 门窗 洞口 装饰 工程 | 当 里 构 征 | 多 义 构 御 | 几何 构件 | 
(sg s] nap. | 屎 性 列表 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |- 计算 设置 -三 不 参与 自动 大 ”计算 项 目 | spa | ssz=m||[z=e->J 
[计算 项 目 Tmsocmas | 清单 /定额 名 称 [分 类 设置 单位。 T: 
==. 让 
本 标高 属性 


GE 项 标高 ea) 取 墙 柱 保温 顶 标 
JE 底 标 高 ea) WS4itIRIRIEIFA 

















LSTIE 兴 型 -LITN 


| 一 
| mm | su | 


























(2) 软 件 画 图 如 图 2-130 所 示 。 











图 








2-130 ”软件 画图 (定额 ) 
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(3) 套 定额 如 图 2-131 所 示 。 


>l 
章节 村 == 











_ 15 BBN zT5s -| 
J 
定额 搜索 ( 回 车 确定 





7-3-1 


3 内 墙 面 
7-3-2 


内 增 面 装 沛 脚手架 。 尼 
图 2-131 套 定额 (定额 ) 
(4) 软件 计算 结果 如 图 2-132 所 示 。 
| 序号 | *ëims | 项 和 称 | me — | # | I 和 | 备注 | 
tt 


7. 装 








m | 
x | e — je — — |*= | rej rex 
x [ jas lex 和 lw ss | 








图 2-132 ”软件 计算 结果 (定额 ) 

3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 操作 软件 时 要 注意 楼 层 的 高 度 和 设计 室外 地 坪 标 高 是 否 正 确 ,注意 门窗 距离 地 面 
的 高 度 , 墙 面 抹 灰 的 高 度 , 看 是 否 有 踢 脚 线 和 墙 裙 ,要 注意 墙 衬 和 跑 脚 线 的 高 度 。 

(2) 查 看 计算 书 时 要 看 清楚 是 墙 面 抹 灰 面 积 还 是 墙 面 块 料 面 积 ,二 者 是 有 些 区 别 的 。 

(3) 注 意 楼 层 的 高 度 取 的 是 总 标高 减 去 室外 地 坪 标 高 的 绝对 值 ,输入 时 容易 输 错 。 

(4) 注 意 绘制 墙 体 时 墙 体 与 轴线 的 位 置 关系 ,也 可 以 在 墙 面 装饰 绘制 好 后 修改 墙 面 装 饰 
的 长 度 。 

(5) 我 们 在 查看 结果 时 选择 计算 书 , 可 以 更 加 清晰 明白 看 出 计算 步骤 与 过 程 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 2-10。 


表 2-10 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 







































































工程 名 称 类 别 于 下 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
te 清单 13.2 13.26 13.26 13.2 
— 定额 13.2 13.26 13.2 
差 值 0.06 0.06 0.06 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
广 联 达 软 件 在 计算 水 平 向 墙 体 装饰 时 ,用 的 是 外 墙 外 边线 ,手工 计算 用 的 是 内 坪 净 长 线 。 
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第 一 节 ”天棚 抹 灰 











【 例 1】 试 求 如 图 3-1 所 示 黑 板 抹 灰 水 泥 砂浆 工程 量 (做 法 :黑板 做 1:3 水 泥 砂浆 6 = 
14mm ,做 1:2.5 水 泥 砂浆 抹 面 6 =6mm)。 





1500 





【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 

定额 工程 量 同 清单 工程 量 。 

工程 量 =3.75m? 

【注释 】 2.5 为 黑板 长 ,1.5 为 黑板 高 。 

水 泥人 砂浆 、 零 星 项 目 套 用 消耗 量 定额 12 -29。 
(二 ) 清 单 工程 量 

工程 量 =2.5 x1.5m =3.75m° 
清单 工程 量 计算 见 表 3-1. 














表 3-1 清单 工程 量 计 算 











项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 








底层 14mm 厚 ,1:3 水泥 砂浆 , 面 层 6mm 厚 ， 


























011203001001 | 零星 项 目 一 般 抹 灰 m2 3.75 
1:2.5 kity2 











二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 本 题 需要 定义 墙 体 、 单 墙 面 装修 (楼 层 高 度 1500mm ,地 坪 高 度 为 0)。 
1) 定 义 增 体 属性 如 图 3-22 所 示 。 
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图 3-2 定义 墙 体 属性 (招标 ) 
2) 定 义 单 墙 面 装修 如 图 3-3 所 示 。 























图 3-3 定义 单 墙 面 装 修 (招标 ) 
(2) 软 件 夯 图 如 图 3-4 所 示 。 





图 3-4 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 3-5 所 示 。 





图 3-5 软件 计算 结果 (招标 ) 


2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 本 题 需要 定义 墙 体 . 单 墙 面 装修 (楼 层 高 度 1500mm ,地 坪 高 度 为 0) 。 
1) 定 义 墙 体 属性 如 图 3-6 所 示 。 
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) | 0500) 
(so0) 











图 3-6 定义 墙 体 属性 (投标 ) 
2) 定义 单 墙 面 装修 如 图 3-7 所 示 。 











图 3-7 定义 单 墙 面 装修 (投标 ) 





(2) 软 件 画 图 如 图 3-8 所 示 。 





图 3-8 软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 3-9 所 示 。 


构件 名 称 /构件 位 置 


WOMZX~1 [9]/ @, 2500>, <1, 2500 Ü 
> SISIP = 3. 75 n 


图 3-9 软件 计算 结果 (投标 ) 








3. 定额 模式 
(1) 本 题 需要 定义 墙 体 . 单 墙 面 装修 ( 楼层 高 度 1500mm ,地 坪 高 度 为 0) 


1) 定 义 墙 体 属性 如 图 3-10 所 示 。 


+ 01 > 

















图 3-10 ”定义 墙 体 属 性 (定额 ) 
2) 定 义 单 增 面 装修 如 图 3-11 所 示 。 


加 构件 管理 








图 3-11 定义 单 墙 面 装修 (定额 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 3-12 所 示 。 








图 3-12 ”软件 画图 (定额 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 3-13 所 示 。 








图 3-13 ”软件 计算 结果 (定额 ) 

本 题 要 求 黑 板 抹 灰 水 泥 砂 浆 ,在 这 里 用 一 面 墙 来 代替 。 然 后 对 该 墙 进行 单 墙 面 装修 。 
《二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 本 题 需要 定义 墙 体内 墙 面 属性 。 
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1) 定 义 墙 体 属性 如 图 3-14 所 示 。 
st = 
[E CR ] sess | HR | wsasus 


# * | = |#g | 门窗 洞口 | 装饰 工程 | w 





混凝土 强度 等 级 -CG |C30 
施工 方式 -10C “ 栗 送 商品 混凝土 
种 板 类 型 -PT 复合 木 模 


人 防 -了 非 人 防 
口 LsrsiE EE 
汇总 类 别 -JZLB “EU 


LBIWS 闪 型 -LBIM ”混凝土 外 墙 
图 3-14 ”定义 墙 体 属性 (清单 ) 
2) 定 义 外 墙 面 属性 如 图 3-15 所 示 。 


























Ed ”| [属性 复制 | 构件 另存 | 构件 提 取 | 设 为 公共 构 
# | 墙 | m |#mee| 门 军 洞口 装饰 工程 |< 


28 ”区 一 构件 列表 本 属性 列表 





=] 标高 尾 性 
楼 层 顶 标高 mm) 职 墙 柱 保温 顶 标 天 
[楼层 底 标 高 Ga): 取 墙 柱 保温 底 标 有 
楼 层 一 层 底 标 高 0 

i=) 材质 尾 性 | 
| 面 层 材质 -sll 。 水泥 政党 
基层 材质 -BF 
[三维 材质 -GM 

口 图 集 
图 集 名 称 -GN 
图 集 编号 -GNU 

口 LBIE 尾 性 
| 汇总 类 别 -ZLE 。 默认 
LEIN 基 型 -LEIN PHS 


图 3-15 ”定义 外 墙 面 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 3-16 所 示 。 









































图 3-16 ”软件 画图 (清单 ) 








Na 


外 


A 
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(3) 套 清单 如 图 3-17 所 示 。 


广 计 算 设置 本 ”不 参与 自动 套 。 计算 项 目 |. BFS | ssssa | 套 清 单 >> 
| 计算 项 目 。 |#m/j=ums [seoemeam 项目 特征 


+ 19 w... 
GE — 020201001001 “!#(W-—BJK | Patt: 
5. 、 材 料 种 类 : 


| 一 一 一 7-6-1 外 墙 面 








面 层 
 — = 7-6-1 外 墙 面 
装饰 脚手架 
| 7-6-2 外 墙 面 装饰 肢 
É 
2 
-计算 设置 厂 不 参与 自动 套 132 | 目 动 本 单 | = 套 汪 单 >> | 





混凝土 外 墙 实体 Y 《C6> 







混凝土 外 墙 模板 3 











混凝土 外 培 想 高 模板 5 





b) 
图 3-17 套 清单 (清单 ) 
a) 面 层 b) 实 体 





























图 3-18 ”软件 计算 结果 ( 清 




















2. 定额 模式 
(1) 本 题 需要 定义 墙 体内 墙 面 属性 。 
1) 定 义 墙 体 属性 如 图 3-19 所 示 。 


a === 
Ë * | w |g#eqgel 门窗 洞口 | 装饰 工程 | ç 
站 股改 土 外 培 如 一 3] 





混凝土 强度 等 级 -C6 C30 

施工 方式 -YOC “和 票 送 商品 混凝土 
模板 类 型 -PT “复合 木 模 

人 防 - 理 李 人 防 


汇总 类 别 -JCLB 默认 
LETE 型 -LSI 混凝土 外 培 


3-19 ”定义 墙 体 属 性 (定额 ) 














> 
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2) 定 义 外 墙 面 属性 如 图 3-20 所 示 。 
[m =] mus ] 构件 另存 | 构件 提取 | ， 设 为 公共 构 

# | = | # |#e | 门窗 洞口 “装饰 工程 | 村 

外 增 面 >] 构件 列表 [=== 






口 FEE 
楼 层 顶 标高 (mm). 取 墙 柱 保温 顶 标 
楼 层 底 标 高 (sa) 职 墙 柱 保温 底 标 
楼 层 一 层 底 标 高 0 

口 材质 尾 性 
面 层 材质 -SM 水 泥 砂浆 
基层 材质 -BFM 
三 维 材质 -GH 

r 图 集 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 

口 LarajEtt 
汇总 类 别 -HZLB “默认 
LEIN 类 型 -LEIN 。 外 墙 面 


E( 定额) 











区 


(2) 软件 画图 如 图 3-21 所 示 。 






























图 3-21 软件 画图 (定额 ) 








(3) 套 定额 如 图 3-22 所 示 。 
-计算 设置 -三 不 参与 自动 套 一 一 一 一 一 一 计算 项 目 | 山中 人 | S8sz=e || 套 定额 >> | 





a) 


默认 附件 尺寸 











b) 
图 3-22” 套 定额 (定额 ) 





a) 外 墙 面 b) 实 体 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 3-23 所 示 。 
[ET 
se 


[r 2 
Fr j J 3 和 
T ja em —_ —_ [e] sm 


3-23 ”软件 计算 结果 (定额 ) 








s 














3. 软件 操作 注意 事项 

本 题 要 求 黑板 抹 灰 水 泥 砂浆 ,在 这 里 用 一 面 墙 来 代替 。 然 后 对 该 墙 进行 外 墙 装饰 ,鲁班 软 
件 与 广 联 达 软 件 不 同 之 处 在 于 还 需要 定义 外 墙 面 属性 ,只 有 套用 以 后 才能 计算 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 3-2. 


表 3-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


















































工程 名 称 类 别 手下 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 3.75m2 3.75m2 3.75m2 3.75m2 
天 棚 抹 灰 工 程 量 定额 3.75m2 3.75m2 3.75m2 
差 值 0 0 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

手工 计算 :$ = K x 高 

广 联 达 软 件 计算 :$ = 长 x 高 

鲁班 软件 计算 :$= 长 x 高 

由 于 计算 公式 是 一 摸 一 样 的 ,所 以 三 者 计算 结果 并 无 差别 。 


第 二 节 天棚 吊顶 


【 例 2】 如 图 3-24 所 示 ,为 小 型 住宅 ,为 装配 成 U 形 轻 钢 天 棚 龙骨 (不 上 人 型 ) , 试 求 其 天 
棚 装饰 工程 量 。 

















直通 龙骨 600 


5000 





240 


240 240 


3600 


图 3-24 某 天 棚 示意 图 
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【 解 】 一 手工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 

3.6 x5m =18.00m’ 

套用 消耗 量 定额 13 -28。 

【注释 】 天 棚 装 饰 面 积 工程 量 按 主 墙 间 实 钉 面 积 以 平方 米 计 算 , 不 扣除 间 壁 墙 检查 洞 、 
附 墙 烟 向 、 翅 和 管道 所 占 面 积 ,3.6 为 天 棚 装 饰 的 宽度 ,5 为 天 棚 装 饰 的 长 度 。 

(二 ) 清 单 工程 量 

清单 工程 量 计算 同 定额 工程 量 。 

清单 工程 量 计算 见 表 3-3。 





表 3-3 清单 工程 量 计 算 
































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011302001001 吊顶 天 栅 U 形 轻 钢 天 棚 龙 骨 ( 不 上 人 型 ) m 18.00 
二 、 软 件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 吊 项 天棚 属性 如 图 3-25 所 示 。 




















图 3-25 ”定义 吊顶 天 棚 属 性 (招标 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 3-26 所 示 。 





























图 3-26 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 3-27 所 示 。 


地 面积 = 18< 宇 墙 间 净 面积 > = 18m 


块 料 地 面积 = 18< 宇 坊间 兆 面 积 > = 18m 








天 柚 抹 区 面积 = 18< 主 坊间 兆 面 积 > = 18m 


唱 脚 抹 永 面积 = 17.2< 内 墙 上 长 度 »40. 15 人 人 脚 高 度 > = 2. 58m 








s 








3-27 ”软件 计算 结果 (招标 ) 
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2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 吊 顶 、 天 棚 属 性 如 图 3-28 所 示 。 








图 3-28 定义 吊顶 天 棚 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 3-29 所 示 。 





120 3600 120 





3840 


图 3-29 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 3-30 所 示 。 


| 地 面积 = 18< 宇 墙 间 净 面积 > = 18m 
唱 脚 抹 交 面积 = 17.2< 内 墙 上 长 度 ;40. 15< 强 脚 高 度 》 = 2. 58m 


3-30 ”软件 计算 结果 (投标 ) 























| 











3. 定额 模式 
(1) 定 义 吊 项、 天棚 属性 如 图 3-31 所 示 。 








图 3-31 定义 吊顶 天棚 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 3-32 所 示 。 





120 3600 120 





3840 








图 3-32 ”软件 画图 (定额 ) 
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(3) 软 件 计算 结果 如 图 3-33 所 示 。 
地 面积 = 18 生 增 间 兆 面积 》= lam 
据 科 地 面积 = 16 生 增 净 面积 》= 157 








天 焕 抹 灰 面 积 = 18< 生 坊间 兆 面 积 >= 18m 
MERK DER = 17.2< 内 墙 上 长 度 ;40. 15 人 8 脚 高 度 > = 2. 58m 





ps 








3-33 ”软件 计算 结果 (定额 ) 








4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 鲁班 软件 中 一 定 要 在 属性 设置 中 套 清 单 和 套 定额 ,并 且 定 额 不 能 自动 套 , 要 手动 
选择 。 

(2) 在 套 完 清 单 和 定额 ,一 定 要 用 私有 属性 选中 要 计算 的 部 分 ,将 计算 设置 随 属 性 勾 选 去 
掉 , 出 现 清单 和 定额 后 点 击 确定 按钮 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 帅 顶 属性 如 图 3-34 所 示 。 


























= DJ xl 
[m 了 ] [属性 复制 ] _ 构 牢 另 存 | 构件 提取 | 设 为 公共 构件 | 职 滑 公共 术 件 nts 





# | 墙 | 梁 |#m| mga *tr8 | #mios | 多 义 构件 | 几何 构件 | 


mm _ 二] 一 构件 列表 -| 属性 列表 


m= 020302001001 AIR 























一 一 一 一 一 | 
[sx] | Leme] 经 | me] 


81334 ”定义 吊顶 属性 (清单 



































— 











(2) 软 件 画图 如 图 3-35 所 示 。 











图 3-35 ”软件 画图 (清单 ) 
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(3) 套 清单 如 图 3-36 所 示 。 


[TEZ=TW=TITTTTD x] 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | 


图 
忆 - 装 肇 装修 工程 量 清单 
| 由 -3.1 楼 地 面 工程 











图 3-36 套 清 单 (清单 ) 


(4) 软 件 计算 结果 如 图 3-37 所 示 。 


序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计算 式 ke ram | a 
B.3 Xt Ti2 
































| 
| km kek | 
图 3-37 ”软件 计算 结果 (清单 ) 
2. 定额 模式 
(1) 定 义 吊 顶 属性 如 图 3-38 所 示 。 
基尼 性 定义 < — DJ x] 
[m =] _ 必 性 复制 | 构件 另存 |， 构件 提取 | ， 设 为 公共 构件 | pinos | £t 
# | = | m |g| rimaqa tre | 零星 构件 | 多 义 构 御 | 几何 构 沂 | 
rmm_ =J — m) 计算 设置 P 不 参与 自动 容 ， 计 算 项 目 | sm | sssg=m| 大 定额 >> | 





























Lem ] sm | 

















图 3-38 ”定义 吊顶 属性 (定额 ) 
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图 3-39 ”软件 画图 (定额) 
(3) 套 定额 如 图 3-40 所 示 。 


[EZTYTETTNTI >x] 
章节 树 = 
JELT 








图 3-40 套 定额 (定额 ) 


























图 3-41 软件 计算 结果 (定额 ) 

3. 软件 操作 注意 事项 

在 使 用 广 联 达 软 件 画图 时 ,轴线 宽度 要 设置 为 两 个 一 半 墙 宽 ( 一 倍 墙 宽 ) ,加 上 房间 内 的 
宽度 来 保证 主 墙 间 的 净 面 积 相等 ,因为 吊顶 天 棚 面积 是 按 房 间 墙 中 线 计 算 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 3-4。 


表 3-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 

































































工程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 “定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 18.00 18 18 18.00 
吊顶 天 棚 定额 18.00 18 18.00 
差 值 0 0 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
鲁班 软件 和 广 联 达 软件 由 于 与 手 算 的 计算 结果 保 


误差 。 























H 
= 
过 
F 3 
洋 
Ku 
> 
ll 
< 
Mz) 
É 
38 
13Ë 
3 
= 
HE 


5 UU s 


油漆 .涂料 .被 糊 工 程 


门 油漆 


【 例 1】 如 图 4-1 所 示 , 门 为 单 层 全 玻 门 ,计算 工程 量 。 





2( 





20 


800 





加 











图 4-1 单 层 全 玻 门 示意 
【 解 】 一 手工 算 量 
清单 工程 量 = (2.1 +0.02) x (0.8 +0.02 x2)m =1.78m” 


清单 工程 量 计算 见 表 4-1。 





























表 4-1 清单 工程 量 计 算 
项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011401001001 木门 油漆 单 层 全 玻 门 m? 1.78 





注 : 单 层 全 玻 门 工程 量 按 洞口 面积 计算 ， 


二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 门 属性 如 图 4-2 所 示 。 

















单 层 全 玻 门 的 折算 系数 为 0.75。 

















BE me@mlesas ” — 
e sa | 。 属性 名 称 属性 从 

1 N-1 
2 | 洞口 宽度 pa) — 840 
_3 | 洞口 高 度 ma) — 2120 
4 |b Ga) 0 
5 | 框 上 下 扣 尺 寸 am) 0 
6 | 框 厚 Ga) (60 
7 | 立 档 距离 (ema) 0 
“8 | 洞口 面积 (m) |1.7808 
9 | 框 外 围 面积 (m) |1. 7808 
10 | 底 标 高 o) | 加 
mr | 

42 定义 门 属性 ( 招标) 
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(2) 软 件 画图 如 图 4-3 所 示 。 




















到 4-3 软件 画图 (招标 ) 


(3) 软件 计算 2 —_— 4-4 所 示 。 








构 御 名 称 / 构 件 位 置 工程 量 计算 式 


wa ma 
洞口 面积 = 1.781 m 
芭 外 围 面积 = 1.781 m 
数量 = 1 楼 
洞口 宽度 = 0.84 w 
洞口 高 度 = 2.12 m 


洞口 面积 = 1. 781 m 
幅 外 围 面积 = 1.781 m 
M-1[13]/ 1+1461, A> 数量 = 14 

洞口 宽度 = 0. 84m 

同 口 高 度 = 2. 12m 





图 4-4 软件 计算 结果 (招标 ) 








2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 门 属性 如 图 4-5 所 示 。 


Bn I a : 
@ m | 属性 名 称 | 属性 值 

















3 | 洞口 高 度 oa) 2120 
4 | 框 左右 扣 尺 寸 em) o 

5 | 框 上 下 扣 尺寸 mm) 0 

6 | 框 厚 mm) 60 

7 | 立 楼 距离 (sa) 

8 | 洞口 面积 (m) 

9 2 外 国 面 积 (m) [i 7808 
10| | 底 标高 1m) (0) 
11 | 备注 


























PRI 











4- 定义 门 属性 (投标 ) 











(2) 软件 画图 如 图 4-6 所 示 。 





图 4-6 软件 画图 (投标 ) 
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(3) 软件 计算 结果 如 图 4-7 所 示 。 











s 














4-7 ”软件 计算 结果 (投标 ) 
3. 定额 模式 
(1) 定 义 门 属性 如 图 4-8 所 示 。 




















=s = 当 [原作 编辑 | 构件 做 法 
| 尾 性 名 称 犀 性 值 

1 Kipa 
| 2 | 洞口 宽度 Ga) 840 

| 3 | 洞口 高 度 wa) — 2120 
| 4 | 民 左 右 扣 尺寸 ba] 0 

| 5 | 框 上 下 扣 尺寸 mm) 0 

| 6 | 框 厚 Ga) 60 

| 7 | 立 机 距离 ta) |0 

| 8 | 洞口 面积 (m) |1 7808 

| | 框 外 转 耐 积 (m) |1 7805 

| 10 | 底 标 高 @) (0) 

I" | 备注 








s 














4-8 定义 门 属性 (定额 ) 


《2) 软 件 画 图 如 图 4-9 所 示 。 


3000 


3000 

















图 4-9 软件 画图 (定额 ) 
(3) ` — 4-10 所 示 。 











mar maman Tam 工程 是 计算 式 
口 面积 = 1.781 m 
EE 外 围 面积 = 1.781 m 
数量 = 1 楼 
同 口 宽 度 = 0.84 x 
洞口 高 度 = 2.12 w 
洞口 面积 = 1. 781 m 
匡 外 围 面积 = 1.781 m 
M-1[13]7<1+1461, A> 数量 = 1 
洞口 宽度 = 0. 84m 
同 口 高 度 = 2. 12m 








ps 











4-10 软件 计算 结果 (定额 ) 
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4. 软件 操作 注意 事项 
定义 门 属 性 ,按照 图 纸 要 求 输入 门 的 宽度 和 高 度 ,然后 汇总 计算 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 定 义 门 属性 如 图 4-11 所 示 。 

一 一 一 一 一 METY=OUTWSETYSTUISTU 

















0020501001 tag 





EE ea)-T0I 100 
ZE 谋 标 商 0 
过 质 -NT 木质 
息 型 -CATE 。 装饰 门 

拷 启 方式 -Oo 平 开 

太 局 角度 -JD 45 

己 北 位 办- 并 RF 








图 4-11 定义 门 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 4-12 所 示 。 




















Ps 


图 4-12 软件 画 











(清单 ) 
(3) 套 清单 如 图 4-13 所 示 。 

mm 套 清单 、 完 额 (双击 选中 ) 

| 清单 定额 | 外 部 清单 】 查 旋 结 果 


由 -8.1 楼 地 面 工程 A| 
由 -3.2 墙 、 柱 面 工程 








020401004 E # 
020401005 ”夹板 装饰 门 楼 
020401006 木质 防火 门 楼 
020401007 。” 木 钞 门 ”种 
0204010085 j£8 f v 





l< > 

清单 定额 查询 查 词 
引 

对 应 消耗 量 | 全部“】 查询 结果 显示 





图 4-13 套 清 单 (清单 ) 
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ss 4-14 4 所 示 。 
Ta — — sm — [sel zm [| š=€ ] 


5. 门 . 窗 . 洞 


EE EE 


| | 
We i — | > L ae |] 
4-14 软件 计算 结果 (清单 








ps 








SS 








2. 定额 模式 

(1) 定 义 门 属性 如 图 4-15 所 示 。 

E - — — —— J i 清单 /定额 编号 | 清单 /定额 名 称 | 分 类 设置 | 单 
| 实体 | | 








ET 




















EZ (an)-T0] 100 | 
EE 底 标高 0 | 
财 质 -HT ”木质 | 
类 型 -CATE 。 装饰 门 | 
开启 方式 -0M 平 开 
开启 角度 -JD 45 | 
妆 装 位 置 -Wz | 开启 方向 居中 | 

















图 4-15 ”定义 门 属性 (定额 ) 











(2) 软 件 画 图 如 图 4-16 所 示 。 











图 4-16 软件 画图 (定额 ) 














(3) 套 定额 如 图 4-17 所 示 。 
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套 定 额 (双击 选中 ) 
= 总 目 3 
由 1. 墙 
四 -2. 柱 
@-3.3⁄ 
由 .4. 板 . 楼 梯 
日 5. 门 . 窗 . 洞 
1. 门 M 
2 C 
3. 墙 洞 D 
4. PRE (PC). 转角 标 窗 (ZFPC) 
+ 6. 基础 
习 -7. 装饰 
田 .8. 零星 构件 
由 .9. 多 义 图 
Xua C 回 革 确定 ) a 
| v| 
S-1-1 [E mn2 
5-1-2 [99 ”楼 
5-1-3 门框 长 度 n 
5-1-4 门 内 侧 粉 刷 。 me 
5-1-5 门 外 侧 粉刷 。 = 
5-1-6 。 简 子 板 me 
图 4-17 套 定额 (定额 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-18 所 示 。 








汇总 表 ] 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 


| 构件 表 | 且 指 标 | 实物 量 ( 云 报表 )] 





FS | JS | 项 4 和 称 | iN 式 | 位 | ITR 和 | &ë | 


5. 门 . 窗 . 洞 


i mw | [= | i | 





ë — —[ -  — 
x | j — PFemagmmxscammam — — | = | | 
4-18 软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 





> 

















三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-2。 





表 4-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 









































工程 名 称 类 别 =E Sl: 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 1.78 1.781 1.781 1.78 
木门 定额 1.78 1.781 1.78 
差 什 0.001 0.001 0.01 0 0 
(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 通 过 手 算 与 软件 计算 对 比 结 果 并 没有 差 值 。 
(2) 广 联 达 软 件 中 ,软件 默认 计算 结果 保留 三 位 小 数 , 手 算 结果 是 保留 两 位 小 数 , 若 广 联 





达 软 件 结果 保留 两 位 小 数 结 时 


R 与 手 算 一 致 。 
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St 


第 二 市 ” 木 扶手 及 其 他 板 条 、 线 条 、 油 ; 











【 例 2】 求 如 图 4-19 所 示 , 窗 帘 棍 油漆 的 工程 量 。 








| 2000 








图 4-19 窗帘 棍 示 意图 














【 解 】 一 手工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 

工程 量 =0.35 x2m =0.70m 

注 :套用 定额 时 ,窗帘 棍 工 程 量 按 延 长 米 计 算 , 单 独 木 线 条 100mm 以 内 , 取 其 系数 为 0.35， 
用 清单 计算 时 ,其 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 

套用 全 国 统一 1995 定额 子 目 11 -412。 

(二 ) 清 单 工程 量 

工程 量 =2m 

清单 工程 量 计算 见 表 4-3。 








表 4-3 清单 工程 量 计 算 









































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011403005001 挂 镜 线 ,窗帘 棍 .单独 木 线 油 漆 窗帘 棍 油漆 m 2.00 
































二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 窗 帘 棍 属性 如 图 4-20 所 示 。 


1 加 自 定义 线 
@ min 








UsUEƏsig || ggPF827Z | 








图 4-20 定义 窗帘 棍 属 性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 4-21 所 示 。 








2000 


2000 








/A 
T 
tə 
= 





软件 画图 (招标 ) 
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(3) 软 件 计算 结果 如 图 4-22 所 示 。 


一 、 自 定义 线 

| LES | 构件 名 称 /构件 位 置 | 工程 量 计 算式 
| 1 | CBR 必 度 =2。 

[11 | 4cec — m= 


4-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 








ps 











2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 窗 帘 棍 属性 如 图 4-23 所 示 。 
Ta — === := hil 
@ sia 











性 (投标 ) 








gvl 


II 








到 4-23 ”定义 窗帘 棍 


(2) 软 件 画图 如 图 4-24 所 示 。 














>J 








到 4-24 ”软件 画图 (投标 ) 

(3) 软件 计算 结果 如 图 4-25 所 示 。 
一 、 自 定义 线 
| 序号 | 构件 名 称 /构件 位 置 | 工程 量 计算 式 
= 
LAs | oe 1! 


425 ”软件 计算 结果 (投标 ) 











ps 











3. 定额 模式 
(1) 定 义 窗 帘 棍 属性 如 图 4-26 所 示 。 
2 UBUEMS3E l| 13PF811Z | 





IL 自 定义 线 
@ 窗帘 棍 























图 4-26 ”定义 窗帘 棍 属 性 (定额 ) 


《2) 软 件 画图 如 图 4-27 所 示 。 
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图 4-27 软件 画图 (定额 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 4-28 所 示 。 











构件 名 称 /构件 位 置 工程 是 计算 式 








ps 








428 ”软件 计算 结果 (定额 ) 








4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 因为 软件 中 定义 窗帘 棍 时 并 没有 参数 化 图 形 ,所 以 需要 自 定义 构件 窗帘 棍 。 
(2) 窗 帘 棍 油漆 工程 量 是 按 构件 延长 米 计 量 的 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 窗帘 棍 属 性 如 图 4-29 所 示 。 

— > 计 鼻 坝 日 清早 / 正 酸 蝗 号 | 靖 早 /下 殴 名 榴 12 二 
f — oz0s0s005 “| 挂 鲁 线 、 窗 市 j. iran 


s: ; 
6. u MN 


























F 
mn | sel | 
参数 值 


汇总 类 别 -jCZLB 默认 
LBIW 交 型 -LBIN £2C4E 






































到 4-29 ”定义 窗帘 棍 属 性 (清单 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 4-30 所 示 。 

















图 4-30 ”软件 画图 (清单 ) 
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(3) 套 清单 如 图 4-31 所 示 。 


>] 
Pp "umasa — 
E 面 工 程 











图 4-31 套 清 单 (清单 ) 


(4) 软件 计算 结果 如 图 4-32 所 示 。 
tw tas Jason ian l masl sisa EL 





B.S #&HE. FL. TkiBTIES 











图 4-32 ”软件 计算 结果 (清单 ) 











2. 定额 模式 

(1) 定 义 窗 帘 棍 属性 如 图 4-33 所 示 。 

线 实 体 ”Jj 一 一 构件 列表 -| 一 计算 设置 ”不 参与 自动 苞 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ”计算 项 目 | 划 除 | 动态 定额 | 
| ji 计算 项目。 | 清单 /定额 编号 | 洁 单 /定额 名 称 “ | 分 类 设置 | 单位“ “| 计算 规则 附件 尺寸 | 计算 结果 编 加 








. 


窗帘 要 


| se | 
参数 值 

-总 类 别 -)ZIB 默认 

BIN 交 型 -LBIN 线 实 体 

















图 4-33 ”定义 窗帘 棍 属 性 (定额 ) 











(2) 软 件 画图 如 图 4-34 所 示 。 
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图 4-34 ”软件 画图 (定额 ) 














(3) 套 定额 如 图 4-35 所 示 。 











9-2-1 构件 个 数 
9-2-2 ”构件 延长 米 


ÉJ435 EA 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 4-36 所 示 。 


汇总 表 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 ) | 


9. 多 义 图 元 


一 








图 4-36 软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 因 为 软件 中 定义 窗帘 棍 时 并 没有 参数 化 图 形 , 所 以 需要 自 定义 构件 窗帘 棍 。 
(2) 窗 帘 棍 油漆 工程 量 是 按 构件 延长 米 计量 的 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-4。 
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工程 名 称 类 别 手 亚 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 2.00 2.00 2.00 2.00 
窗帘 棍 定额 0.70 2.00 2.00 
差 值 0 0 1.30 0 1.30 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

计算 窗帘 棍 油 漆 工 程 量 是 按 设 计 图 示 长 度 以 延长 米 计算 ,清单 工程 量 就 等 于 油漆 工程 量 ， 
单独 木 线 条 100mm 以 内 定额 工程 量 乘 以 系数 0. 35 ,因为 软件 定额 库 不 完整 , 没 法 带 人 系数 ， 
故 存在 差 值 。 


























=+ ”木材 面 油漆 


【 例 3】 试 求 图 4-37 所 示 房 间 木 质地 板 , 刷 润滑 粉 , 刮 腻子 ,调和 漆 三 遍 的 工程 量 。 


240 


6000 


240 





| 3900 L 3900 j 3900 | 3900 L 
15600 


图 4-37 房间 木质 地 板 示 意图 








【 解 】 一 、 手 工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 

工程 量 (3.9 -0.24) x (6 -0.24) x4m =84.33m’ =0.8433(100m’) 

【注释 】 工程 量 计算 方法 按 长 乘 以 宽 来 计算 。0.24 =0.12 x2 表示 轴线 两 端 所 扣除 的 两 
个 半 墙 的 厚度 。(3.9 -0.24) 表 示 房 间 短 边 方向 的 净 长 ,(6 -0.24) 表 示 房 间 长 边 方向 的 净 
长 。 两 部 分 相 乘 得 出 每 一 个 房间 内 木质 地 板 的 面积 。 乘 以 4 表示 四 个 房间 木质 地 板 的 总 
面积 。 

套用 2015 消耗 量 定额 14 - 132 。 

(二 ) 清 单 工程 量 

清单 工程 量 计算 同 定额 工程 量 。 

清单 工程 量 计算 见 表 4-5。 
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表 4-5 清单 工程 量 计 算 





项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 











木质 地 板 , 刷 润滑 粉 ` 刮 腻子 . 调 


3.9 -0. 24 6-0.24) x4 = 
011404014001 | 木 地 板 油 漆 m2 . 全 ) 


和 漆 三 遍 84.33 





二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软 件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 墙 属性 如 图 4-38 所 示 。 








属性 名 称 属性 值 
Q-1 
材质 砖 
砂浆 强度 等 级 
厚度 (mm) 240 
底 标 高 m) (0) 


起 点 高 度 (na) (8000) 
终点 高 度 mm) (3000) 
轴线 距 左 墙 皮 距离 (120) 
备注 





图 4-38 ”定义 墙 属性 (招标 ) 

















3900 3900 














图 4-39 ”软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 4-40 所 示 。 


















| 序号 | _ 构件 名 称 /构件 位 置 — | 
== J = = 

| i — | F-1[21/G41950. p-30002 | 地 面积 = 21 082 GEISIB$I0E1> = 21 082 n 
| 12 | FJ-1[22]/<2+1950,8-3000> | 地 面积 = 21.082< 主 墙 间 兆 面积 > = 21.082m 
| s 13 | FJ-1[23]/<3+1950,-3000> | 地 面积 = 21.082< 主 墙 间 兆 面积 > = 21.082 m 
r | ?yl241/Qti950,8-3000》 网 面积 = 21 0s2GEISISE9IBED = 21 052 n 


4-40 “软件 计算 结果 (招标 ) 


工程 县 计算 式 


























ps 











2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 墙 属性 如 图 4-41 所 示 。 
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属性 名 称 属性 值 
Q-1 

材质 8 

砂浆 强度 等 级 

厚度 (an) 240 

底 标 高 om) (0) 

起 点 高 度 em) (8000) 

终点 高 度 (an) (3000) 

轴线 距 左 墙 皮 距 离 (120) 

备注 
图 4-41 定义 墙 的 属性 (投标 ) 























(2) 软 件 画图 如 图 4-42 所 示 。 


3900 3900 


15600 





图 4-42 ”软件 画图 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 4-43 所 示 。 





(投标 ) 












| 序号 | 构件 名 称 /构件 位 置 | 
— — | | 
| tgs, 530002 | 
| PF11221/t1950,9-3000> | 
一 一 一 一 FJ-1 [23]/ G+1950, B-3000> 


FJ-1[24]/<4+1950, B-3000> 


工程 县 计算 式 









地 面积 = 84.326 m 
地 面积 = 21.082《 宇 墙 间 净 面积 >》= 21. 082 m 
地 面积 = 21.082< 宇 墙 间 净 面积 > = 21. 082 m 
面积 = 21.082< 主 墙 间 兆 面积 > = 21. 082 m 
地 面积 = 21. 082< 主 培 间 兆 面 积 > = 21. 082 m 















图 4-43 ”软件 计算 结果 (投标 ) 
3. 定额 模式 





(1) 定 义 墙 属性 如 图 4-44 所 示 。 
属性 名 称 属性 值 
Q-1 
材质 8 
砂浆 强度 等 级 
厚度 (an) 240 
JESTR6S (a) (0) 
起 点 高 度 (mm) (8000) 
终点 高 度 (an) (3000) 
轴线 距 左 墙 皮 距 离 (120) 
备注 
图 4-44 定义 墙 属性 (定额 ) 

















(2) 软件 画图 如 图 4-45 所 示 。 
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S23 





3900 | 3900 | 








图 4-45 ”软件 画图 ( EZ 


(3) 软 件 计算 结果 如 图 4-46 所 示 。 










s 














4. 软件 操作 注意 事项 








= Er i 
Tateso, -3000> | 


3000> 
3000> 
3000> 


构件 名 称 / 构 件 位 置 
1 
LA 


FJ-1[22]/<2+1950, B-: 
FJ-1 [23]/ G+1950, B-: 地 


FJ-1 [24]/<4+1950, B-3000> 


Or 


15000 
















地 






- Ë: 


面积 











84. 326 m 

21.082< 主 墙 间 兆 面积 = 21.082 m 
21.082< 主 墙 间 兆 面积 >》= 21. 082m 
21.082< 主 墙 间 净 面积 > = 21. 082 m 
21.082< 主 培 间 兆 面 积 >= 21. 082 m 


4-46 软件 计算 结果 (定额 ) 


3900 


工程 是 计算 式 


楼 地 面 装 修 工 程 量 的 计算 要 通过 房间 装修 来 进行 ,所 以 在 绘图 的 时 候 , 要 绘制 房间 。 





(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 属 性 

1) 定 义 墙 属性 如 图 4-47 所 示 。 








参数 t 
墙 厚 (mm)-TH 240 
楼 层 顶 标高 em)-TH [3000 
楼 层 底 标 高 (om)-BHK |0 
混凝土 强度 等 级 -C6 。 |c30 
施工 方式 -%oc 泵 送 商 品 混凝土 
模板 类 型 -PT | 复合 木 醒 
人 防 -RF | 非 人 防 
汇总 类 别 -HZLB | 默认 
LBIN 类 型 -LBIN eps 











图 4-47 定义 





H| 








TK 
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2) 定 义 地 面 装饰 属 4 





"un 
el 
r= 





E 如 图 4-48 所 示 。 
# | të | 
对 应 房间 - 企 
楼 层 底 标 高 (a)-BH 0 
面 层 材质 -SM 乳胶 深 
基层 材质 -BFN 
保温 屋 -IL 
防潮 层 -MB 
三 维 材质 -GM 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GHU 
汇总 类 别 -)ZLB 默认 
LBIN 类 型 -LEBIN 楼 地 面 


























图 4-48 定义 地 面 装 人 
(2) 软 件 画图 如 图 4-49 所 示 。 





= 
= 
< 
型 

£ 

TT 
一 、 
= 
zl 

m 
S 


























图 4-49 软件 画图 (清单 ) 











(3) 套 清单 如 图 4-50 所 示 。 
>| 
we li Eon 





020504003 门 证 

020504004 下 机关 机 FO 

020504005  ” 木 方 格 吊顶 天 栅 油 梁  s2 

020504006 ”吸音 板 墙 面 、 OR 
ges S ybyE 


0205040098  +8E*. 术 隔 晰 油漆 m2 | 


020504009 — HERRIBJESSSEHHSABINE — m 
020504010 木 栅 栏 、 木 栏杆 ( 带 扶手 ) E 
020504011 — 衣柜、 页 柜 油漆 。 m2 











| 清单 定额 查询 查询 | 
图 4-50 套 清单 (清单 ) 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 4-51 所 示 。 


序号 | 项 目 编码 


2. 定额 模式 
(1) 定 义 属 性 





项 目 名称 


: 计量 
B.5 油 素 、 涂 料 、 祛 稍 工程 




















1) 定 义 墙 属性 如 图 4-52 所 示 。 


2) 定 义 地 面 装 饰 


1-S/A-B 98.842[ 面 积 ]-14. 515 [ 主 墙 ] 到 84.33 
图 4-51 ”软件 计算 结果 (清单 ) 
参数 | 值 
墙 厚 (nm)-TH 240 
楼 层 项 标高 am)-TH  |3000 
楼 屋 底 标 高 om)-BH O 
混凝土 强度 等 级 -CG C30 
施工 方式 -WOC 票 送 商品 混凝土 
模板 类 型 -PT | 复合 木 醒 
A B5-RF 非 人 防 
汇总 类 别 -ZIB | 默认 
LBINSS 型 -LBIN | 雁 外 墙 








图 4-52” ”定义 墙 属性 (定额 ) 
属性 如 图 4-53 所 示 。 
ee gs 
对 应 房间 -会 和 
楼 层 底 标高 om)-BH |0 
面 层 材质 -SI 乳胶 漆 




















汇总 类 别 -]CIB 默认 
LEBIIE 型 -LEIW 楼 地 面 











图 4-53 ”定义 地 面 装饰 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 4-54 所 示 。 
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II 
Ë 
(A 











图 4-54 ”软件 画图 (定额 ) 














(3) 套 定额 如 图 4-55 所 示 。 
DER x| 
章节 树 





° 6 要 旺 构件 -| 


定额 搜索 回 车 确定 ) 





= tz 楼 地 面 防潮 层 S — =° 
图 4-55” 套 定额 (定额 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-56 所 示 。 


序号 | 定额 编号 项 目 名称 计算 式 





























1-S/A-B 98. 842 [面积 ]-14. 515[ 主 墙 ] në 


图 4-56 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


3. 软件 操作 注意 事项 
定义 墙 属性 的 时 候 ,厚度 要 改 为 240mm。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-6。 
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表 4-6 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


























工程 名 称 类 别 le 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 84.33 84.33 84.33 84.33 
木 地 板 油漆 定额 84.33 84.33 84.33 
差 值 0 0 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

手工 算 量 与 广 联 达 软件 算 量 在 计算 楼 地 面 的 时 候 是 根据 单个 房间 的 长 和 宽 减 去 相应 的 墙 
的 厚度 , 相 乘 得 到 面积 ,然后 再 将 各 个 房间 的 面积 相 加 得 到 总 面积 ,而 鲁班 软件 算 量 则 是 计算 
总 的 面积 ,然后 减 去 墙 所 占 的 面积 得 到 所 求 的 面积 。 
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【 例 4】 如 图 4-57 所 示 二 层 小 楼 , 试 求 其 抹 乳 胶 漆 线条 的 工程 量 ,乳胶 漆 线 条 宽 100mm。 


抹 乳 胶 漆 线 条 

















| 12000 


图 4-57 中 ~@@ 立 面 图 


@—— 





【 解 】 一 手工 算 量 

(一 ) 清 单 工程 量 

抹 乳 胶 漆 线条 的 工程 量 =12m x4 =48m 
清单 工程 量 计算 见 表 4-7。 


表 4-7 清单 工程 量 计 算 

















项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 描述 计量 单位 











工程 量 
011406002001 抹 灰 线条 油漆 抹 乳 胶 漆 线 条 m 48.00 





(二 ) 定 额 工程 量 


定额 工程 量 计 算 同 清单 工程 量 , 套 用 2015 消耗 量 定额 14 -207。 
说 明 : 定 额 计算 中 要 注意 抹 灰 线条 油漆 的 长 度 区 段 , 不 同 的 长 度 区 在 查 定额 时 ,所 对 应 的 
编码 不 同 。 
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二 、 软 件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 乳胶 漆 线 条 属性 如 图 4-58 所 示 。 




















ERERTT 二 LEBUSRTE I| 29EF00Z | 
@ 乳胶 漆 线 条 
图 4-58 定义 乳胶 洪 线 条 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 4-59 所 不 。 














图 4-59 ”软件 画图 (招标 ) 


(3) 软件 计算 结果 如 图 4-60 所 示 。 























| ES — | #@F£8/MEm | TEmirI< 
x + | mee — | 
D a mes — 








ps 








4-60 软件 计算 结果 (招标 ) 





2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 乳胶 漆 线 条 属性 如 图 4-61 所 示 。 


Sera 一 [(EUt5R18_iJ T3fF07Z | 
@ 到 胶 梁 线 条 




















图 4-61 定义 乳胶 漆 线 条 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 4-62 所 示 。 
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图 4-62 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软件 计 算 结 果 如 图 4-63 所 示 。 

















ER 
1 | mpea — |= 
D a [nes — 

[ i | pes — E= 


到 4-63 ”软件 计算 结果 (投标 ) 








ES 











3. 定额 模式 
(1) 定 义 乳胶 漆 线 条 属性 如 图 4- 64 所 不 。 


自 定义 线 
@ 乳胶 漆 线 条 




















图 4-64 定义 乳胶 漆 线 条 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 4-65 所 示 。 























图 4-65 软件 画图 (定额 ) 














(3) 软件 计算 结果 如 图 4-66 所 示 。 
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工程 量 计算 式 








图 4-66 软件 计算 结果 
4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 首 先 定义 乳胶 漆 线 条 的 属性 ,根据 图 纸 要 求 , 输 入 线条 的 宽度 和 长 度 。 
(2) 建 立轴 网 ,绘图 汇总 计算 ,可 以 通过 勾 选 对 想 要 的 工程 量 进行 提取 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 
1. 清单 模式 
(1) 定 义 乳 胶 漆 线条 属性 如 图 4-67 所 示 。 
吉安 传习 一 构件 列表 -| 





ERT 3112 
LBIN 交 型 -LBIN — 2 


























图 4-67 ”定义 乳胶 漆 线 条 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 4-68 所 示 。 








图 4-68 ”软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清 单 如 图 4-69 所 示 。 


第 四 章 “油漆 涂料、 被 糊 工程 . 133 . 





CTSETCEEED 


TT 
5 油漆 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
16 
8 


i 


及 其 地 板 条 线条 油漆 = 


L: 
木 
木材 
£ 


amal 
ii) 


šb33t 
#2 


局 上 涂料 
空 花 格 、 栏 杆 刷 


由 -8.5 
由 -8.5. 
由 -8.5. 
由 -了 8.5. 
i 由 -了 .5. 
i 由 -B.S. 
i 由 .8.5. 
i 日 -8.5. 


由 -8.5.9 


| 








图 4-69 套 清单 (清单 ) 
— — 4-70 所 示 。 


站 Er 
一 — mnm mm Ca 


B.S 油漆 、 涂 料 、 补 糊 工程 








图 4-70 ”软件 计算 结果 (清单 ) 








2. 定额 模式 
(1) 定 义 乳胶 漆 线 条 属性 如 图 4-71 所 示 。 

















图 4-71 定义 乳胶 漆 线 条 属性 (定额 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 4-72 所 示 。 


. 134 - 











图 4-72 ”软件 画图 (定额 ) 














(3) 套 定额 如 图 4-73 所 示 。 


mm 春 定 额 《 双 击 选中 >| 


章节 树 二 


T] 困 - 困 力图 困 - 困 团团 .让 


° % — 9 Pn £ Ó N = N 
th 34 38 B Cí SA 35 F+ GB 












9-2-4 构件 个 数 ”个 
9-2-2 ”构件 延长 米 

9-2-3 ”构件 外 围 面 积 — 有 
9-2-4 ”构件 体积 — m 





图 4-73 套 定额 (定额 ) 


(4) 软件 计算 结果 如 图 4-74 所 示 。 
汇总 表 | 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 29838 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 ;| 


SS 





9. 多 义 图 元 


i ee — je |»| «% | | | 


4-74 软件 计算 结果 (定额 ) 








ps 














3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 定 义 属性 时 要 注意 乳胶 漆 线 条 的 长 度 和 宽度 。 

(2) 建 立轴 网 ,绘图 汇总 计算 ,可 以 通过 勾 选 对 想 要 的 工程 量 进行 提取 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-8。 








m 
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表 4-8 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


























工程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
= 小 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 48 48 48 48 
乳胶 漆 线 条 定额 48 48 
差 值 0 0 0 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
手工 计算 与 鲁班 软件 和 广 联 达 软 件 计算 工 程 量 的 公式 一 样 ,都 是 刷 乳 胶 漆 线条 长 度 x 线 
条 数量 ,计算 结果 也 与 手工 计算 相同 ,不 存在 差 值 。 




















【 例 5】 已 知 墙 裙 高 1. Sm ,窗台 高 1.0m, 窗 洞 侧 油漆 宽 100mm。 试 求 如 图 4-75 所 示 房 
间 内 墙 裙 油漆 的 工程 量 。 

















Ee 
C 1500X 1800 


100 


5 





ç M 1000X2100 
120 5400 | 





图 4-75 ” 菏 房 间 示 意图 


【 解 】 一 、 手 工 算 量 

墙 裙 油漆 的 工程 量 : 

长 x 高 -应 扣除 面积 + 应 增加 面积 =1(35.4-0.12x2) x4x1.5-[1.5x(1.5-1.0)+ 

1.0 x1.5] +(1.50 -1.0) x0.10 x2] m° 
=28. 81m’ 

【注释 】 0.12 x2 为 轴线 两 端 所 扣除 的 两 个 半 墙 的 厚度 。(5.4 -0.12 x2) 为 房间 内 墙 
体 的 边 长 。 乘 以 4 为 房间 内 四 周 墙 体 的 总 长 度 。1.5 为 墙 袜 的 高 度 。1.5 x (1.5 -1.0) 为 应 
扣除 窗 洞 口 所 占 的 面积 (第 一 个 1.5 为 窗 洞口 的 宽度 ,第 二 个 1.5 为 墙 裙 的 高 度 ,1.0 为 窗台 
的 高 度 )。1.0 x1.5 为 应 扣除 门洞 口 所 占 的 面积 (1.0 为 门洞 口 的 宽度 ,1.5 为 墙 裙 的 高 度 ) 。 
(1.5 -1.0) x0.10 x2 为 窗 洞 口 的 两 个 侧 边 所 增加 的 油漆 墙 裙 的 面积 (1.5 为 墙 裙 的 高 度 ， 
1.0 为 窗台 的 高 度 ,0.10 为 窗 洞口 侧 边 的 宽度 ,2 为 窗 洞口 有 两 个 侧 边 ) 。 
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二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 墙 初 属 性 如 图 4-76 所 示 。 
g fb 房间 = — —— 

@ FJ-1 属性 名 称 | 属性 值 

sz 区 

2 | 墙 裙 高 度 (na) 1500 

3 | 跑 脚 高 度 (nn) “0 

4 | 吊顶 高 度 (mm) (0) 

_5 | 块 料 厚度 (nm) 0 

6 | 备注 











LE 人 六] 

















ps 





476 ”定义 墙 裙 属性 (招标 ) 




















(2) 软 件 画图 如 图 4-77 所 示 。 















图 4-77 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-78 所 示 。 


sss 
门窗 侧 辟 面积 = 1.236 m 
kriyir = 20.64《< 内 墙 皮 长 度 冰 1. 5 高 度 > (1. SQI-1>20. TS C-1>) 


门窗 侧 壁 面积 = 0. 624 朴 ] 侧 壁面 积 X+0. 612《 窗 侧 壁 面积 > = 1.236 m 
























FJ-1[13]/ <1+2700, B-2700> 











s 


478 软件 计算 结果 (招标 ) 











2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 墙 裙 属性 如 图 4-79 所 示 。 


B f 房间 |w — 
@ FJ-1 属性 名 称 属性 值 











4 | 吊 顶 高 度 om) — (0) 
S | 块 料 厚度 om) — O 
6 | 备注 














/A 


4-79 定义 墙 裙 属性 (投标 ) 
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图 4-80 软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-81 所 示 。 






构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计 算式 
sss ISIBHJKIDB1 = 28.71 m 


门窗 侧 豆 面积 = 1.236 rr 


门窗 侧 蛙 面积 = : 236m 
Friyrroa = 20.6440318F71CFE>*1.5ZSFEZ> (1, SQI-1>+0. TS C-1>) 


门窗 侧 壁 面积 = 0. 6244 JBIBSUDER>+0. 612《 窗 侧 壁 面积 > = 1.238 m 


4-81 软件 计算 结果 (投标 ) 










FJ-1[13]/《1+2700, B-2700> 











/A 











3. 定额 模式 
(1) 定 义 墙 说 属性 如 图 4-82 所 示 。 


q | uses i nr 











@ FJ-1 | 属性 名 称 属性 值 


' Er: 
2 | 墙 裙 高 度 pm) 1500 
3 | 跑 脚 高 度 (nn) 0 

4 | 吊顶 高 度 (nm) (0) 

5 | 块 料 厚度 (mm) — O 

6 | 备注 











到 4-82 E YE 


(2) 软 件 画 图 如 图 4-83 所 示 。 





性 (定额 ) 





el 


























图 4-83 软件 画图 (定额 ) 








(3) 软 件 计算 结果 如 图 4-84 所 示 。 


- 138 . 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





裙 抹 永 面积 = 28.71 mm 


门窗 侧 豆 面积 = 1.236 m 
| 二 所 打头 面积 = 20.64< 内 墙 皮 长 度 )#1.5< 商 度 (4.5qh1>+0.75C-17) 
= m 





FJ-1[13]/ +2700, B-2700> 





(JES, = 0. 624< 门 侯 豆 面积 :0.612< 窗 仙 豆 面积 》= 1.236 m 


图 4-84 ”软件 计算 结果 (定额 ) 




















4. 软件 操作 注意 事项 

C1) 首先 定义 墙 袜 属 性 ,建立 房间 ,输入 墙 衫 高 度 ,汇总 计算 。 

(2) 汇 总 计算 后 ,打开 报表 预览 ,可 以 通过 选择 工程 量 ,对 想 要 的 结果 进行 勾 选 ,提取 想 要 
的 结果 。 

(3 ) 墙 裙 油漆 清单 工程 量 与 定额 工程 量 无 法 套 取 可 以 用 墙 面 抹 灰 工程 量 代替 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 墙 袜 属性 如 图 4-85 所 示 。 


| 地 所 v| 一 构件 列表 |, 计算 设置 口 不 参与 自动 套 计算 项 目 8 J[s 































































em _ 
3WJSIBIB|-AR 

高 度 (mm) 

面 层 材质 -SM 
基层 材质 -BF 
三 维 材 质 -Gm 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GWU 
汇总 类 别 -JZLB 默认 














图 4-85 “定义 墙 裙 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 4-86 所 示 。 























图 4-86 软件 画图 ( 清 单 ) 
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(3 ) 套 清单 如 图 4-87 所 示 。 


mm 套 清 单 、 定 额 (双击 选中 ) 区 
| 清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 

| 5.4 木材 面 油漆 

020504001 。 木板、 纤维 多、 Eetiws = 


| 020504003 ”窗台 极 、 阐 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 跑 
洁 水 板 灯 天 懈 、 祷 口 油漆 — w 


格 吊顶 天 棚 泪 梁 — = 
|- 020504006 ”吸音 板 墙 面 、 天 栅 面 油 浪 。 Ú 





_ 
Š 


| 
8 
并 
过 
s 
sa, 


Ñ 
8 
2 
2 
P: 
15 
h 
4 


| -oz0s04010 832. 玉民 村 0 硕 扶 于) Bg 
|-020504011 — E. SSHERhE = s 








|-020504012 梁 柱 肇 面 油 床 — 民 
| > 
清单 定额 查询 [L s 


图 4-87 套 清单 (清单 ) 





(4) 软 件 计 算 结果 如 图 4-88 所 示 。 





[汇总 这] 计算 书 





面积 表 | 门窗 表 】 房间 表 构件 表 | 量 指标 1 实 物 量 ( 云 报表 )| 








2. 定额 模式 


5. 16[ 长 度 ]X1.5[ 高 度 ] 


S. s 8681. 5[ 高 度 ]f0.1X3[ 门 . 8082) 
三 r ke 5[ 高 度 ]+0. 1 X2.5[ 门 . 窗 侧 壁 ] 


图 4-88 ”软件 计算 结果 (清单 ) 














ee 墙 裙 属性 如 图 4-89 所 示 。 


划 | 一 构件 列表 
=s 











对 应 房间 -AR 
高 度 ma)-K |1500 
面 层 材质 -SN “| 水泥 砂 浆 
基层 材质 -BPH | 

三 锥 材质 -Gy 

图 集 名 称 -GH | 

图 集 编号 -GNU 
汇总 类 别 -JZLB 默认 


计算 设置 - 口 ] 不 参与 自动 套 


























图 4-89 定义 墙 裙 属性 (定额 ) 
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图 4-90 ”软件 画图 (定额 ) 





(3) 套 定额 如 图 4-91 所 示 。 





6. 外 墙 面 wqs | 
7. 屋 面 ” WHS 
8. 柱 面 ”ZNS 
9.388 “Zzqqs 
10. 柱 跑 脚 ZTJS 
由 -8. 零星 构件 
由 . 9. 多 义 图 元 司 | 





PEBE CEPEN0ED 





7-4-1 SS “2 国 | 





图 4-91 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计算 结果 如 图 4-92 所 示 。 

| 汇总 表 | 计 种 节 | 面积 表 上 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指 标 | 实物 量 ( 云 报表 | | | = _ = 
序号 | 定额 编号 项 目 名 称 计算 式 [se | rem | 备注 
1. tt 




















5. 16[ 长 度 ]x1.5[ 高 度 ] 


S18 [EX! 5[ 高 度 ]+0. 1X3[ 门 . 窗 侧 壁 ] | | 
5.16[ 长 度 ] X1.5[ 高 度 ]+0.1X2.5[ 门 . 窗 侧 壁 ] 7.24 
-0.75[ 窗 ] i 


4-92 ”软件 计算 结果 (定额 ) 




















2 














3. 软件 操作 注意 事项 
定义 墙 裙 属性 ,输入 墙 裙 高 度 , 套 取 相 应 的 清单 与 定额 子 目 。 
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三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 。 
(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-9。 


表 4-9 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 





























- 程 名 称 类 别 手工 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 28.81 28.71 28.71 29.26 
墙 裙 定额 28.81 28.71 29.26 
差 值 0. 10 0.10 0.10 0.45 0.45 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 通 过 对 比 手 算 与 软件 计算 结果 ,发 现存 在 差 值 。 

(2) 分 析 手 算计 算式 , 墙 裙 油漆 工程 量 等 于 墙 裙 面积 减 去 门窗 洞口 的 面积 再 加 上 窗 侧 壁 
的 油漆 面积 ,分 析 软 件 计算 式 ,在 广 联 达 软 件 中 系统 默认 门窗 侧 壁 宽 70mm, 而 手 算 只 要 求 窗 
侧 壁 宽 100mm 油漆 ,所 以 这 是 与 广 联 达 软件 造成 差 值 的 原因 。 

(3) 分 析 和 鲁班 软件 计算 式 , 门 窗 侧 壁 都 算 了 油漆 工程 量 , 而 图 纸 只 要 求 算 窗 的 侧 壁 油漆 工 
程 量 ,所 以 这 是 鲁班 软件 造成 差 值 的 原因 所 在 。 
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【 例 6】 某 住宅 书房 平面 图 如 图 4-93 所 示 , 已 知 其 墙 面 被 糊 金属 墙纸 , 试 求 房间 贴 金属 
墙纸 工程 量 (房间 顶棚 高 3000mm ) 。 








5500 





C-1 1800X1900 


1800 | 


x 
= 
° 
LO 


1000 














图 4-93 某 住 宅 书 房 平面 图 























【 解 】 一 、 手 工 算 量 
工程 量 = [1 (4.0 -0.24) +(5.5-0.24)] x2x3.0-1.5x1.8-1.8x1.9-0.9 x2.1}m 


=46.11m° 
【注释 】 0.24 =0.12 x2 为 轴线 两 端 所 扣除 的 两 个 半 墙 的 厚度 。(4.0 -0.24) 为 书房 短 边 
方向 主 墙 间 的 净 长 ,(5.5 -0.24) 为 书房 长 边 方向 主 墙 间 的 净 长 。 两 部 分 加 起 来 乘 以 2 为 书房 四 
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周 墙 体 的 总 长 度 。3.0 为 墙 体 的 高 度 。1.5 x1.8 为 应 扣除 C -2 窗 洞 口 所 占 的 面积 (1.5 为 C -2 
窗 洞口 的 宽度 ,1.8 为 C -2 窗 洞 口 的 高 度 )。1.8 x1.9 为 应 扣除 C-1 窗 洞 口 所 占 的 面积 (1.8 
为 C-1 窗 洞口 的 宽度 ,1.9 为 C -1 窗 洞口 的 高 度 )。0.9 x2.1 为 应 扣除 M -1 门洞 口 所 占 的 面 
积 (0.9 为 门洞 口 的 宽度 ,2.1 为 门洞 口 的 高 度 ) 。 

二 软件 算 量 

(一 ) 广 联 达 软件 算 量 

1. 清单 模式 下 的 招标 

(1) 定 义 属性 

1) 定 义 墙 属 性 如 图 4-94 所 示 。 

mmm 囊 是 





材质 砖 
夏 浆 强度 等 级 

厚度 (an) 240 
底 标高 pm) (0) 


起 点 高 度 (nm) (3000) 
终点 高 度 (mm) (3000) 
轴线 距 左 墙 皮 距离 (120) 
备注 











图 4-94 ”定义 墙 属性 (招标 ) 


2) 定 义 窗 C -1 属性 如 图 4-95 所 示 。 


属性 名 称 属性 值 
C-1 
洞口 宽度 (an) 1800 
洞口 高 度 (an) 1900 











框 左右 扣 尺 寸 mm) 0 
框 上 下 扣 尺寸 mm) 0 
框 厚 (an) 0 
立 梯 距离 em) 0 

离 地 高 度 (an) 900 
洞口 面积 (m) 3.42 
框 外 围 面积 (m) |3. 42 
备注 














图 4-95 定义 窗 C -1 属性 (招标 ) 


3 ) 定 义 窗 C -2 属性 如 图 4-96 所 示 。 


属性 名 称 属性 值 
C-2 
洞口 宽度 (mm) 1500 
洞口 高 度 (na) 1800 











和 框 左右 扣 尺 寸 mm) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 em) 0 
框 厚 (na) 0 
3XZ489E SE (na) 0 
离 地 高 度 (mm) 900 
洞口 面积 (mm) 2.7 
框 外 围 面积 Cm:) |2.7 
备注 


图 4-96 定义 窗 C -2 属性 (招标 ) 
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4) 定 义 门 M -1 属性 如 图 4-97 所 示 。 





属性 名 称 
M-1 
洞口 宽度 (nm) 900 
洞口 高 度 (an) 2100 
框 左右 扣 尺寸 (aa) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 mm) 0 


框 厚 pm) 0 

立 楼 距离 mm) 0 
洞口 面积 (m°) 1.89 
框 外 围 面积 Cm) |1.89 
底 标 高 m) (0) 
备注 





图 4-97 定义 门 M-1 


5) 定 义 房间 属性 如 图 4-98 所 示 。 





6) 定 义 单 墙 面 装 


(2) 软 件 画 图 


1 ) 装修 示意 图 如 图 4-100 所 示 。 


s 


墙 裙 高 度 (mm) 


跑 脚 高 度 (na) 





属性 值 





属性 ( 招标) 


























属性 名 称 








NQMZX-1 
墙 座高 度 (nm) 0 

踢 脚 高 度 (mm) 0 

备注 














到 4-98 ”定义 房间 属性 (招标 ) 


属性 值 














(s) 


图 4-99 定义 单 墙 面 装修 属性 (招标 ) 














图 4-100 ”装修 示意 图 (招标 ) 








2) 门窗 分 布 图 如 图 4-101 所 示 。 
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(3) 软件 计算 结果 如 图 4-102 所 示 。 






图 4-101 ”门窗 分 布 区 


构件 名称 /构件 位 置 
| m | 
RQM: 
NQM. 











181052 00É = 46.11 m 


(招标 ) 


ZX. POM 41902 <1, M1 墙 面 打 灰 面积 = 13.89 m 


工程 是 计 算式 





)> 

a 
WOMZX-1 [16)]/<1, B-120>, @, B-1 

20> 









ES 











2. 清单 模式 下 的 投标 


(1) 定 义 属性 

1) 定 义 墙 属性 如 图 4-103 所 示 。 
== Q-1 
材质 se 
papas J 548, 
厚度 (mm) 240 
底 标 高 om) (0) 

















起 点 高 度 (nm) (3000) 
终点 高 度 (mm) (3000) 
轴线 距 左 墙 皮 距离 ，(120) 
备注 











属性 名 称 
C-1 
洞口 宽度 (an) 1800 
洞口 高 度 (an) 1900 
框 左右 扣 尺寸 Ga) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 Ga) 0 


框 厚 em) 0 
立 档 距离 (am) 0 

离 地 高 度 (an) 900 
洞口 面积 (m' 3.42 
框 外 围 面积 (m) |3. 42 
备注 





图 4-104 定义 窗 C-1 





| 培 面 抹 永 面积 = 12.36 m 


到 4-102 ”软件 计算 结 








国 


H. 
N 





和 


ZX~1 [13]/<1+120, A>, 《1+120 m 


NQuZX-1 [15]/ G-120, B>, 2-120 |a 82 = 8.58 m 


(招标 ) 


图 4-103 ”定义 墙 属性 (投标 ) 
窗 C -1 属性 如 图 4-104 所 示 。 





E( 投 标 ) 
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3) 定 义 窗 C -2 属性 如 图 4-105 所 示 。 











属性 名 称 属性 值 
C-2 
洞口 宽度 (an) 1500 
洞口 高 度 (mm) 1800 
框 左右 扣 尺 寸 om) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 pm) o 
框 厚 (nm) 0 
立 档 距离 (mm) 0 
离 地 高 度 (an) 900 
洞口 面积 (m2) 2.7 
框 外 围 面 积 (m) 2.7 
备注 
图 4-105 ”定义 墙 C -2 属性 (投标 ) 
4) 定 义 门 M -1 属性 如 图 4-106 所 示 。 
属性 名 称 属性 值 
M-1 
洞口 宽度 (na) 900 
洞口 高 度 (mm) 2100 
框 左右 扣 尺寸 Ga) 0 
框 上 下 扣 尺寸 em) 0 
框 厚 pm) 0 
立 楼 距离 (nn) 0 
洞口 面积 (m°) 1.89 
框 外 围 面积 (m) |1.89 
底 标 高 m) (0) 
备注 
图 4-106 定义 门 M-1 属性 (投标 ) 











5) 定 义 房 间 属 性 如 图 4-107 所 示 。 























图 4-107 定义 房间 属性 (投标 ) 
6) 定 义 单 墙 面 装修 属性 如 图 4-108 所 示 。 
属性 名 称 属性 什 
NOMZX-1 
墙 裕 高 度 (nm) 。 O 
跟 脚 高 度 fhn) — O 
备注 
图 4-108 ”定义 单 墙 面 装修 属性 (投标 ) 


























(2) 软 件 画 图 
1 ) 装修 示意 图 如 图 4-109 所 示 。 
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价 (BIM 软件 篇 ) 

















图 4-109 ”装修 示意 图 (投标 ) 











2) 门窗 分 布 图 如 图 4-110 所 示 。 














图 4-110 ”门窗 分 布 图 





(投标 ) 








(3) 软件 计算 结果 如 图 4-111 所 示 。 










构件 名 称 /构件 位 置 





| 











3. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 
1) 定 义 墙 属性 如 图 4-112 所 示 。 








Q-1 
材质 8 
砂浆 强度 等 级 
厚度 (nm) 240 
底 标 高 (a) (0) 


起 点 高 度 (mm) (3000) 
终点 高 度 (mm) (3000) 
轴线 距 左 墙 皮 距离 (120) 
备注 








| ”ZX-! — —  ESUGFURUUBL = 46.11 m 
|aez-1D3)/ al, D, 1120 | 曲面 拓 水 面积 = 11.28 m 
1 06]/ 120》 人 31 | 入 面 打 灰 面积 = 12.36 m 


4-111 软件 计算 结 





(投标 ) 


图 4-112 定义 墙 属性 (定额 ) 


工程 量 计算 式 


# uq 3 hik Zb 4k r 4 . 147 ` 





2) 定 义 窗 C -1 属性 如 图 4-113 所 示 。 


属性 名 称 属性 值 
Cc-1 
洞口 宽度 mm) 1800 
洞口 高 度 (nm) 1900 
框 左右 扣 尺 寸 nm) 0 
框 上 下 扣 尺寸 nn) 0 
框 厚 (a) 0 
3Z480E SE (na) 0 
离 地 高 度 (mm) 900 
洞口 面积 (m) 3.42 
框 外 围 面积 (m) |3. 42 
备注 


图 4-113 定义 窗 C -1 属性 (定额 ) 


3) 定 义 窗 C -2 属性 如 图 4-114 所 示 。 


属性 名 称 属性 值 
C-2 
洞口 宽度 mm) 1500 
洞口 高 度 (na) 1800 
框 左 右 扣 尺寸 (aa) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 pm) 0 








框 厚 pm) 0 
立 档 距离 (mm) 0 
离 地 高 度 (mn) 900 
洞口 面积 (m) 2: 
框 外 围 面积 Cm) |2.7 
备注 | 








图 4-114 定义 窗 C -2 属性 (定额 ) 


4) 定 义 门 M -1 属性 如 图 4-115 所 示 。 


属性 名 称 属性 值 
有 -1 
洞口 宽度 (na) 900 
洞口 高 度 em) 2100 
框 左右 扣 尺 寸 (an) 0 
框 上 下 扣 尺 寸 (a) 0 








框 厚 (a) 0 

立 档 距离 (nm) 0 
洞口 面积 (m) |1.89 
框 外 围 面 积 (m) |1.89 
底 标高 m) (0) 
备注 





加 














4-115 定义 门 M -1 属性 (定额 ) 


5) 定 义 房 间 属 性 如 图 4-116 所 示 。 








图 4-116 定义 房间 属性 (定额 ) 
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6) 定 义 单 墙 面 装修 属性 如 图 4-117 所 示 。 


属性 名 称 属性 值 
NQNZX-1 
墙 裙 高 度 (nm) 0 
跑 脚 高 度 (nm) 0 
备注 





























= 








图 4-117 定义 单 墙 面 装修 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画 图 
1 ) 装修 示意 图 如 图 4-118 所 示 。 








图 4-118 ”装修 示意 图 (定额 ) 
2) 门 窗 分 布 图 如 图 4-119 所 示 。 




















图 4-119 “门窗 分 布 图 (定额 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-120 所 示 。 














| PPS | _ 构件 名 称 /构件 位 轩 
j= Ja =l 


HSU05EZçUOER = 46.11 m 


Wazx-1 [13]/<1+120, M, 《1+120 | 洁面 抹 灰 面积 = 11.28 m 


A <1, Atl 壤 面 打 灰 面积 = 13.89 m 


NOMZX~1 [15]/ <2~120, B>, 人 -120 š 


到 4-120 ”软件 计算 结果 (定额 ) 








| 


















工程 量 计算 式 
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4. 软件 操作 注意 事项 








(1) 最 好 先 画 房间 再 在 房间 中 添加 墙 
(2) 在 设置 房间 和 单 墙 面 装修 的 属性 时 ,把 踢 和 脚 和 墙 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 


1. 清单 模式 
(1) 定 义 属 性 




















1) 定 义 墙 属性 如 图 4-121 所 示 。 





面 装 修 。 








楼 层 底 标高 pm)-BH 


施工 方式 -WOC 
模板 类 型 -FT 
人 防 -FF 
汇总 类 别 -JZLB 
LEBIN 类 型 -LBIN 





参数 值 
墙 厚 (mm)-TN 240 
楼 层 顶 标 高 pm)-TH 3000 


0 


混凝土 强度 等 级 -CG C30 


水 送 商 品 混凝土 
复合 木 醒 

非 人 防 

默认 

混凝土 外 墙 


裙 的 属性 都 改 为 0。 











图 4-121 定义 墙 属性 (清单 ) 
2) 定 义 窗 C -1 属性 如 图 4-122 所 示 。 








参数 
框 厚 (mm)-TOF 
楼 层 底 标高 pm)-BH 
材质 -MT 
类 型 -CATE 
开局 方式 -0 
油漆 -? 
增 减 追 数 08.)-PTS 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 
汇总 类 别 -HZLB 
LBIN2S33-LBIM 


100 

900 

铝 合 金 
普通 窗 
平 天 
#TB818YE 
0 


默认 
窗 











3) 定 义 窗 C -2 属性 如 图 4-123 所 示 。 





图 4-122 定义 窗 C -1 属性 (清单 ) 
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算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 
参数 值 | 
E (me)-TOF 0 
楼 层 底 标高 mm)-BH 900 
材质 -NT 铝 合 
类 型 -CATE 普通 窗 
开局 方式 -0M 平 开 
油 深 -? WBSiRIE 
增 减 追 数 6G8)-PTS 0 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GHU 
汇总 类 别 -IZLB 默认 
LBIN 关 型 -LBIM = 

















4) 定 义 门 M —1 属性 如 图 4-124 所 示 。 





5 ) 定 义 内 墙 面 装修 NQMI 


图 4-125 ¿E Y. EM ñi 














图 4-123 ”定义 窗 C -2 属性 (清单 ) 
考 数 值 | 
框 原 (na)-TOF 0 
楼 层 底 标 高 na)-BH 0 
材质 -AT 木质 
类 型 -CATE 装 诸 门 
开局 方式 -08 平 开 
开局 角度 - 攻 45 
安装 位 置 -8Z 开局 方向 居中 
门 扁 凑 -DN 单 扁 
是 天 有 高 -80N x= 
五 金 材料 -jn 防火 门 匀 
油 深 -? 来 醚 混 凉 
增 减 追 数 G8)-PTS 0 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GIU 
汇总 类 别 -)CILE 默认 
LBIN 交 型 -LBIN 门 











加 














4-124 定义 门 M -1 属性 (清单 ) 





属性 如 图 4-125 所 示 。 


= 
3MESPBí8|- AR 


面 层 材质 -SH 
基层 材质 -BF 
三 继 材质 -GH 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 
汇总 类 别 -JZLB 
LBIWM 尖 型 -LIN 





ÉE 项 标高 nm)-TH 取 墙 柱 保 温 项 标高 
EBE 底 标 高 em)-BH 取 墙 柱 保温 底 标 高 


水 泥 砂 区 


默认 
内 墙 面 





























装修 NQMI 属性 (清单 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 4-126 所 示 。 











图 4-126 ”软件 画图 (清单 ) 














(3) 套 清单 如 图 4-127 所 示 。 


UYUUTIDWRTIKETTTIIESESS x 
清单 定额 | 吉利 | 查询 结果 | 








m T m 
ttt ttt 


大田 


B.S.1 
B.S.2 
B.S.3 
B.S.4 
由 -5.5.5 
B.S.6 
B.5.7 
B.5.8 花 
B.5.9 š 





0 | 2 
0205090002 =>ə3JF9fIRS — a2 








由 -8.6 其 地 工程 
由 - 市政 工程 工程 量 清单 了 | 
4 , 
| 清单 定额 查询 查询 





图 4-127 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-128 所 示 。 


序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计算 式 EE | rem 
B.S WE. WE. HW#ATIS 





3,76[ 长 度 ] xX3[ 高 度 ] 





3.76[ 长 度 ] Xx3[ 高 度 ]+0.07X6.6[ 门 . 窗 侧 壁 ] 
-2.7[ 窗 ] 


M1-2 5. 26[ 长 度 ] X3[ 高 度 ]+0.07X5.1[ 门 . WIB] 
-1.89[ 门 ] 


4-128 ”软件 计算 结果 (清单 ) 











ps 














2. 定额 模式 
(1) 定 义 属性 
1) 定 义 墙 属性 如 图 4-129 所 示 。 
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参数 值 
墙 厚 (mm)-TH 240 


楼 层 顶 标高 mm)-TH 3000 
楼 层 底 标 高 pm)-BH 0 
混凝土 强度 等 级 -C6 C530 





施工 方式 -Y0C 泵 送 商 品 混凝土 

模板 类 型 -FT 复合 木 模 

AB5-RF 非 人 防 

汇总 类 别 -HZLB 默认 

LEBIM 尖 型 -LEBIN 混凝土 外 墙 
i= 











图 4-129 ”定义 墙 属性 (定额 ) 
2) 定 义 窗 C -1 属性 如 图 4-130 所 示 。 











孝 数 值 
框 厚 (mm)-TOF 100 
#EBE 底 标高 mm)-BH 900 
材质 -MT 铝 合 金 
类 型 -CATE 普通 窗 
开局 方式 -04 平 开 
3BEE-P 来 楷 混 河 
增 减 追 数 星 )-FTS O 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GHU 


汇 部 类 别 -)2IB 默认 
LBIW 基 型 -LEIN 窗 











图 4-130 ”定义 窗 C -1 属性 (定额 ) 
3) 定 义 窗 C -2 属性 如 图 4-131 所 示 。 











参数 值 | 
框 厚 (mn)-TOF 0 
#EBE 底 标 商 (mm)-BH 900 
材质 -MT 辑 合 全 
类 型 -CATE 普通 窗 
开局 方式 -08 平 开 
油漆 -? Wier 
0003889 G8)-PTS 0 
图 集 名 称 -GN 
图 集 编号 -GRU 


汇总 类 别 -HZLB 默认 
LBIN 类 型 -LBIHN 窗 
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4) 定 义 门 M —1 属性 如 图 4-132 所 示 。 





5) 定 义 内 墙 面 装修 NQMI 


(2) 软 件 画 图 如 





PRI 











参数 值 | 
IE (mm)-TOoF 0 
EBE 底 标 高 (mm)-BH 0 
材质 -MT 木质 
关 型 -CATE 装饰 门 
开局 方式 - 串 平 开 
开启 角度 -了 45 
安装 位 置 -WYZ 开局 方向 居中 
门 扁 数 -DN *m 
是 否 有 亮 -B08 x 
五 金 材料 - 吉 防火 门 罚 
油 党 -? Wii 
H00W0832 68)-PIS 0 
图 集 名 称 -GH 
图 集 编号 -GNU 
汇总 类 别 -HLLB 默认 
LSIN 类 型 -LBIN 门 




















YT. 
a 





参数 


4-132 ”定义 门 M -1 属性 (定额 ) 


衣 性 如 图 4-133 所 示 。 
| të | 





T 








对 应 房间 -AR 


悉 层 顶 标高 wa)-TH 取 墙 柱 保温 顶 标高 
秩 层 底 标高 a)-BH 取 墙 柱 保温 廊 标 高 


面 层 材质 -SM 
基层 材质 -BFu 
三 维 材 硕 -GH 
图 集 名 称 -GH 
图 保 编 号 -GU 
汇总 类 别 -ZIB 
LBIN 类 型 -LEIWN 


默认 
内 墙 面 








图 4-133 





图 4-134 所 示 。 








图 





定义 内 墙 面 装修 NOM1 属 必 























4-134 ”软件 画图 (定额 ) 
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lu oo am nen- _ 


š 
š 
ni 








图 4-135 ”大 定额 (定额 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 4-136 所 示 。 

序号 
Fr Cam [| | 
EE 
= 一 一 一 全 一 一 一 一 一 
[lo ea | 


7. 装 饰 


3.76[ 长 度 ] x3[ 高 度 ] 


K Ti] 
PA | | PY escasa 窗 侧 壁 ] 
-2.7[ 窗 ] 
w 5. 26 [长 度 ] Xx3[ 高 度 ]+0.07X5.1[ 门 . 窗 侧 壁 ] 
M1-2 -1. 89[ 门 ] 
B/1-2 5.26[ 长 度 ] X3[ 高 度 ]+0.07X7. 4[ 门 . 窗 训 壁 ] 
-3. 42[ 窗 ] 


到 4-136 ”软件 计算 结果 (定额 ) 
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3. 软件 操作 注意 事项 
(1) 要 注意 设置 墙 的 厚度 为 240mm。 
(2 ) 两 个 窗 的 型 号 是 不 同 的 ,记得 不 要 选 错 了 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 
(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 
手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 4-10。 
表 4-10 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 



































工程 名 称 类 别 手下 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 46.11 46.11 46.11 47.45 
墙纸 被 糊 定额 46.11 46.11 47.45 
差 值 0 0 0 1.34 1.34 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

门窗 侧 壁 问题 :手工 算 量 和 广 联 达 软 件 算 量 在 本 例题 中 都 未 计算 门窗 侧 壁 问题 ,而 鲁班 软 
件 算 量 则 计算 了 门窗 侧 壁 ,其 中 窗 C -1 的 侧 壁 为 0.07 x (1.8x2+1.9x2)x2,C-2 的 侧 壁 
为 0.07 x(1.5x2+1.8x2) x2, 门 M-1l 的 侧 壁 为 0.07 x (2.1 x2 +0.9) ,其 中 0.07 为 门窗 
侧 壁 的 宽度 。 


st HAB 6 L Pe 


【 例 1】 图 5-1 所 示 为 货架 正 立 面 图 。 货 架 工 程 量 以 正 立 面 的 高 (包括 货架 脚 的 高 度 在 
内 ) 乘 以 宽 以 平方 米 计 算 ,计算 其 工程 量 。 





1600 





150 


k 1200 .| 











【 解 】 一 、 手 工 算 量 

货架 工程 量 :S = (1.6 +0.15) x1.2m =2.10m 

【 注释 】 货架 工程 量 以 正 立 面 的 高 (包括 货架 脚 的 高 度 在 内 ) 乘 以 宽 以 平方 米 计 算 ,1.6 
为 货架 的 高 ,0.15 为 货架 脚 的 高 ,1.2 为 货架 的 宽 。 

【解析 】 在 计算 货架 、 柜 橱 类 的 工程 量 时 均 以 正 立 面 的 高 乘 以 宽 以 平方 米 计 算 。 在 计算 
高 时 一 定 要 包括 其 脚 的 高 度 在 内 ,不 能 忽略 而 只 计算 货架 、 柜 橱 等 的 正 立 面 面 积 。 

清单 工程 量 计算 见 表 5-1. 








表 5-1 清单 工程 量 计 算 




















项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011501018001 货架 货架 人 1 
二 、 软 件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
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(1) 定 义 货架 属性 如 图 5-2 所 示 。 
属性 编辑 | 构件 做 法 | 




















性 (招标 ) 














24 














53 软件 画图 (招标 ) 





(3) 软 件 计算 结果 如 图 5-4 所 示 。 
FEET 


构件 工程 量 | 做 法 工程 量 | 
@ 清单 工程 量 〇 定 赂 工程 量 







图 5-4 软件 计算 结果 (招标 ) 








2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 货架 属性 如 图 5-5 所 示 。 
属性 编辑 | 构件 做 法 | 





| 4 | 截面 面积 (m) 









图 5-5 定义 货架 属性 (投标 ) 














ps 














5-6 软件 画图 (投标 ) 
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(3) 软件 计算 结果 如 图 5-7 所 示 。 


| 同 查 看 构件 图 元 工程 量 ox 
构件 工程 量 | 做 法 工程 量 | 
@ 清单 工程 量 DO 定额 工程 量 


| 
| | 名称 ”| 原始 面积 和 m| 周 长 @) | 计算 面积 
EW: IZNJ-1 Š Š 








28] 











5-7 ”软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 货架 属性 如 图 5-8 所 示 。 
属性 编辑 | 构件 做 法 | 














s 











5-9 ”软件 画图 (定额 ) 








(3) 软 件 计算 结果 如 图 5-10 所 示 。 


EE SA olxl 


构件 工程 量 | 做法 工程 量 | 
@ 清单 工程 量 定额 工程 量 





设置 分 类 及 工程 量 G) | 导出 到 了 Excel | 导出 到 已 有 Excel | | 








ps 








5-10 “软件 计算 结果 (定额 ) 








4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 在 楼 层 管理 中 楼 层 的 层 高 可 以 以 软件 的 默认 值 为 准 , 因 楼 层 的 层 高 对 构件 不 会 造成 


Et 
4 响 ° 
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(2) 绘 制 轴 网 时 注意 轴 网 的 进深 与 开间 , 因 轴 网 的 进深 与 开间 将 决定 货架 的 长 度 与 高 度 。 

(3) 货 架 其 实 就 是 用 板 组 合 而 成 的 ,所 以 可 以 用 板 来 定义 货架 。 

(4) 货 架 所 求 的 工程 量 其 实 就 是 板 外 围 的 面积 ,所 以 可 以 用 建筑 面积 来 求 出 板 外 围 的 面 
积 , 这 样 就 可 以 得 出 货架 的 定额 工程 量 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 货架 属性 如 图 5-11 所 示 。 














= ID| xl 
[ m =] muger] 构件 另存 | sn 经 典 布 局 
# | =ë | 梁 cb #@tm |re 
H — "| Ci I ME | 厂 不 参与 自动 套 清单 >> 













板 厚 (mm)-TH 600 
标高 屋 性 

##E 顶 标高 3000 
二 材质 尾 性 

BR2818338-6 C30 
施工 方式 -Y0 泵 送 预 拌 混凝土 
模板 类 型 -PT 复合 木 模 

































































图 5-12 软件 画图 (清单 ) 


(3) 套 清单 如 图 5-13 所 示 。 
> 
清单 定额 | 处 部 清单 | 查询 结果 | 





B.6. 

由 :8.6.3 浴 而 配件 

B.6.4 压条 、 装 肇 线 

B.6.5 FIS. Mar 可 


图 5-13 ， 套 清单 (清单 ) 
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(4) 软件 计算 结果 如 图 5-14 所 示 。 


I. 规格 : 


SE ee 
料 














图 5-14 ”软件 计算 结果 (清单 ) 








2. 定额 模式 
(1) 定 义 货架 属性 如 图 5-15 所 示 。 
PTZ — = DJ xÍ 








ET C30 
施工 方式 -YO RR IE3+ 
模板 类 型 -PT 复合 木 模 






































(2) 软 件 画 图 如 区 











图 5-16 软件 画图 (定额 ) 














(3) 套 定额 如 图 5-17 所 示 。 
xl 











图 5-17 套 定额 (定额 ) 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 5$-18 所 示 。 
m= 


9. 多 义 图 元 
[Fe Memm | ww | j 


到 5-18 ”软件 计算 结果 (定额 ) 














3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 楼 层 管理 中 楼 层 的 层 高 可 以 以 软件 的 默认 值 为 准 , 因 楼 层 的 层 高 对 构件 不 会 造成 
影响 。 

(2) 绘 制 轴 网 时 注意 轴 网 的 进深 与 开间 , 因 轴 网 的 进深 与 开间 将 决定 货架 的 长 度 与 高 度 。 

(3) 货架 其 实 就 是 用 板 组 合 而 成 的 ,所 以 可 以 用 板 来 定义 货架 。 

(4) 货架 所 求 的 工程 量 其 实 就 是 板 外 围 的 面积 ,所 以 可 以 用 建筑 面积 来 求 出 板 外 围 的 面 
了 ,这 样 就 可 以 得 出 货架 的 定额 工程 量 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 52。 


表 5-2 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 




































































工程 名 称 类 别 TE 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 1 个 2.1 1 1 个 
货架 定额 2.10 21 2.10 
差 值 无 法 对 比 | 无 法 对 比 | 无 法 对 比 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 货架 是 由 板 组 成 , 广 联 达 软 件 在 清单 招标 、 投 标 模式 下 板 的 工程 量 是 以 “m ”为 单位 ， 
而 手工 算 量 在 清单 模式 下 是 以 “个 ”为 单位 ,所 以 二 者 无 法 进行 对 比 。 

(2) 贷 架 在 广 联 达 软件 定额 模式 下 所 得 结果 与 手工 算 量 所 得 结果 无 差 值 。 

(3) 货架 在 鲁班 软件 清单 .定额 模式 下 所 得 结果 与 手工 算 量 所 得 结果 无 差 值 。 















































第 二 市 ” 浴 而 配件 











【 例 2】 如 5-19 所 示 , 计 算 洗 汶 台 工程 量 ,图 示 孔 洞 半径 为 30mm。 





600 
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【 解 】 一 、 手 工 算 量 

洗 汶 台 工程 量 : 

正确 的 计算 为 S$ =(0.6 x1.0)m =0.60m。 

【注释 】 洗 洒 人 台 工 程 量 只 需 按 设计 图 示 尺 寸 以 台面 外 接生 形 面积 计算 ,0.6 为 台面 外 接 
珑 形 的 宽 ,1.0 为 台面 外 接 抵 形 的 长 。 

错误 的 计算 为 $ =(0.6 x1.0 -3.1416 x0.032)m° =0.60m°, 

【解析 】 洗 滞 合 的 工程 量 只 需 按 设计 图 示 尺 寸 以 台面 外 接 算 形 面积 计算 ,不 用 扣除 孔 
洞 、 挖 弯 、 削 角 所 占 的 面积 。 

因此 ,在 计算 洗 汶 台 的 工程 量 时 ,不 管 孔洞 的 直径 多 少 ,孔洞 个 数 多 少 ,都 无 需 扣 除 。 

清单 工程 量 计算 见 表 5-3。 

















表 5-3 清单 工程 量 计算 





























项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011505001001 洗 汶 台 洗 漆 台 r 0.60 
二 软件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 洗 漆 合 属性 如 图 5-20 所 示 。 











图 5-20 ”定义 洗 滞 台 属性 (招标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 5-21 所 示 。 




















图 5-21 软件 画图 (招标 ) 
(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 5-22 所 示 。 
=IÍD| xl 


构件 工程 量 | 做 法 工程 量 | 
@ 清单 工程 量 号 定额 工程 量 


设置 分 类 及 工程 是 G) | 导出 到 Excel | 导出 到 已 有 Excel Í] 


5-22 ”软件 计算 结果 (招标 ) 








加 











. 162: 一 图 一 算 之 装饰 装修 工程 造价 (BIM 软件 篇 ) 





2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 洗 汶 台 属性 如 图 5-23 所 示 。 









0.002827 





图 5-23 ”定义 洗 澈 台 属 性 (投标 ) 














图 5-24 ”软件 画图 (投标 ) 


(3) 软件 计算 结 人 5-25 所 示 。 
= D| x] 


构件 工程 量 | 做 法 工程 量 | 

@ 清单 工程 量 口 定额 工程 量 

pesa a rss 
二 














设置 分 类 及 工程 量 G) | 导出 到 Excel | 导出 到 已 有 Excel l] 








s 








525 ”软件 计算 结果 (投标 ) 





3. 定额 模式 
(1) 定 义 洗 滞 台 属性 如 图 5-26 所 示 。 









0.002827 





图 5-26 定义 洗 漆 台 属性 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 5-27 所 示 。 











图 5-27 软件 画图 (定额 ) 
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(3) 软件 计算 结果 如 图 5-28 所 示 。 


=ID| l 
构件 工程 量 | 做 法 工程 量 | 
@ 清单 工程 量 局 定额 工程 量 


C 28 rs | 
二 一 一 一 一 -一 一 








ps 








5-28 ”软件 计算 结果 (定额 ) 








4. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 楼 层 管理 中 楼 层 的 层 高 对 洗 汶 台 不 会 造成 影响 ,所 以 层 高 可 以 以 软件 的 默认 值 
为 准 。 

(2) 绘制 轴 网 时 注意 轴 网 的 进深 与 开间 , 因 轴 网 的 进深 与 开间 将 决定 洗 汶 台 的 长 度 与 宽 
度 , 从 而 决定 洗 汶 台 的 面积 。 如 果 洗 汶 台 的 长 度 与 宽度 定义 错误 则 决定 洗 澈 台 的 工程 量 所 得 
结果 与 手工 算 量 所 得 结果 一 定 有 误差 。 

(3 ) 洗 注 台 就 是 一 个 独立 的 体 , 所 求 工 程 量 就 是 这 个 体 的 面积 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 洗 汶 台 属性 如 图 5-29 所 示 。 




















=I9lxl 
hz 了 ] [属性 复制 | 构件 另存 经 典 布 局 | 


:| SED 


BE 广 不 参与 自动 套套 清单 >> | 




















图 5-29 ”定义 洗 激 台 属性 (清单 ) 
(2) 软 件 画图 如 图 5-30 所 示 。 

















图 5-30 软件 


E 
Ps 








(清单 ) 
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(3) 套 清单 如 图 5-31 所 示 。 
>| 





020603003 ff 根 
020603004 治 订 拉手 。 根 
020803005 ”毛巾 杆 ( 架 ) 根 
020603006 ”毛巾 环 SH 
020603007 ”卫生 纸 合 ”个 
020603008 ”肥皂 盒 ”个 
020603009 镜面 玻璃 了 吧 


020603010 镜 箱 Ë ` 





图 5-31 套 清 单 (清单 ) 
(4) 软件 计算 结果 如 图 5-32 所 示 。 


序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 


B.6 其 他 工程 








020603001 




















2. 定额 模式 
(1) 定 义 洗 漆 合 属性 如 图 5-33 所 示 。 





[D| xl 
[县 Jj 构件 另存 £t 


本 als 














图 5-33 ”定义 洗 汶 台 属性 (定额 ) 
(2) 软件 画图 如 图 5-34 所 示 。 

















软件 画 医 
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(3) 套 定额 如 图 $-35 所 示 。 
>| 


出 


t @ — m m = 





加 由 二 出击 











图 3$-35 ” 套 定额 (定额 ) 
(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 5-36 所 示 。 
F EW 


9. 多 义 图 元 


' ez Mim | = [ ss 


图 5-36 ”软件 计算 结果 (定额 ) 

















3. 软件 操作 注意 事项 

(1) 在 楼 层 管理 中 楼 层 的 层 高 对 洗 漆 台 不 会 造成 影响 ,所 以 层 高 可 以 以 软件 的 默认 值 
为 准 。 

(2) 绘制 轴 网 时 注意 轴 网 的 进深 与 开间 , 因 轴 网 的 进深 与 开间 将 决定 洗 注 台 的 长 度 与 宽 
度 ,从 而 决定 洗 注 台 的 面积 。 如 果 洗 汶 台 的 长 度 与 宽度 定义 错误 则 决定 洗 注 台 的 工程 量 所 得 
结果 与 手工 算 量 所 得 结果 一 定 有 误差 。 

(3) 洗 澈 台 就 是 一 个 独立 的 体 ,所 求 工 程 量 就 是 这 个 体 的 面积 。 

(4) 套 定额 时 ,由 于 该 软件 中 没有 什么 洗 滞 台 之 类 的 浴 而 配件 ,又 因为 该 洗 滞 全 就 是 一 个 
独立 的 体 ,所 以 可 以 选择 多 义 图 元 体 中 的 构件 外 包 面 积 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 5-4。 


表 5-4 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 


















































- 程 名 称 类 别 s L 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 0.6 0.6 0.6 0.6 0.60 
WW 定额 0.6 0.60 
差 值 0 0 0 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 
(1) 洗 澈 台 在 广 联 达 软件 清单 招标 .投标 模式 下 所 得 结果 与 手工 算 量 所 得 结果 无 差 值 。 
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(2) 洗 注 台 在 鲁班 软件 清单 .定额 模式 下 所 得 结果 与 手工 算 量 所 得 结果 无 差 值 。 
以 上 原因 为 软件 计算 方法 与 手工 算 量 的 计算 方法 相同 ,所 求 的 都 是 一 块 面积 ,所 以 所 得 结 
果 无 误差 。 

















第 三 节 ”招牌 .灯箱 


【 例 3】 如 图 5-37 所 示 , 灯 箱 高 500mm 计算 灯箱 面积 工程 量 。 





















































~ 
有 机 玻璃 
铝 合金 边框 
= 
š 
" Ë= + 
800 
k f 灯具 
a ) b) 
图 5-37 灯箱 示意 图 
a) 平 面 图 b) 灯 箱 截面 图 
【 解 】 
一 .手工 算 量 
灯箱 面 层 的 工程 量 : 





正确 的 计算 为 $=(2.0 +0.8)mx2 x0.5m=2.80m’。 

【 注释】 灯箱 面 层 的 工程 量 按 图 示 尺 寸 以 展开 面积 以 平方 米 计算 , 即 用 展开 长 度 (2.0 + 
0.8) x2 乘 以 高 度 0.5 计算 。 

错误 的 计算 为 $=0.8 x2.0m° =1.60m° 

【解析 】 灯箱 面 层 的 工程 量 按 图 示 尺 寸 以 展开 面积 以 平方 米 计算 。 

即 用 展开 长 度 乘 以 高 度 计算 ,而 不 能 简单 的 用 灯箱 面 层 的 平面 投影 面积 计算 。 

清单 工程 量 计算 见 表 5-5。 

















表 5-5 清单 工程 量 计 算 












































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011507003001 灯箱 灯箱 面 层 m2 2.80 
— KA B: 


(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 房 间 属性 如 图 5-38 所 示 。 
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b 房间 
@ FJ-1 











WA 


538 ”定义 房间 属性 (招标 ) 














(2) 软 件 画 图 如 图 5-39 所 示 。 








到 5-39 ”软件 画图 (招标 ) 
(3) 软件 计算 结果 如 图 5-40 所 示 。 


dl 
构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计 算式 

















| m hr | 
EUR SERIE = s SQhiSEKIDo-SGSE = 2-8" 





/A 


5-40 ”软件 计算 结果 (招标 ) 











2. 清单 模式 下 的 投标 


(1) 定 义 房间 属性 如 图 5-41 所 示 。 
=F LPBUESSSE || PF82022 | 








房间 
@ FJ-1 











图 5-41 定义 房间 属性 (投标 ) 
(2) 软 件 画 图 如 图 5-42 所 示 。 




















ps 


软件 画图 (投标 ) 


5-4 


MD 
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(3) 软 件 计算 结果 如 图 5-43 所 示 。 


一 、 房 间 
构件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 





= FT-1 ISISSEAISER = 2.8 m 
| 41 | FJ-1[40]/<41+450,8-1050> BSMBREUDER = 5.6< 内 墙 皮 长 度 )*0.5< 高 度 》 = 2.8 mw 





5-43 ”软件 计算 结果 (投标 ) 


PRI 











3. 定额 模式 
(1) 定 义 房间 属性 如 图 5-44 所 示 。 


b 房间 
t FJ-1 





= LFBUESSSB || PF00122 | 











妈 5-44 ”定义 房间 属性 (定额 ) 











(2) 软 件 画 图 如 图 5-45 所 示 。 














图 5-45 ”软件 画图 (定额 ) 


(3) 软件 计算 结果 如 图 5-46 所 示 。 


| eee. 1 SRE = 2 8 m 
ISHBPEZK DE, = 5.6《 内 墙 皮 长 度 )#*0.5< 高 度 》 = 2.8 m 


FJ-1[40]/ <1+450, B-1050> 








5-46 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


/A 











4. 软件 操作 注意 事项 
(1) 定 义 房间 的 属性 ,设置 房间 墙 裙 的 高 度 。 

(2) 建 立轴 网 绘图 ,再 汇总 计算 ,对 想 要 的 工程 量 进 行 提取 即 可 。 
(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 墙 属性 如 图 5-47 所 示 。 





























169 > 








28 — >| 一 构件 列表 本 厂 尾 性 列表 Pe 不 参与 自动 套 










墙 厚 (mm)-TN 100 
口 标高 尾 性 
楼 层 项 标高 (nm): 500 
楼 屋 底 标 高 (na) 0 
口 材质 尾 性 
混凝土 强度 等 级 -06 C30 
施工 方式 -FW0C “| 票 送 商品 雄 
模板 类 型 -PT 复合 木 模 











人 防 -RF 非 人 防 
口 LBIm E EE 
汇总 类 别 -JZLB | 默认 









LBIN 类 型 -LBIN 





一 一 一 一 








ps 


5-47 É X 
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《2) 软 件 画 图 如 图 5-48 所 示 。 








图 5-48 软件 画图 (清单 ) 





(3 ) 套 清单 如 图 5-49 所 示 。 


ES A eT To X| 
清单 定额 | 外 部 清单 | 查询 结果 | ———— 





020201002 Stk ee 
020201003 。 墙 面色 锋 有 


2. 
2.3 FET 

2.4 墙 面 键 贴 块 料 四 
了 

2. 

.2 

2 


4 

s 柱 面 键 贴 块 料 
6 
7 
8 


1 





| 清单 定额 查询 查询 


图 5-49 ” 套 清单 ( 清 六 


I 
x= 
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(4) 软 件 计算 结果 如 图 5-50 所 示 。 
汇总 表 ee ne 





| we | — maen — |EE | za F 8522] ss 
————— s L 


020201001 














图 5-50 ”软件 计算 结果 (清单 


x 








2. 定额 模式 
(1) 定 义 墙 属性 如 图 5-51 所 示 。 































E? -构件 列表 -] | 属性 列表 一 一 | 计算 设置 ”不 参与 自动 套 。 计算 项 目 BES: 
| 
| 

楼 屋 底 标 高 em) 0 | 
-| 材质 尾 性 

混凝土 强度 等 级 -06 C30 | 

施工 方式 -WOC sem su | 

模板 类 型 -PT 复合 木 模 

人 防 -RF 非 人 防 | 
-| LBIm EE EE 

汇总 类 别 -JZLB 默认 

LBIN 闪 型-LBIM — 3 

= 


























图 5-51 


定义 墙 属性 (定额 ) 











(2) 软 件 画图 如 图 5-52 所 示 。 











图 5-52 


软件 画图 














(3) 套 定额 如 图 5-53 所 示 。 
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加 检定 额 (双击 园 中 ) | 
章节 入 显示 
日 -7. 装 肇 








图 5-53 EA 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 5-54 所 示 。 


汇总 表 | 计算 书 | 而 各 下 | (Tre | 房间 表 | 构件 表 | 是 指 标 | 实物 量 (去 报 下 ) | 
| 序号 | *ës | — m£ — | 单位 | rem | 单价 | 合 价 | 备注 | 
| Wi | 


7. 装 肇 





[ih mie |» [ 加 | | | 


图 5-54 ”软件 计算 结果 (定额 ) 














3. 软件 操作 注意 事项 

本 题 计算 的 是 灯箱 面 层 的 面积 : 

(1) 第 一 步 建立 轴 网 ,选择 合适 灯箱 宽度 和 高 度 的 轴 间 距 , 轴 间距 大 于 灯箱 的 宽度 。 
(2) 在 套 清单 时 ,可 以 选择 自动 套 清单 , 套 定额 时 ,要 手动 套 定额 ,汇总 计算 即 可 。 
三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 5-6。 


表 5-6 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 






























































工程 名 称 类 别 Sn 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 
清单 2.8 2.8 2.8 2.8 
灯箱 面 层 定额 2.8 2.8 
差 值 0 0 0 0 























(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 

(1) 手 工 计算 灯箱 面 层 的 工程 量 的 计算 公式 为 ,灯箱 的 展开 长 度 乘 以 高 度 , 广 联 达 软 件 计 
算 公式 与 手工 计算 一 致 , 先 绘图 ,装修 房间 ,把 灯箱 的 高 度 设 置 为 墙 裙 的 高 度 ,计算 出 墙 裙 抹 灰 
面积 的 工程 量 就 是 灯箱 面 层 的 工程 量 ,软件 计算 与 手工 计算 结果 无 差 值 。 

(2) 和 鲁班 软件 计算 的 是 墙 面 抹 灰 工程 量 ,计算 公式 与 手工 计算 灯箱 一 致 , 均 为 长 度 乘 以 高 
度 , 只 要 在 绘图 时 把 墙 的 高 度 设 为 灯箱 的 高 度 即 可 。 

(3) 软 件 算 量 和 手工 算 量 计算 方法 一 致 , 均 用 总 长 度 乘 以 高 度 , 因 此 无 差 值 。 
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第 四 节 ”美术 字 











【 例 4】 某 房 地 产 广告 ,商家 要 求 设置 大 的 美术 字 ,以 突出 宣传 效果 ,美术 字 为 金属 字 , 字 
体 如 图 5-55 所 示 ,计算 美术 字 工 程 量 。 








500 























【 解 】 一 手工 算 量 

(一 ) 定 额 工程 量 

美术 字 安 装 按 字 的 最 大 外 围 矩 形 面 积 以 个 计算 。 
“ 开 ” 字 的 面积 = (0.45 x0.5)m ° =0.23m? 

“ 字 ” 字 的 面积 = (0.45 x0.5)m =0.23m 
美术 字 安 装 工程 量 为 2 个 。 

套用 消耗 量 定 额 15 - 176. 

(二 ) 清 单 工程 量 

金属 字 按 设计 图 示 数 量 计算 。 

该 题 中 ,金属 字 为 “ 开 宇 ” ,数量 为 2 个 ,所 以 工程 量 为 2 个 。 
清单 工程 量 计算 见 表 5-7。 











表 5-7 清单 工程 量 计 算 





























项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 
011508004001 金属 字 大 的 美术 字 T 2 
二 、 软 件 算 量 


(一 ) 广 联 达 软件 算 量 
1. 清单 模式 下 的 招标 
(1) 定 义 金属 字 属 性 如 图 5-56 所 示 。 
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图 5-56 定义 金属 字 属 性 (招标 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 5-57 所 示 。 























图 5-57 软件 画图 (招标 ) 


(3) 软 件 计 算 结 果 如 图 5-58 所 示 。 











工程 量 计算 式 








ps 








5-58 ”软件 计算 结果 (招标 ) 





2. 清单 模式 下 的 投标 
(1) 定 义 金 属 字 属 性 如 图 5-59 所 示 。 


x 自 定义 点 
€@ ZDYD-1 





























图 5-59 ”定义 金属 字 属 性 (投标 ) 


(2) 软 件 画 图 如 图 5-60 所 示 。 

















ps 








5-60 ”软件 画图 (投标 ) 
(3) 软 件 计算 结果 如 图 5-61 所 示 。 




















物件 名 称 /构件 位 置 工程 量 计算 式 


全 屎 字 [5]/<1,8> 数 
全 属 字 [6]7 们 ,人 > z 





[ t 1 





/A 








5-61 软件 计算 结果 (投标 ) 
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3. 定额 模式 
(1) 定 义 金属 字 属 性 如 图 5-62 所 示 。 


x 自 定义 点 
€@ ZDYD-1 




















图 5-62 定义 金属 字 属 性 (定额 ) 


(2) 软 件 画图 如 图 5-63 所 示 。 








5-63 ”软件 画图 (定额 ) 


工程 量 计 算式 

















图 5-64 ”软件 计算 结果 (定额 ) 


4. 软件 操作 注意 事项 

本 题 计算 的 是 金属 美术 字 的 工程 量 。 

(1) 第 一 步 建 立轴 网 , 先 定义 一 个 美术 字 的 属性 。 

(2) 选 择 自 定义 点 进行 绘图 ,计算 点 的 数量 就 是 金属 美术 字 的 工程 量 。 

(二 ) 和 鲁班 软件 算 量 

1. 清单 模式 

(1) 定 义 金属 字 属 性 如 图 5-65 所 示 。 
[22% ” 司 二 构件 列 表 |- 民 性 列表 


口 LIBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB 多 义 构件 \ 点 实体 






































图 5-65 ”定义 金属 字 属 性 (清单 ) 
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(2) 软 件 画图 如 图 5-66 所 示 。 





图 5-66 软件 画图 (清单 ) 





(3) 套 清单 如 图 5-67 所 示 。 
x| 





由 -市政 工程 工程 是 清单 


由 - 园林 绿化 工程 量 清单 
措施 项 目 





[车 单 二 查询 查询 | 











图 5-67 套 清单 (清单 ) 
(4) 软 件 计算 结果 如 图 5$-68 所 示 。 
汇总 表 | 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 ) | 


g: 














图 5-68 ”软件 计算 结果 (清单 ) 





2. 定额 模式 
(1) 定 义 金属 字 属 性 如 图 5-69 所 示 。 
— -属性 列表 











口 LBIE 尾 性 
汇总 类 别 -JZLB ”多 义 构件 \ 点 实体 
LBIN 交 型 -LBIN “点 实体 



































图 5-69 ”定义 金属 字 属 性 (定额 ) 
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图 5-70 ”软件 画图 (定额 ) 














(3) 套 定额 如 图 5-71 所 示 。 
[ 套 定额 (双击 选中 ) x| 


章节 树 
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Domoumewn 一 Z 四 | 
S= 
l sht 
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+] F) P.) Fg-0Dr 


i + 


图 5-71 套 定额 (定额 ) 


(4) 软 件 计 算 结 果 如 图 5-72 所 示 。 
汇总 表 | 计算 书 | 面积 表 | 门窗 表 | 房间 表 | 构件 表 | 量 指标 | 实物 量 ( 云 报表 }| 





i jaa Wm | 人 人 | dd | | 


5-72 ”软件 计算 结果 (定额 ) 





ps 














3. 软件 操作 注意 事项 

本 题 计算 的 是 金属 美术 字 的 工程 量 , 计 算 公 式 为 :美术 字 每 个 字 的 面积 。 

(1) 第 一 步 建 立轴 网 , 先 定义 一 个 美术 字面 积 的 属性 。 

《2) 选 择 自 定 义 面 进行 绘图 ,再 套 清单 工程 量 和 定额 工程 量 进行 汇总 计算 ,计算 面 的 面积 
就 是 一 个 金属 美术 字 的 工程 量 。 

三 .手工 算 量 与 软件 算 量 对 比 与 分 析 

(一 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 对 比 

手工 与 软件 计算 差 值 对 比 见 表 5-8。 
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表 5-8 手工 与 软件 计算 差 值 对 比 





























工程 名 称 类 别 +: 广 联 达 广 联 达 广 联 达 鲁班 鲁班 
清单 /定额 数值 招标 投标 定额 清单 定额 

清单 2 2 2 2 
金属 字 定额 2 2 2 
差 值 0 0 0 0 0 0 








(二 ) 手 工 与 软件 计算 差 值 分 析 


(1) 广 联 达 软件 和 和 鲁班 软件 在 计算 安 妆 
的 属性 ,选择 自 定义 点 来 进行 绘图 ,再 分 别 套 入 金属 美术 字 的 清单 工程 量 和 定额 工程 量 , 计 算 








P 






































金属 美术 字 的 工程 量 时 , 先 定 义 一 个 金属 美术 字 





《2) 软 件 计算 和 手工 算 量 计算 方法 一 致 ,因此 无 差 值 。 








FL E 











点 的 数量 就 是 安装 金属 美术 字 的 工程 量 , 以 个 计算 ,一 共有 2 个 , 即 金属 美术 字 的 工程 量 为 2。 


